2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


| 2014 Sonuna 2015 yı (2016 Yı 2017 Yal 
Sıra r š Baslama Kadar 
Proje No Proje Adi Yer Karakteristik š Proje Tutarı 4 Yatırım Yatırım Yatırım 
No Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği Ödeneği Ödeneği 
Harcama 
İ g si AŞ İ 
Fen Lisesi İnşaatları 160.303. 29.953, 30.500, 64.576. 35.276 
| | 2015 Devam Eden Projeler | 77.303! 29.953 18.050 29.300 
x E ə 8 qiza a. 24 Derslik-- Sp. 51.+520 Öğr. ; | [2 | Б 
|1 [1994H010470 Fan Lisesi Апкага Kim | 24 Dans 10 Dai Loj, (19453 m2) 2011-2015 19.803 19703 100) 
| x pa 
| 2  1994H010470 Fen Lisesi İzmir Ödemiş 16 116 Derslik +5р.5+200 Öğr. Pans 2014-2016 12.250 2.150 3.500 6.600. 
3 1994H010470 Fen Lisesi Konya Selçuklu 32 7 Or. Pans (14084 1 2014-2016 13.000 2.000 3.500 7.500 
P TE | Š _ 16 Derslik + 200 Öğr. Pans.+ Sp. 4 | | İ | 
4 1994H010470 Fen Lisesi Erzurum Yakutiye 16 İşi (10405 m2) 2014 - 2016 12.250) 2.000 3700) 6.550 
5 1994H010470 Fen Lisesi Hakkari Merkez 16 77 Оё. Pans. (11419 2014-2016 11.000, 2.100 3750 5.150 
| 6 1994H010470 Fen Lisesi Van Erciş од (24 Dersliki200 Öğr. Pans.tSpor | 2014. 2016 9.000) 2.000 3.500 3.500 
Жл | | “Sal. (11151 m2) | | 
| İ İ İ İ İ İ 
İSƏ 2015 Yeni Projeler | | 83.000, | 12.450 85010 
сеш у крс) -————. кенне 2... _ — ss. eni ssni .—. bın düzdə ER sssi š — 
l | “ 
| 1 1994H010470 Шш Lisesi Adana Seyhan 24 124 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 13.500| | 2025 5.738! 
1 | | | Е | | | 
| 2 1994H010470 Fen Lisesi Antalya "Kepez 32 (32 Dersliks200 Öğr. Pans. 2015-2017 14.500) 2.175 6.163 6.163. 
+ —— - + — —— — — — — — —— — — 
| 3 | 1994H010470 Fen Lisesi Giresun Bulancak 24 24 Derslik*200 Öğr.Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5.738 5.738 
| t | + | 
| Е | 
| 4 (19944010470 “Fen Lisesi Gümüşhane Şiran 16 16 Derslik+200 Öğr. Pans.+Sp.SI. 2015-2017 13.500) 2025) 5.738 5.738. 
5 1994H010470 Fen Lisesi İstanbul K.Çekmece 32 32 Derslik-200 Öğr. Pans. 2015-2017 14.500 2175 6.163 6.163 
6 1994H010470 Fen Lisesi Konya Karatay 24 24 Derslik*200 Öğr. Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5738 5.738 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


те | | il? : Balını pass 72015 Yal 2016 Yılı 2017 Yi 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini -—- —. həmə 
s . z - | Нагсата ali | | 
adolu Liseleri İnşaatları 2.211.221 514.210 559.322) 634576 503.116 
ВЕ səl 001 ssn зыл) м млг воз 
1 1994H1010080 İspor Lisesi Ardahan Merkez 16 16 Derslik +5р.51. (5691 m2) 2014-2015 6.000 1.200 4.800 
2 (1994H010080 гүш Güzel Sanatlar ve Spor альщ Ataşehir 20 “. Sİ 2011-2015 18.500 15.458 3.042 
з 1994010080 -— 75 Spor Кенг | Merkez a Kon. 2008-2015 9200 a000 5200) 
4 1994H010080 m Anadolu Güzel Sanatlar | Samsun İlkadim 16 ayın Öğr. Pans"Konf 2012. 2015 11.000 7.725 3.275 
| 5 |1994H010080 İsalı бален Lisesi (TOKİ) Bolu Dörtdivan 16 16 Derslik+200 Öğr. pans. 2011-2015 8.500 2.500 6.000 
| 6 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi (ТОК!) Геза; Afin 16 |16 Derslik+200 Ögr. Pans. 2012-2015 | 7.500 зэкі 4000 
| | | 
7 19944010080 — Öğretmen Lisesi (TOKİ) Kahramanmaraş Göksun | əz, рны m 43312 m2) | 2009-2015 | 12200 8000, __ 40005 i 
8 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi (TOKİ) Yalova Merkez 16 16 Derslik*-200 Öğr.Pans.*Sp. Sal 2012 - 2015 8.000 7.000 1000) 
| o 1994H010080 İM Fevzi Çakmak Lisesi (TOKİ) Апкага | Sincan 32 32 Derslik (9924 m2) | 2008-2015 6900 3.000 3900) 
К x разве 27505 Š Iı S L | ад 
| 10 1994H1010080 Sosyal Bilimler Lisesi Ankara Keçióren 24 24 Derslik (6493 m2) 2011-2015 8.500) 8000 500) | 
‚11 1994H010080 “Anadolu Lisesi Antalya Gazipaşa 16 16 Derslik (6493 m2) 2012-2015 6.500 5.200 1300 
12 |1994H010080 | Anadolu Lisesi Artvin Borçka 16 Hakla Öğr. Pans. (11691 3013.2015 | 9.000 8.500 500 
13 1994H010080 Anadolu Lisesi Balıkesir Gömeç 12 12 Derslik (6493 m2) 2014 - 2015 4.500 2450 2.050 
14 1994H010080 İvrindi Çok Programlı Lisesi Balıkesir İvrindi 16 16 Derslik (7015 m2) 2014 - 2015 6.500 3.650 2.850 
15 1994H010080 Anadolu Lisesi Batman Hasankeyf 16 16 Derslik 2014 - 2015 6.500 2.650 3.850 
16 1994HO10080 Anadolu Lisesi (Tepecik Mh.) Bolu Merkez 24 24 Derslik (6493 m2) 2013 - 2015 7.000 5.000 2.000 
17 1994010080 Anadolu Lisesi (USO) Burdur Merkez 24 24 Derslik (6493 m2) 2013 - 2015 7.000 5.000 2.000 
18 1994H010080 Cumhuriyet Anadolu Lisesi Burdur Merkez 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2015 5.500 4.750 750 
19 1994H010080 Anadolu Lisesi (GAP) Diyarbakır Bağlar 40 40 Derslik (10617 m2) 2013 - 2015 10.000 7.079 2.921 
20 1994H010080 Anadolu Lisesi (САР) Diyarbakır Eğil 24 24 Derslik+300 Öğr. Pans. (11419 зиз. 2015 9.000 8.750 250 


m2) 
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2016 Yılı 2017 Yılı 


2014 Sonuna 2015 Yılı 


[зга Ргоје Мо Proje Adı Yer Karakteristik Гарар Proje Tutarı Kadar Yatirim Yatırım Yatırım 
b Bitis Yali Hai Ödeneği (Ödeneği Ödeneği 
20 | (Harcama | | 

21 1994H010080 “Anadolu Lisesi(TOKİ) Diyarbakır Kayapinar 24 24 Derslik (9924 m2) 2013 - 2015 7.000 2.000 5.000 
| 22 9948010080 Anatol Lisesi Düzce Merkez "za [ренк (6292 ш?) | 2013-2015 7000 5000) 2.000 

23 1994H010080 Anadolu Lisesi (DAP) (TOKİ) Erzurum Tortum 16 (16 Derslik (5691 m2) С 2012-2015 4.000 1.000 3000 
| 24 1994H010080  Sakçagözü ÇPL 7 bazanı Гар | 16 16 Derslik (5027 m2) 2014-2015 | 6000. 3.650 2350 
| 25 1994010080 | Anadolu Lisesi Gaziantep Şahinbey 32 32 Derslik (9931 m2) 2014 - 2015 7.000 4.850 2.150 | 

26 1994H010080  Karacaburç ÇPL [белине Şehitkamil 16 16 Derslik (5027 m2) 2014 - 2015 6.500 4.650 1850. 
| 27 |1994H010080 [orams Mahallesi Anadolu | Gaziantep Şehitkamil 32 32 Derslik (6500 m2) 2014 - 2015 7.000 850 6.150 
İ 28 |1994H010080 | Anadolu Lisesi (DAP) (TOKI) Hakkari Merkez 24 24 Derslik | | 2012-2015 1500 2.500 5000) 
|» Kerr | Anadolu Lisesi (DAP) (TOKI) Hakkari Yüksekova 24 24 Derslik (6493 m2) | 2012-2015 | sö — 2000 3500 JS 
|30 [1994010080 Anadolu Lisesi пва | Tuzluca Е aad Рем. | 2013-2015 12000 10.400 160) | | 
| 31 1994H010080 Anadolu Lisesi Isparta | Eğirdir | 24 (24 Derslik (6000 m2) 2014 -2015 7.500) 2750 4.750! | | 
— — — — — — —_—n — — — — — -— — — — — — — — — | 
| 32 1994H010080 Sosyal Bilimler Lisesi Isparta Merkez 24 24 Derslik (6493 m2) 2014-2015 7.500 3.750 3.750) 
[3 |зөзанотоово [Anadolu Lisesi (Cihangir Mah.) stanbul İ Avcilar 40 40 Derslik (10617 mə) 2013-2015 10.000 1150 2250 
Е ‘19941010080 Anadolu Lisesi (DAP) Kars | Digor | 16 16 Derslik (5691 m2) 2012-2015 4.500). 4000 ри 

35 1994H010080 ат" Lisesi (DAP) (Yenişehir үа Merkez 24 24 Derslik (6493 m2) 2013-2015 7.000 6.250 750 

36 İ1994H010080 Anadolu Lisesi Kars Selim 16 16 Derslik (6390 m2) 2014 - 2015 6.500 4.650 1850 

37 1994H010080 Anadolu Lisesi Kayseri Kocasinan 24 Şi ii Öğr. Pans.* 5р. | 2013-2015 10.000 6.420 3.580 

38 1994H010080 Anadolulu Lisesi ( Telafer Mah.) Konya Meram 24 24 Derslik (6493 m2) 2012 - 2015 5.000 3.750 1250 

39 1994H010080 Anadolu Lisesi Kütahya Domaniç 12 12 Derslik (4513 m2) 2014 -2015 4.500 2450 2.050 

40 19941010080 Atatürk Lisesi (TOKİ) Kütahya Merkez 24 24 Derslik (6292 m2) 2009 -2015 5.100 2.700 3.000 

41 1994H010080 Anadolu Lisesi (DAP)(TOKİ) Malatya Doğanşehir 16 16 Derslik 2012-2015 4.000 2.000 2.000 

42 19949010080 Anadolu Lisesi Manisa Sarigöl 24 24 Derslik “200 Öğr. Pans. (4513 3013. 2015 7.000 4.050 2.950 


m2) 


43 1994H010080 Anadolu Lisesi (GAP) (TOKİ) Mardin Midyat 24 24 Derslik (6292 m2) 2011 - 2015 5.700 2.200 3.500 


ə Proje No [Proje Adı Yer Karakteristik EY " Proje Tutari 
| | 
| 44 (1994H010080 Anadolu Lisesi (TOKİ) Mersin Erdemli 16 16 Derslik 2011 - 2015 4.840 
| 45 (19944010080 Adl Lisesi" Nevşehir İ Merkez 24 24 Derslik (6493 m2) 2013-2015 9.000, 
| ав 1199841010080 Anadolu Lisesi (TOKİ) Rize Findikli 16 77 = Pans. (33137 ür - 2015 8.500 
47 19941010080 Kalkanca Anadolu Lisesi Samsun ilkadim 24 57 би. Pans+Sp. 5. 2013 -2015 12.000 
| 48 19941010080 Anadolu Lisesi (Şairnabi) (TOKİ) Şanlıurfa Büyükşehir 40 (40 Derslik*Sp.Sal, (8873 m2) 2011 -2015 7.800 
| 49 1994H010080 Genel Lise (TOKİ) Şanlıurfa Büyükşehir 32 32 Derslik (9924 m2) 2008 - 2015 9.130 
50 İlppaHo10080 | Anadolu Lisesi (Bağlarbaşı) (TOKİ) Şanlıurfa | Büyükşehir 40 (40 Derslik (8174 m2) 2011-2015 6.000 
İs 1994010080 Anadolu Lisesi (GAP) ur | karaköprü 32 aqa Pans 2013-2015 14.000 
| | 
|52 İ1994H1010080 Anadolu Lisesi (GAPXTOKİ) Şanlıurfa Siverek 40 40 Derslik (8174 m2) 2011 -2015 5.500 
s İ 1994010080 Anadolu Lisesi (GAP) (TOKİ) отак Make |a м Derslik | 2011-2015 4300 
| 54 1994HH010080 çok Programlı Lise (TOKİ) "Trabzon | Сезон 16 16 Derslik | 2012-2015 4000) 
| 55 (19944101080 | Akdamar Lisesi (TOKİ) Van | Büyükşehir 32 32 Derslik (7107 m2) 2011-2015 6.500 
1 | 
s6 11994H010080 Genel Lise (TOKİ) Van Büyükşehir | 32 32 Derslik (7107 m2) 2013-2015 8.500 
| 57 19941010080 Hizmet Binası (TOKİ) Van Büyükşehir Hizmet Binası 2013-2015 8.000 
58 (1994H010080 Genel Lise (TOKİXDAP) Van Erciş 32 32 Derslik (7107 m2) 2013 -2015 8.500 
59 1994H010080 © Nebioğlu Çok Programlı Lisesi Zonguldak Çaycuma 16 16 Derslik (5691 m2) 2014-2015 6.500 
60 1994H010080 Spor Lisesi Antalya Alanya 24 224 Derslik + $р.8]. 2014 - 2016 8.750 
61 1994H010080 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Kahramanmaraş Onikişubat 16 ii 7 2014 - 2016 12.500 
62 1994010080 Spor Lisesi Konya Selçuklu 12 12 Derslik “Sp Sİ. (14783m2) 2014-2016 5.750 
63 1994H010080 Spor Lisesi (GAP) Mardin Kiziltepe 24 s .. 2777 “SP 2014-2016 13.250 
64 1994H010080 Güzel Sanatlar Lisesi Muş Merkez 16 ДУ ы - Cok 5014-2016 15.000 
65 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi Adana Karataş 24 “ə Öğr. Pans.*SpSI — 2014-2016 13.250 
66 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi (TOKİ) Ankara Kalecik 1616 Derslik + 200 Öğr.Pans. (9851 2012. 2016 7.500 
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m2) 


—- 2015 Yı 2016 Yi 
ğış. 
Harcama 
2.000 2.840 
6250 2150) | 
5.500 3000 | 
9500) 250 | 
4.000. 3800 
4.630 4300) 
3.000 3000) 
10.500 3.500 
3.500 2.000) 
3000 1.500) F| 
2000) 2.000) 
О ш зш | 
5000) 300. 
5000) 3000) 
5.000 3.500 
3.650 2.850 
1.200 5775 1775 
1.675 9.000 1.825 
1.150 3.000 1.600 
2.000 9.000 
1.300 10.000 
3.000 8.000 
2.500 2.500 


2017 Yılı 


ЛСІ YATIRIMLARI 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAK 
2016 Yılı 


| 2014 $опипа 2017 Yılı 


Sıra R z Başlama Kadar 2015:Vil; 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini vee əsi Н 
- - 10 алазик zuv Нагсата | 
67 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi (TOKİ) Ankara Şereflikoçhisar 16 Öğr.Pans.*Sp.S1.(6390m2) (6390 | 2012-2016 10.000 3.500 4.500 2.000 
SS | лу | 
68 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi (TOKİ) Artvin Şavşat 16 57 Öğr.Pans, (10439 2012. 2016 7.500 2.500 2.500 2.500) 
| 65 1994010080 Кон 7 Lisesi (САР) Barman | Merkez 24 1005. Ögr. Pans+Sp. 5. „у, "2016 10.000 250 5000 2300) 
70 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi (TOKİ) Bursa Nilüfer 16 г Öğr.Pams.* Sp.Sl. 0.2016 10.000 2.000 6.500 1.500) 
71 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi Çanakkale Gökçeada 24 . Ögr-Pans.+Sp. 5. 2014. 2016 15.000 1.800 11.000 2.200 
72 11994010080 Anadolu Öğretmen Lisesi Erzurum Pasinler 16 16 Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 6.500 2.000 2.250 2.250. 
73 1994H010080 Anadolu Öğretmen Lisesi (TOKİ) Konya Karapinar 16 $ ТЕ - Öğr. Pans.* Sp. | 2012. 2016 10.000 5.500 2.250 2.250 
74 1994H010080 Gürselpaşa Anadolu Lisesi Adana Seyhan 32 32 Derslik (9924 m2) 2014 - 2016 8.500 3.850 2.150 2.500 
75 1994H010080 Sosyal Bilimler Lisesi Ağrı Merkez 32 24 Derslik + 200 Öğr. Pans. 2014 - 2016 12.000 5.200 3800) 3000) | 
76 1994H010080 | Anadolu Lisesi (Osinan Gazi) С дыша Keçiören 24 24 Derslik (5691 m2) 2014-2016 150) 4750 ШР” 2000 | 
| | | | | J 
77 İ1994H010080 | Anadolu Lisesi Ankara Keçiören 24 24 Derslik+300 Öğr. Pans. 2014 - 2016 13.500, 6.350 4967 2183, | 
S pe eu aP Es = parn аар : | š с | | 
78 1994H010080 Abidinpaşa Anadolu Lisesi Ankara Mamak Özel Pri. 2014 - 2016 9.955 4.750 2.000 3.205 | 
70 1994H010080 Sincan Lisesi Ek Bina Ankara Sincan 24 24 Derslik (6493 m2) 2014-2016 7.500 3150 1150) 2.000! | 
80 | 19941010080 Anadolu Lisesi İBalıkesir Susurluk 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2016 1500] 3.750 2000) 11501 
ві İ1994H010080 Anadolu Lisesi (DAP) (TOKİ) Bingöl Adakli 16 — +200 Öğr.Pans. (9834 | 2012.2016 7.500 4.000 1.750 1.750 
82 1994H010080 Panayır Anadolu Lisesi Bursa Osmangazi 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2016 7.500 3750 3.375 375 
83 1994H010080 Selamet Anadolu Lisesi Bursa Osmangazi 32 32 Derslik (9924 m2) 2014 - 2016 8.500 3.850 3.825 825 
84 1994H010080 Mimar Sinan Anadolu Lisesi Çorum Merkez 24 24 Derslik$ spor salonu (7192 m2) 2014 - 2016 10.000 875 4.125 5.000 
85 1994H010080 Anadolu Lisesi Denizli Pamukkale 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2016 7.500 3.750 
86 1994H010080 Anadolu Lisesi Erzurum Çat 12 12 Derslik + Sp. SI. (9851 m2) 2014-2016 7.000 4.599 
87 1994H010080 Anadolu Lisesi Erzurum Şenkaya 16 16 Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 6.500 3.650 
88 1994H010080 Anadolu Lisesi Erzurum Yakutiye 24 re 300 Öğr. Pans. 2014 - 2016 13.500 6.350 
89 1994HO10080 Anadolu Lisesi Eskişehir Odunpazari 24 24 Derslik+300 Öğr. Pans. 2014 -2016 15.500 6.350 
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2016 Yılı 2017 Yılı 


2014 Sonuna 2015 Yılı 


sirs Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bass Proje Tutarı Kadir Yatırım Yatırım Yatırım 
No | Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği Ödeneği Ödeneği 
Harcama 
| 90 (1994H010080 Anadolu Lisesi (Yeni Mah.) (TOKİ) İstanbul Bağcilar 32 32 Derslik (7107m2) 2011-2016 6.500 1.500 3.000 2.000 
91 [1994010080 а (yillizabya İstanbul Gaziosmanpaşa 32 (32 Derslik (7107 m2) | 20n- 2016 6.500 1.500 3.000 2.000 
92 (1994H010080 Tozkoparan Genel Lise (TOKİ) İstanbul Güngören 40 440 Derslik (10617 m2) 2009 - 2016 9.700 2.700 5.000 2.000 
9з 19941010080 рен ə. İstanbul Küçükçekmece 24 24 Derslik (19277 m2) 2012 - 2016 10.000 ооо! 750 250) 
| 94 1994H010080 Anadolu Lisesi İstanbul Pendik 32 32 Derslik 2012-2016 11.446 6.481 1.982 2983 
95  1994H010080 е" Газе (езе Ману ец Sultanbeyli 32 32 Derslik (7107 m2) 2011 - 2016 5.700 1.700 2.000 2000) 
96 1994H010080 Habibler Lisesi Ek Bina İstanbul Sultangazi 24 (24 Derslik 2012-2016 8.500 5.745 877 1.878, 
[97 ‘19941010080 Anadolu Lisesi (TOKİ) Kahramanmaraş | Göksun 24 24 Derslik (5153 m2) 2011 -2016 3.000 4.000 3.000 1.000 
| әв 1994H010080 Atatürk Anadolu Lisesi Kahramanmaraş | Onikişubat 24 Zər Öğr. PanstSp Sl. | 014 -2016 Ой 4003 32491 6249 
99 (1941010080 Anadolu Lisesi Kayseri Tomarza 16 16 Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 6.500 3.650 1350. 1.500. 
[10 (19941010080 роти İKonya Selçuklu | ж [раш 400 Öğr. Pans. (8311 | 2014-2016 | 15.500 4350 4015 7075) | 
mi 99411010080 Sahnahan Anadolu Lisesi Malatya | Yesilyurt 16 16 Derslik (12184 m2) 2014 - 2016 eso — 2650 1.000 2850) u 
102 |1994H010080 Anadolu Lisesi (DAP) Muş Varto 16 277 Öğr, Pans. 16897, 2014 2016 14.000| 4250 5.000 4.750. 
103 |1994H010080 Mittatpasa Şükrü Ayna Anadolu “çaya Adapazari 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2016 7.500 3150 3.375 375 
104 1994H010080 Anadolu Lisesi Samsun İlkadim 24 ə Öğr. Pans. (64937 2014. 2016 13.500 9.000 2.075 2.425 
105 1994H010080 Anadolu Lisesi Siirt Baykan 16 16 Derslik (6014 m2) 2014 - 2016 6.500 1.650 2.850 2.000 
106 1994H010080 Sosyal Bilimler Lisesi Şanlıurfa Karaköprü 24 Е Derslik + 200 Öğr. Pans + SP. | 2014.2016 13.250 4325 2.000 6.925 
107 1994H010080 Selimpinar Anadolu Lisesi Şanlıurfa Siverek 40 LE + 200 Ögr. Pans. + 2014 - 2016 14.750 6.475 5.000 
108 1994H010080 Simak Mahallesi Anadolu Lisesi Şanlıurfa Viranşehir 32 32 Derslik (7107 m2) 2014-2016 8.500 3.850 2.000 
109 1994010080 Anadolu Lisesi Trabzon Ortahisar 24 24 Derslik (6493 m2) 2013-2016 7.000 6.000 зоо/ 
110 1994H010080 Genel 11ѕе-2(САР)(ТОКІ) Tunceli Merkez 16 16 Derslik (4000 m2) (4000 m2) 2009 - 2016 7.000 1.000 3.000 3 = 
111 1994H010080 Genel Lise-l (GAPXTOKİ) Типсен Merkez 16 16 Derslik (4000 m”) (4000 m2) 2009 - 2016 7.000 1.000 3000 Ê к 
112 1994HO10080 Atatürk Anadolu Lisesi Van Büyükşehir 32 32 Derslik+300 Öğr. Pans. 2014-2016 9.500 5.450 2000 


Sıra 
No — No 


пз 19941010080 
114 1994H010080 
115 1994H010080 
116 1994H010080 

| 117 [1994010080 
118 1994H010080 

| 119 1994H010080 
120 1594010080 
121 [1994010080 


+ 


| 122 1994H010080 


| 123 1994H010080 


L 1 


994H010080 


| 125 (19941010080 
| 126 (19941010080 
127 1994H010080 
128 1994H010080 
129 1994H010080 
130 1994H010080 
131 1994H010080 


132 1994H010080 


133 1994H010080 


1 1994H010080 


Zekeriyaköy Spor Lisesi 


Proje Adı 


Esenler Mahallesi Anadolu Lisesi 


(DAP) 


Anadolu Lisesi 

Anadolu Lisesi 

Spor Lisesi 

Gürpınar 80.Yıl Spor Lisesi 


Güzel Sanatlar Lisesi 


Spor Lisesi 


Spor Lisesi 


Spor Lisesi 


Spor Lisesi (TOKİ) 


Anadolu Lisesi 


Yolboyu Anadolu Lisesi 


Anadolu Lisesi 


Sabancı 50. Yıl Lisesi 


Anadolu Lisesi (Yenibosna Köy 
Altı) 


Mehmet Akif Anadolu Lisesi 
Soğanlı Anadolu Lisesi 

Anadolu Lisesi (Gazi Mah.) 
Anadolu Lisesi (sultan orhan mah.) 
Anadolu Lisesi 

2015 Yeni Projeler 


Anadolu Lisesi 


Van 


Diyarbakır 


İstanbul 


Tekirdağ 


Düzce 

İstanbul 
İstanbul 
Malatya 


İstanbul 


Diyarbakır 


Diyarbakır 


İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kocaeli 


Sakarya 


Adana 
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Büyükşehir 
Gürpinar 
Özalp 
Yenişehir 
Büyükçekmece 
Süleymanpaşa 
Merkez 
Pendik 
Sultanbeyli 

| Büyükşehir 

| Sariyer 

| Bismil 

| Kayapinar 

| Aa 
Avcilar 
Bahçelievler 
Bahçelievler 
Bahçelievler 
Sultangazi 
Gebze 


Pamukova 


Merkez Sarıçam 


40 


Karakteristik 


24 Derslik (6292 m2) 


24 Derslik (11352 m2) 


24 Derslik +200 Öğr.Pans.* Spl 
(11352 m2) 


24 Derslik*-Sp. SI. (16895 m2) 
32 DersliktKonser SI.*Sp.SI. 
16 Derslik*2 Atölye (8564 m2) 


24 Derslik*-Sp.SI. (6292 m2) 


24 Derslik + 200 Öğr. Pans * Sp. 
151. (699 m2) 


24 Derslik*Sp.SI (7192 m2) 


16 Derslik*Sp.Sal.*300 Öğr. 
Pans. 


32 DersliktSp.SI. (10623 m2) 


24 Derslik (8098 m2) 

32 Derslik (9924 m2) 

24 Derslik (6493 m2) 

24 Derslik Ek Bina (6493 m2) 
40 Derslik (10617 m2) 

32 Derslik (9924 m2) 

40 Derslik (10617 m2) 

40 Derslik (10617 m2) 

24 Derslik (6292 m2) 


40 Derslik (5153 m2) 


24 Derslik 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2012 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2014 - 2017 
2013-2017 


2014 - 2017 


2015-2017 


Proje Tutarı 


7.500 
7.500 
12.750 
10.000 
16.000 
6.500 
8.750 
15.000 
10.000 
15.500. 
1 1.000) 
ç 850) 
9.500 
8.500 
8.500 
10.000 
9.500 
10.000 
10.000 
5.700 
11.000 
1.042.250 


8.500 


72014 Sonuna 


Kadar 
Tahmini 
Harcama 


4.750 
2.750 
5.275 
1.200) 
1.500 
1.000 
1.200) 
1.600 


1.200 


1.250) 
1.750, 
1.850 
1.750 
1.700 
1.900 
1.850 
1.895 
1.900 
1.000 


2.100 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


1.000 
1.375 
1.738 
4.000 
4.833 
1.600 
2.550 
4.467 
2.933 
3.500 
3250) 
2400 
2.800 
1.325 
1.600 
2.033 
1.883 
2.038 
1.100 
2.000 
1.100 


156.638 


1.275 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


12017 Yılı 


Yatırım 
Ödeneği 
1750 | 
3.375 
5.738, 
2300 2.500 
4.833 4.833 
2.275! 1.625 
2.500! 2.500 
4467 4.467 
2.933 2.933 
4.500) 1500 
3250 3.250 
Озю 210 
| | 
2.000! 2850 
2.425 3.000 
2.600 2.600 
3.033 3.033 
2.883 2.883 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


(а iə əəə 2015Y 2016Yü 2017 Yılı 
га Proje No Proje Adı Yer Karakteristik apama Proje Tutarı “ Yatırım Yatırım Yatırım 
No Вазир [а İcad Мый бане 
ie il Harcama 
2 1994H010080 Anadolu Lisesi Adana Seyhan 32 32 Derslik 2015-2017 9.500 1.425 4.038 4.038 
3 (1994HO10080 Anadolu Lisesi Adana Seyhan 24 |24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 
4 (1994HO10080 Anadolu Lisesi Adana Yüreğir 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 
5 1994H010080 Anadolu Lisesi (Haydaroğlu Mah.) Adana Yüreğir 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 
6 1994H010080 "YU Озе (Kazım Karabekik a Yüreğir 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 
7 1994H010080 Anadolu Lisesi (Karapürçek) Ankara Altındağ 24 (24 Derslik+Sp.SI. 2015-2017 10.000 1.500 4.250 4.250 
8 (1994HO10080 Anadolu Lisesi Ankara Keçiören-Ovacık | 40 440 Derslik+Sp.SI. 2015-2017 11.500 1.725 4.888 4.888 
9 1994H010080 Anadolu Lisesi Ankara Keçiören-Ovacık 40 40 Derslik 2015-2017 10.000 1.500 4250 4.250 
10 1994H010080 Anadolu Lisesi (Alıcı Mahallesi) Ankara Sincan 24 24 Derslik+Sp.Sl. 2015-2017 10.000) | 1.500! 4250) 4.250 
к ən 25 əbəs 4 azara | Е: | eli 
11 1994H010080 “Anadolu Lisesi (Yeşildere Ankara ‘Elmadağ 16 16 Derslik 2015-2017 7.000. 1.050 2975 2975 
| | Mahallesi) 
| | | | 5241 | | | | 
| 12 (1994HO10080 Anadolu Lisesi (İlker Mah.) Ankara Çankaya 24 24 Derslik 2015-2017 8.500. 1.275 3613 3.613! 
L | | | 
- -—— — ДЕ == эе А кыз — 10 — = 5 
13  1994H1010080 Anadolu Lisesi Ankara Pursaklar 32 32 Derslik-Sp.SI. 2015-2017 11.000! 1.650. 4.675 4.675 
14 1994H010080 Anadolu Lisesi Antalya Kepez 32 (32 Derslik 2015-2017 9.500 1425 4.038 4.038. 
15 1994H010080 Anadolu Lisesi Aydın Efeler 32 (32 Derslik 2015-2017 9.500 1425 4.038. 4.038 
TZ DEISOKT топ, DMASIT 
16 1994H010080 Güzel Sanatlar Lisesi Aydın Efeler 12 Müzik,Resim Böl., Konser 2015-2017 15.000 2.250 6.375 6.375 
оза... 
17 1994H010080 Anadolu Lisesi Balıkesir Bandırma 40 40 Derslik+Sp.SI. 2015-2017 11.500 1.725 4.888 4.888 
18 1994H010080 Anadolu Lisesi(Şehit Kemal Ay) Bilecik Gölpazarı 20 20 Derslik 2015-2017 7.750 1.163 3.294 3.294 
19 1994H010080 Anadolu Lisesi Bingöl Merkez 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 
20 1994H010080 Anadolu Lisesi (Sancak) Bingöl Merkez 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 
21 1994H010080 Anadolu Lisesi Bursa Nilüfer 40 40 Derslik 2015-2017 10.000 1.500 
22 1994010080 Anadolu Lisesi (Millet Mahallesi) Bursa Yıldırım 32 32 Derslik 2015-2017 9.500 1425 
23 1994H010080 Sosyal Bilimler Lisesi Bursa Yıldırım 24 24 Derslik--100 Öğr. Pans. 2015-2017 12.000 1.800 


24 1994H010080 Anadolu Lisesi Diyarbakır Kayapınar 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 


2015 YILI MİL İTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


səl | | байыш | m İzois yn 2016 Yi 2017 Yi 
İ No kəs No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini ai İrak ема 
Нагсата СЫР 

25 1994H010080 Anadolu Lisesi Diyarbakır Kayapınar 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3613 34613 
26 1994H010080 Anadolu Lisesi Diyarbakır — İBağlar 32 32 Derslik 2015-2017 9.500 1275 m 4413, 
27 1994010080 Anadolu Lisesi İbiyarbakır —Çingiş 24 224 Derslik 2015-2017 8.500, 1.275 3613 34613, 
28 1994H010080 “Anadolu Lisesi İDiyarbakır Ergani | 24 (24 Denstik | 2015:2017 8.500 | 1275 3613) 3.613 
| 29 (1994H010080 Sosyal Bilimler Lisesi Erzurum Yakutiye 24 (24 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5.738 5238. 
| 30 1994H010080 ара Eskişehir Tepebaşı 32 |24 Derslik*200 Öğr. Pans. 2015-2017 14.500 2.175 6.163 6163, 
| 31 1994H1010080 “Anadolu Lisesi Gaziantep Nizip 24 24Derslik+200 Öğr.Pans.+Sp.Sl. 2015-2017 15.000 2290 6315 6375 
| 32 1994H010080 Anadolu Lisesi байр. ванаму 32 32 Derslik 2015-2017 9.500. | 1425 4038) 4038, 
| 33  1994H010080 “Anadolu Lisesi Gaziantep Şahinbey | 24 24 Derslik a | 20152017 | sso 1275, 3613 3613 
m "1994H010080 Anadolu Lisesi ‘Gaziantep Şahinbey Е 32 Derslik 2015-2017 9.500 | 1425) 4038 4038 
E 19941010080 Anadolu Lisesi | бшш (Sahinbey 24: [24 Derslik | 20152017 ш las 3613 заз 
| 36 1994010080 Anadolu Lisesi Gaziantep — Şehitkamil 24 24 Derslik 2015-2017 8.500) 1275 3613 363, 
Е пооанотоово Anadolu Lisesi [Gaziantep Şehitkamil 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 | 1275 3613 3613. 
38 1994H010080 ы ПШ Gaziantep — Schikamil 32 32 Derslik 2015-2017 9.500 | 1425 4038) 4,038) 
39 1994H010080 . 0 Gaziantep Şehitkamil 40 40 Derslik 2015-2017 10.000 1.500 4250 4250 
40 1994H010080 Anadolu Lisesi Gaziantep Şehitkamil 40 40 Derslik+ Sp.SL. 2015-2017 11.500 1725 4888 4.888 
41 1994H010080 Anadolu Lisesi Giresun Keşap 24 24 Derslik*200 Öğr.Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5.738 5.738 
42 1994010080 Anadolu Lisesi Hatay Kırıkhan 40 40 Derslik 2015-2017 10.000 1.500 4250 4250 
43 1994010080 Anadolu Lisesi Hatay Antakya 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 

44 1994H010080 Anadolu Lisesi Hatay Defne 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 

45 1994H010080 verne Hatay Defne 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 

46 1994H010080 Anadolu Lisesi Hatay Arsuz 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 

47 1994H010080 Anadolu Lisesi Mersin Mezitli 24 24Derslik 2015-2017 8.500 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


Е Быз 2014 Sonuna 2015 Ya 2016 Yi 2017 Yal 
“ə Proje No Proje Adi Yer Karakteristik систа Proje Tutarı - Yatırım Yatırım Yatırım 
No Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği Ödeneği Ödeneği 
| Нагсата 
| 48 1994H010080 Anadolu Lisesi Mersin Silifke 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613. 
49 1994H010080 Anadolu Lisesi Mersin Yenişehir 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 
50 1994H010080 Anadolu Lisesi İstanbul Esenler 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613! 3.613. 
| | 26 T | - | — —İ | — 
51 (1994H010080 (Anadolu Lisesi İstanbul Sultangazi 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 
| 52 1994H010080 Anadolu Lisesi İstanbul Ümraniye 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 
53 1994H010080 Anadolu Lisesi (Bahçeşehir) İstanbul Başakşehir 32 32Derslik 2015-2017 9.500. 1.425 4.038 4.038 
54 1994H010080 Anadolu Lisesi İstanbul Beykoz 32 (32 Derslik 2015-2017 9.500 1.425 4.038 4.038. 
| | — : — > — | - Е 
55 119949010080 (Anadolu Lisesi İstanbul Büyükçekmece 32 32 Derslik 2015-2017 9.500! 1.425 4.038 4.038 
| 56 [19941010080 Sosyal Bilimler Lisesi İstanbul Beykoz 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613. 3.613. 
— 4 — + — + — —— - — - 1 + — | - - 
İ I I İ 
| 57 1994H010080 | Anadolu Lisesi İstanbul K.Çekmece 32 32 Derslik 2015-2017 9.500) 1.425 4.038, 4.038. 
| f | I ITZ DCISUIKT топ. DIMAS İ T İ | 1 1 
58 1994010080 (Güzel Sanatlar Lisesi İzmir Aliağa 12 Müzik,Resim Böl., Konser | 2015-2017 15.000 2.250 6.375 6.375 
Эге каалаш .— ı — buka. Е MENE —5-:— E —— .— 
İ İ | 
59 "994H010080 | Anadolu Lisesi İzmir Bornova 24 24 Derslik 2015-2017 8.500! 1.275 3.613 3.613, 
| | | | | | | | | 
| 60 1994Н010080 (Anadolu Lisesi İzmir Seferihisar 24 24 Derslik 2015-2017 8.500, 1.275 3.613 3.613 
mi l = | l = | — 
| 61 1994H010080 Anadolu Lisesi (Halit Özpirinç) İzmir Bayraklı 24 24 Derslik*Sp.SI. 2015-2017 10.000 1.500 4.250 4.250, 
62 1994H010080 Anadolu Lisesi İzmir Menemen 18 18 Ek Derslik 2015-2017 7.500 1.125 3.188 3.188 
TZ UCISIKT т ОП. Dias” 
63 1994H010080 Güzel Sanatlar Lisesi Kayseri İncesu 12 Müzik,Resim Böl., Konser 2015-2017 15.000 2.250 6.375 6.375 
Cal Mann 
64 1994H010080 КЫЙ (Sırasöğütler Kocaeli Darıca 24 24 Derslik+Sp.SI. 2015-2017 10.000 1.500 4250 4250 
65 1994H010080 Anadolu Lisesi Kocaeli Dilovası 24 24Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 
66 1994H010080 ə (Шш Kocaeli Kartepe 24 24 Derslik+Sp.Sl. 2015-2017 10.000 1.500 4.250 4.250 
67 1994H010080 Anadolu Lisesi (Sülüklü) Konya Yunak 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 
68 1994010080 Spor Lisesi Konya Karatay 32 32 Derslik-200 Öğr. Pans. 2015-2017 14.500 
69 1994H010080 Anadolu Lisesi Konya Karatay 32 32 Derslik 2015-2017 9.500 
70 1994H010080 Anadolu Lisesi Kükahya Tavşanlı 24 24Derslik 2015-2017 8.500 
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Sıra 


No Proje No Proje Adı 


71 |1994H010080 sma Lisesi 
72 |1994H010080 Tain Lisesi 
73 |1994H010080 возу Bilimler Lisesi 
74 1994H1010080 Anadolu Lisesi 
75 1994H010080 Sosyal Bilimler Lisesi 
| 76 1994H010080 (Anadolu Lisesi 
| 77 19941010080 Anadolu Lisesi 


| 78 1994Н010080 (Anadolu Lisesi 


Yer 

Malatya Yeşilyurt 
Malatya Yeşilyurt 
Manisa Yunusemre 
Manisa Akhisar 


Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 
Kahramanmaraş Onikişubat 


Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 


Mardin Midyat 
| 79 9940010080 Anadolu Lisesi Muğla Milas 
80 (19941010080 | Anadolu Lisesi Muş Merkez 
| 81 1994010080 [додой Lisesi Muş [Malazgirt 
— — — — — 
| 82 (19941010080 | Anadolu Lisesi Ordu Ünye 
| | 
83 (19941010080 İspor Lisesi Rize Güneysu 
.— Ë — 
84 1199441010080 Anadolu Lisesi Sakarya Hendek 
85 1994H010080 Anadolu Lisesi Sakarya Erenler 
86 1994H010080 Anadolu Lisesi Sakarya Sapanca 
87 1994H010080 Anadolu Lisesi Samsun Tekkeköy 
88 1994H010080 Anadolu Lisesi Siirt Merkez 
89 1994H010080 Anadolu Lisesi(Kadı Burhaneddin) Sivas Merkez 
90 1994H010080 Anadolu Lisesi Tokat Merkez 
91 1994H010080 Anadolu Lisesi Şanlıurfa Haliliye (Sırrın) 
92 1994H010080 Anadolu Lisesi Şanlıurfa Haliliye (Sırrın) 
93 1994H010080 Anadolu Lisesi Şanlıurfa Viranşehir 


2015 YILI MİLLİ 


32 


32 


24 


24 


24 


TİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


11 


Karakteristik —. ы 
32 Derslik+200 Öğr. Рапз. 2015-2017 
32 Derslik+200 Öğr. Pans.*Sp.SI. | 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
24 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 
24 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 
32 Derslik 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
32 Derslik 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
(32 Derslik Ek Bina 20152017 
re alimi | sana | 
24 Derslik 2015-2017 
| 16 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
16 Ek Derslik 2015-2017 
24 Derslik+ 100 Öğr. Pans. 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
24 Derslik 2015-2017 
32 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 
32 Derslik 2015-2017 
32 Derslik*200 Öğr. Pans. 2015-2017 


Proje Tutarı 


2015 Yılı 


2016 Yılı 
Yatırım Yatırım 
Hüsn Ödeneği Ödeneği 
14.500 2.175 
16.00, 2.400 
8.500 1.275 
13.500 20251 
13.500 2.025 
9.500 1.425 
8.500 1.275 
2500) 1425 
8.500 1275. 
9500 5, 
19500) | 2.925 
эю | з 
12.000 2025. 
8.500 1.275 
8.500 1235| 
8.500 1.275 
7.000 1.050 
12.000 
8.500 
8.500 
14.500 
9.500 
14.500 


6.163 
6800) 
3.613 

578) 
5.738 
4.038) 
3613. 
4.038 

3613 
4038) 
8288 
3613) 
4.988 
3.613! 
3.613 


3.613 


2.975 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 

6.163 
6.800 
3.61 3 
5.738 
5.738, 
4038) 
3.613 
4.038 
3.613, 
4038 
8.288) 
3.613 
4988 
3.613 
3.613 
3.613 
2.975 
5.100 


3.613 


Sıra 
No Proje No 


94 "1994010080 
| 95 (1994010080 
ов 19949010080 

97 İ1994H010080 

98 |1994H010080 

99 1994H010080 
| 100 [1994010080 
| 101 [1994010080 
| 102 1994H010080 


103 1994H010080 


| 104 1994H010080 


| 105 1994H010080 
| 


Proje Adı 


Anadolu Lisesi 
pa Lisesi 

Anadolu Lisesi 

inal Lisesi 

Anadolu Lisesi 

Anadolu Lisesi 

Anadolu Lisesi (İkiztepe) 
| Anadolu Lisesi 

| 

Anadolu Lisesi 

Anadolu Lisesi 


“Anadolu Lisesi 


Yer 


Şanlıurfa 


Şanlıurfa 


Şanlıurfa 


JAnadolu Lisesi (Gümüşpınar) 


| Karaköprü 
Siverek 
Karaköprü 

оар 
Erciş 
Saraykent 


Merkez 


Karakteristik 


40 DersliktSp.SI. 


124 Derslik 


24 Derslik*200 Öğr. Pans. 


24 Derslik--200 Öğr. Pans. 


24 Derslik 
16 Derslik 
24 Derslik 
124 Derslik 
ın Derslik 
ы Derslik 


32 Derslik 


12 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


2014 Sonuna 
Kadar 
Tahmini 
Harcama 


11.500 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


Proje Tutarı 
8.500 
13.500 


13.500 


8.500 


1.725 
1275 
2.025 
2.025 
1.275 
1.275 
1275 


1.275 


1.275) 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2017 Yılı 


4.888 


3.613 


5.738 


1.275) 


1.425) 


5.738 
3.613 
2.863 
3.613 
3613 
3613 
3613 
3613) 


4.038! 


Yatırım 


Ödeneği 


4.888, 
3.613 
5.738 
5.738, 
3.613, 
2.863 
3613 
3.613 
3613 
3.613! 
3613) 


4038 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


8 | В Bazli ш 2015 Yılı 20вүш 2017Yili 
| Мо [йе No /Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini — —- —- 
| | Harcama | İm 
“Öğrenci Pansiyonu İnşaatları 556.822 96.117 118.000 28705 114.000 
ME |2015 Devam Eden Projeler : | 3268222 96.17 озю 125.205 10.500 
1 (1997H010270 57 İmam Hatip Lisesi a ү. Gönen | İlm özr. Pans. (2073 m2) 2014 - 2015 3000) 600 2.400 
| 2 1997H010270 kam Hatip Lisesi Öğrenci kesir Sindirgi 200 Öğrencilik (3186 m2) 2014-2015 4.500 750 3.750 
E 11997н010270 |Fen Lisesi Pansiyonu Bilecik Bozüyük 100 Öğr. Pans. (4949 m2) 2013 - 2015 4.100 4.000) 100 | 
la (1997H010270 Fen Lisesi Pansiyonu Салып Merkez 300 Öğr.Pans. (13644 m2) 2013 -2015 6.500 4.500 2.000 
5 11997010270 Бе Lisesi Öğrenci Giresun Dereli | [ооба Pans. (2996 mə) 2014-2015 2200 600, 1600. 
|6 (19974010270 Ortaöğretim Pansiyonu Iğdır Merkez 1200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2013 - 2015 3.200 2.000 1200 | 
| 7 19974010270 emmeli q 7 İstanbul | Sariyer | 200 Öğrenci (4160 m2) | 2009-2015 | 3800) 1.800 2000) | | 
| 8 1997H010270 İOrtaöğretim Pansiyonu "Kahramanmaraş | Ekinözü 100 Öğr. Pans. (2996 m2) 2013 - 2015 1.975! 1.707 268) | 
ро 1199741010270 Kağızman Lisesi Öğrenci Pansiyon Kars | Kağizman | ни Pansiyon (4160 | 7014-2015 | 5650 750) 3900, | 
| 10 1997H010270 lori Pansiyonu [Kars | Sarikamiş онна Pansiyon (4160 2014-2015 4.000 bulur 750). 3250) | 
m (1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu “Kayseri Develi 100 Öğr.Pans. (2996 m2) 2013 - 2015 2150 2.168 582 | 
12 1997H010270 257 un Kırşehir Merkez | озю Öğrencilik 2011-2015 4000 2.000 2.000 | 
13 1997Н010270 Бен ə Malatya Akçadağ 300 Öğrenci (4734 m2) 2012-2015 4.500 1.500 3000 
14 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyon (TOKİ) Malatya Pütürge 200 Öğrenci (1164 m2) 2011-2015 3.000 1.000 2.000 
15 19979010270 Ortaöğretim Pansiyonu Manisa Demirci 200 Öğr. Pans (4160 m2) 1998 - 2015 4.500 4.400 100 
16 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Sakarya Geyve 200 Öğrenci (4160 m2) (4160 m2) 2011-2015 3.600 2.500 1.100 
17 1997H010270 İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Sakarya Kaynarca 100 Öğr. Pans. (2996 m2) 2013-2015 3.000 1.750 
18 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Sivas Divriği 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2012 - 2015 4.000 2.850 
19 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu (TOKİ) Sivas Gürün 200 Öğr.Pans. 2012-2015 4.000 2.000 
20 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Sivas Kangal 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2013 -2015 4.500 2.500 
21 1997H010270 Ümmü Baykan Anadolu İmam Uşak Ulubey 100 Öğr. Pansiyon (2996 m2) 2014 -2015 2.950 600 


Hatip Lisesi Pansiyonu 
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2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


s 2014 Sonuna (2015 yı 2016Yi 2017 Yi 
Sıra | 2 ¿ Baslama Kadar 
| Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Proje Tutarı Yatırım Yatırım Yatırım 
| No Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği Ödeneği İÖdenegi 
| | ы | Ы Нагсата | 
22 (1997H010270 А - sesi Ogrenci Adana Ceyhan 200 Öğr. Pans. 2014 - 2016 4.500) 750 1.500 2.250 
[ы [Hakkı Polat Anadolu İmam Hatip |. 278 m” İ | | 
23 19974010270 | isesi Öğrenci Pansiyonu Адапа Yüreğir 300 Öğr.Pans. (4734 m2) 2014 -2016 6.500 1000 1.500 4000 
24 1997H010270 | Öğrenci Pansiyonu Afyonkarahisar | Emirdağ 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2014-2016 4.500 750 1.000 2.750 
| 25 (1997M010270 (Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler | a ia Merkez 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2014-2016 4.500 750 1.000 2750 
| Lisesi Pansiyonu 
26 1997H010270 (Öğrenci Pansiyonu Antalya Alanya |200 Öğr. Pans. 2014 - 2016 4.500 750 1.000) 2.750 
| 27 1997H010270 imam Hatip Lisesi Öğrenci Bilecik Merkez 100 Öğr. Pans. 2014-2016 3.500 600 1.500 1400. 
| Pansiyonu 
28 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyon Bingöl Genç 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2014 - 2016 7.954 750 2.232 4972 
| 29 (1997H010270 Öğrenci Pansiyonu Bitlis Merkez 300 Öğr. Pans. 2014-2016 6.500 1.000 2.500 3.000 | 
| + | 
зо |1997H010270 [Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi | ьо. Merkez 1200 Öğr. Pans (4160 m2) 2014 - 2016 4.500 750 1.000) 2.150) 
se кш — | Öğrenci Pansiyonu — İ. = (2538086 | | — | -— | mada 0 АЕА ЈЕ 
| 31 119979010270 Öğrenci Pansiyonu (GAP) Diyarbakır Lice 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2012-2016 5.000 2.500 1.000! 1.500 
| 
İ İ Е | | 
| 32 1974010270 |Ееп Lisesi Pansiyonu (ваіте Keşan 200 Öğr. Pans. (4285 m2) 2012 - 2016 5.000. 3.625) 1.000. 375) | 
| | | 
Жей зш — — m š 802 R sa E 0 e .—— 
| 33 1997H010270 Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu Edime | İpsala 100 Öğr. Pans. 2014-2016 3.500. 600 1.000. 1.900 
| 
p | | | | | | | 
| 34 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu (DAP) (Erzincan Tercan 1200 Öğr. Pans. (4734 m2) 2014 - 2016 4.500! 750 1.000 2.1750) 
35 1997H010270 rak Lisesi Ogrenci Erzurum İspir 200 Öğr. Pans. (3500 m2) 2014 - 2016 4.500 750 1.000 2.750 
36 1997H010270 Uzundere Lisesi Öğrenci Pansiyonu Erzurum Uzundere 100 Öğr. Pans. (2996 m2) 2014-2016 4200 600 1.500 2.100 
37 (1997H010270 — 77 ə Giresun Merkez 300 öğr. pans. (9468 m2) 2013 - 2016 7.700 4210 1.000 2.490 
38 (1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Giresun Şebinkarahisar 200 Öğr. Pans. (6747 m2) 2014-2016 4.543 1.750 1.000 1.793 
39 1997H010270 Derecik Öğrenci Pansiyonu Hakkari Şemdinli 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2014-2016 4.500 750 1.000 2.750 
40 1997H010270 Prf Dr. İbrahim Canan Anadolu алыц Beykoz 300 Öğr. Pans. (4734 m2) 2014 - 2016 6.500 1.000 1.000 4.500 
Lisesi Öğrenci Pansiyonu 
41 1997H010270 İmam Hatip Lisesi Öğrenci İzmir Ödemiş 200 Öğr.Pans 2014-2016 5.000 750 1.000 
Рапзїуопи S 
42 1997Н010270 Ortaöğretim Pansiyonu Kahramanmaraş Göksun ama ıp аа 2013 - 2016 4750 3.000 1.000 
43 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Karaman Sariveliler 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 2013-2016 4.500 2.875 1.000 
44 19974010270 Imam Hatip Lisesi Öğrenci Kastamonu Araç 100 Öğr. Pans. (2996 m2) 2014 -2016 3.000 600 1.000 


Pansiyonu 
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1 
№ Б № Proje Adı 
| 
45 (19974010270 Öğrenci Pansiyonu 
— I — з š 
46 1! 997H010270 Akşehir Fen Lisesi Öğrenci 
| â (Pansiyonu ы 
| z _ — _ 
47 1997H010270 İmam Hatip Lİsesi Öğrenci 
ə [Pansiyonu а | 
48 11997н010270 Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci 
| Pansiyonu i 
49 1971010270 Akhisar Fen Lisesi Öğrenci 
| ‘Pansiyonu öz 
50 1997H010270 |Kula İmam Hatip Lisesi Öğrenci 
| | Pansiyonu 
51 1997H010270 (Öğrenci Pansiyonu 
52 1997H01 0270 (Anadolu Lisesi Ortaöğretim 
| İEenbiyonu Е 
| | Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu 
53 A | ФАР) eyi 
54 1997H010270 [Ortaöğretim Pansiyonu 
55 119971010270 (İmam-Hatip Lisesi Öğrenci 
A рыздын Pansiyonu MƏ Pass 
56 1997H010270 (Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi 
| Pansiyonu i 
57 |1997H010270 Imam Hatip Lisesi Öğrenci 
| [Pansiyon 
| | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 
58 |1997B010270 Öğrenci Pansiyonu 
59 1997H010270 İmam Hatip Lisesi Pansiyon 
60 1997H010270 Öğrenci Pansiyonu 
61 1997H010270 Öğrenci Pansiyonu 
62 1997H010270 Öğrenci Pansiyonu (DAP) 
63 1997H010270 İmam Hatip lisesi Pansiyonu 
64 1997H010270 Öğrenci Pansiyonu 
65 1997010270 Ortaöğretim Pansiyonu 
66 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu 
67 1997H010270 Anadolu Öğretmen Lisesi Oğrenci 


Pansiyonu 


Yer 


Kırıklareli 
Konya 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mersin 


Muğla 


Muş 


Ordu 


Ordu 


Osmaniye 
Sakarya 
Şırnak 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Van 
Antalya 
Bolu 
Bolu 


Diyarbakır 


Merkez 
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Pinarhisar 


Akşehir 


Ereğli 


Yeşilyurt 
Akhisar 
Kula 
Aydincik 
Yatağan 
Ünye m 


Korgan 


Merkez 


Hendek 
Cizre 
Erbaa 
Akçaabat 
Ortahisar 
Merkez 
Özalp 
Kepez 
Mengen 
Yeniçağa 


Silvan 


Karakteristik 


200 öğrencili pansiyon (4160 m2) 
200 Kiz Öğr. Pans. (4160 m2) 
400 Öğr. Pans. (4734 m2) 
ою бат. Piss (8320 m2) 
300 Öğre. Pans (4734 m2) 
200 Öğr. Pans (4160 m2) 
200 Öğr.Pans 
200 Öğr. Pans. (5324 m2) 
300 Öğr.Pans. (4734 m2) 


200 Öğr. Pans. (4160 m2) 


200 Öğrencilik Pansiyon binası 
(8320 m2) 


300 Öğr. Pans. (4734 m2) 
оо Öğr. Pans. (2996 m2) 
200 бе Pans. (4160 m2) 
200 Öğr. Pans. (699 m2) 
300 Öğr. Pans. 

300 Öğr. Pans. 

200 Öğr. Pans. 

200 Öğr. Pansiyonu (4160 m2) 
200 Öğr. Pans. 

200 Öğr.Pans. (4160 m2) 
200 Öğr. Pans. (4160 m2) 


200 Öğr.Pans. 
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Başlama 
Bitiş Yılı 


2014 -2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 -2016 
2014 -2016 
2014 -2016 
2014 -2016 
2014-2016 
2014 - 2016 
2013 - 2016 
2014 - 2016 
2014-2016. 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2013 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2017 
2013 - 2017 
2013 - 2017 


2014 - 2017 


2014 Sonuna 2015 Yılı 
Proje Tutarı 


4.500 


4.500 


10.000 


4.500 


Kadar 
Tahmini 


Harcama 


750 
750 
1.000) 
750 
1.000 
750 


750 


2.000 


1.250 


Ödeneği 


1.000 


1.000 


1.500 


2016 Yılı 
Yatırım 


Тыт Yılı 
“Yatırım 
|Одеперї 

2150) 

2150) 

7:00) 

2750, 

4500 

2.750, 

3200 


3.250 


4.500) 


| 
| Sıra 
| No [arole No 


Proje Adı 


Yer 


Mustafa Saffet Fen Lisesi Pansiyonu İstanbul 
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Karakteristik 


| 68 1997H010270 Pendik 
69 1997H010270 |OmerÇam Anadolu İmam Hatip yy Pendik 200 Öğr. Pans. 
| | (Lisesi Öğrenci Pansiyonu 
70 1997H010270 (Denizcilik Meslek Lisesi Pansiyonu Tekirdağ Süleymanpaşa 200 Öğr. Pans 
25:24 alla 5”. - m. 
I 
| | 2015 Yeni Projeler 
1 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Adana Feke 200 Öğr. Pans. 
| 
T А Р : Fa + 
2 1997010270 [Mesleki ve Teknik Lise Öğrenci Ару ыр Şuhut 200 Öğr. Pans. 
| Pansiyonu 
| 3 19971H010270 (İmam Hatip Lisesi Öğrenci Ankara Yenimahalle 300 Öğr. Pans. 
рза z Pansiyonu z zə 
| 4 1997H010270 Imam Hatip Lisesi Öğrenci Ankara Güdül 100 Öğr. Pans. 
Pansiyonu 
| | P 
5 1997H010270 (Batikent Uluslararası İmam Hatip Ankara Yenimahalle 300 Öğr. Pans. 
08| — [Lisesi Öğrenci Pansiyonu İmei | — P слы 
6 1997H010270 (Fen Lisesi Pansiyonu Artvin Arhavi 200 Öğr. Pans. 
7 /1997H010270 | Ortaöğretim Pansiyonu "Aydın Söke 400 Öğr. Pans. 
| . İmam Hatip Lisesi Öğrenci im. š m “all (əma 
8 НД [Pansiyonu Aydın Çine | 200 Oğr. Pans. 
9 (19974010279 Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Balikesir Karesi 200 Öğr. Pans. 
10 1997H010270 п Hatip Lisesi йет Bingöl Genç 300 Öğr. Pans. 
| Pansiyonu = 
11 1997H010270 Imam Hatip Lisesi Kız Öğrenci рц Ahlat 200 Öğr. Pans. 
| Pansiyonu 
12 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Bitlis Merkez 300 Öğr. Pans. 
13 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Bitlis Tatvan 300 Öğr. Pans. 
14 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Burdur Karamanlı 200 Öğr. Pans. 
15 19974010270 İmam Hatip Lisesi Öğrenci Elazığ Merkez 200 Öğr. Pans. 
Pansiyonu 
16 19974010270 Ortaöğretim Pansiyonu (Nurettin ау Palandöken 300 Öğr. Pans. 
Topçu Sosyal Bilimler Lisesi)) 
17 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Erzurum Pazaryolu 200 Öğr. Pans. 
18 19974010270 Kiz İmam Hatip Lisesi Öğrenci param Merkez 200 Öğr. Pans. 
Pansiyonu (Rabia Hatun) 
19 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Eskişehir Sivrihisar 200 Öğr. Pans. 
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200 Öğr.Pans. (4160 m2) 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2014 - 2017 
2014 - 2017 


2014-2017 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
201 5201 1 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


2014 $опипа 
Kadar 
Tahmini 
Harcama 


Proje Tutarı 


5.000 
зоо 
4.500 
5.000 


5.000, 


5.000 
7.000 
5.000 
5.000 


5.000 


2016 Yılı | 


2015 Yılı 


Yatırım Yatırım 
Ödeneği Ödeneği İ 
750 1.000 1.500 
750 1.000 1.500 
750 1.000 1.550 
| 23.000 103300) 
500 2.250 
500 2.250 
700 3.150, 
350) 1 3575 
700. 3.1 so 
500. 2250) 
1 l 
900 ао 
ii ШИШЕ" ПШ 2250) 
500 2250 
700 3.150, 
500 2.250 
700 3.150 
700 3.150 
500 2.250 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 
1.750 
1.750 
1.200 
103.500 
2.250 


2.250 


3.150 
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Sıra 2 Başlama 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı 
20 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Hakkari Merkez 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
21 1997H010270 mam Hatip Lisesi Öğrenci İzmir Kiraz 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
| [Pansiyonu _ 

22 1997H010270 İZ İmam Hatip Lisesi Öğrenci kk, Merkez 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
|. (Pansiyonu u = {кынды 

23 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Kars Susuz 200 Öğr. Pans. 2015-2017 

24 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Kayseri Sariz 100 Öğr. Pans. 2015-2017 

25 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Kayseri Yahyalı 200 Öğr.Pans. 2015-2017 
| Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci т А 

26 |1997Н010270 pansiyonu Е с Kona 0 Aksehir 1200 Öğr. Pans. 2015-2017 

27 1997H010270 “.. Pansiyonu (Кешн Konya Beyşehir [20 Öğr. Pans.+Sp.Sl. 2015-2017 
| | 

[ I İ = F <A = T T 

28 1997H010270 İmam Hatip Lisesi Öğrenci Kütahya Gediz (300 Öğr. Pans. 2015-2017 

ке izə Pansiyonu | à | слале пс: ıb ə 

29 (19974010270 Imam Hatip Lisesi Öğrenci Manisa Selendi 200 Öğr. Pans, 2015-2017 
| [Pansiyonu | | i | 
30 1997010270 [Ortaöğretim Pansiyonu Kahramanmaraş Türkoğlu 1200 Öğr. Pans+Yemekhane 2015-2017 
31 (1997H010270 (Ortaöğretim Pansiyonu Kahramanmaraş Nurhak 1200 Öğr. Pans. 2015-2017 
32 (19974010270 İmam Hatip Lisesi Öğrenci Muş [Malazgirt 300 Öğr. Pans, 2015-2017 
| Рапзїуопи — 
| İmam Hatip Lisesi Öğrenci | ^ 
33 PE Pansiyonu Samsun Çarşamba 200 Ойт. Pans. 2015-2017 
34 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Siirt Şirvan 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
35 |1997H010270 Imam Hatip Lisesi Öğrenci Trabzon Beşikdüzü 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
Pansiyonu 
36 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Şanlıurfa Birecik 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
37 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Van Özalp 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
эв 1997H010270 Imam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Zonguldak Merkez 300 Öğr. Pans. 2015-2017 
Pansiyonu 
39 1997H010270 Kiz Öğrenci Pansiyonu Bayburt Merkez 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
40 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Karaman Merkez 200 Öğr. Pans 2015-2017 
41 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Kırıkkale Sulakyurt 100 Öğr. Pans. 2015-2017 
42 1997H010270 Ortaöğretim Pansiyonu Şırnak idil 200 Öğr. Pans. 2015-2017 
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[и [2015 үш 2016 Yılı İ2017 Yılı 
чө» ше шы = 
Harcama | | 
5.000 500 2.250) 2.250 
sooo) 500 2250) 2.250 
5000) 500 2.250 2.250 
500 эф 2250) 2.250 
3.500 350) 1.575 1.575 
5.000 500 2.250 2.250 
5.000 500, 2.250 2250 
6.500) | zı во 2.925 2925 
7000) | 700 3150 3.150. 
5000 | | 500 220 2250 
600) | Em 2.700 2100) 
5.000 500) 2250 228 
1000 700: 3.150) 3.150 
— 5000 0 sə 2250 2.250 
5.000 500. 2.250 2.250 
5.000 500 2.250 2.250 
5.000 500 2.250 2.250 
5.000 500 2.250 2.250 
7.000 
5.000 
5.000 
3.500 
5.000 
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il : Д Е | [юш zoisym İoteydi [2017 yin 
No Proje No Proje Adi Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini — ə — 
| 1 — = Нагсата | | | 
— İmam Hatip Lisesi [Шшгайап È — 000 5 s: | acem) sena) 685000 837331 _ 330956 
| 2015 Devam Eden Projeler İ 1.424.227 256.742. 581.612 543499 36.524 
1 1995H010200 mam Hatip Lisesi Adıyaman Besni 24 |24 derslik + 200 Öğr. Pans. 2014-2015 7.500 2355 545, 
o [19951010200 zədəli баша Hatip ses Afyonkarahisar | Şuhut 16. авад Öğr.Pans. (5691 | 3013.2015 9.750 6.000] 3.750 
з 1199541010200 (imam Hatip Lisesi Ağrı Diyadin 16 (16 Derslik + 100 Öğr. Pans. 2013-2015 9.000 5.894 3.106 
4 1995010200 | Anadolu imam Hatip Lisesi Aksaray Merkez 32 Т нөн Ögr. Pans. (14007 2013.2015 6.844 5782 1.062 
| 5 1995H010200 | İmam Hatip Lisesi Ek Bina (TOKİ) Ankara Mamak 32 32 Ek Derslik (7107 m2) 2011-2015 6.500 2.000 4500. 
İ 6 [9958010200 | İnan Hatip Lisesi Bayburt Merkez 16 Ta 200 Öğr.Pans. (4160 | „у му; | 9000 3000) 6.000 | 
| 7 11995H010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi (GAP) Diyarbakır | Çermik 16 (16 Derslik (5691 m2) 2012-2015 тооо 3.000 4.000! 
| в 1995H010200 [Imam Найр Lisesi Грав Кона | 16 в Derslik (5691 m2) 2014-2015 4900 650 ax 0 | 
+ L 1 L + 4 + + + 1 
| 9 1995H010200 imam Hatip Lisesi Gaziantep Araban 16 16 Ders.-100 Öğr.Pns. (9017 m2) 2014-2015 9.000) 650, 8330) 
m ——. 5 sx” | Şehitkamil | и и Ek Derslik (3247 m2) 2014-2015 | kəl RK wo) m m ma. 
11 1995H010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi İstanbul Ataşehir 32 132 Derslik (9924 m2) | 2012-2015 11291 6.060| 5231) 
12 1995H010200 İmam Hatip Lisesi (TOKİ) İstanbul Bağcilar 24 24 Derslik (6290 mə) 2011-2015 | 3.180 1180] 2.000 | 
13 1995H010200 İmam Hatip Lisesi İzmir Bornova 36 36 Derslik 2014 - 2015 9.500 4.875 4.625 
14 1995H010200 İmam Hatip Lisesi (TOKİ) Kütahya Simav 24 5 Öğr. Pans.+ 2013 -2015 8.500 4.500 4.000 
15 1995H010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi Manisa Yunusemre 32 es 300 Ögr. Рап.+5р. 5. 2013 2015 15.000 7.150 7.850 
16 1995H010200 İmam Hatip Lisesi (GAP) (TOKİ) Mardin Büyükşehir 32 32 Derslik+300 Öğr. Pans. 2012-2015 8.000 5.000 3.000 
17 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Niğde Bor 16 шок Pans. (11352 2014-2015 7.552 950 6.602 
18 1995010200 İmam Hatip Lisesi (TOKİ) Sakarya Adapazari 16 16 Derslik (5153 m2) 2011-2015 3.600 1.000 
19 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Sakarya Sapanca 16 2097 Öğr. Pans. (52127 „о, му, 11.000 6.250 
20 1995H010200 ə, İmam Hatip Lisesi (САР) р, Büyükşehir 40 RL Öğr. Pans. (12908 м, 2015 8.000 5.000 
21 1995H010200 Kız İmam Hatip Lisesi Şirnak Silopi 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 -2015 4.000 1.991 
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Sıra 

No Proje No 

| 22 1995H010200 
23 1995H010200 
24 1995H010200 
| 25 1995H010200 


| 26 1995H010200 
| | 


| 27 (1995H010200 


| 28 1995H010200 


29 1995H010200 


31 (1995H010200 


32 1995H010200 


33 | 1995Н010200 


bi 
| 34 1995H010200 
э [1995010200 
36 1995H010200 
37 1995H010200 
38 1995H010200 
39 1995H010200 
40 1995H010200 
41 1995010200 
42 1995H010200 


43 1995H010200 


44 1995H010200 


Proje Adı 


"İmam Hatip Lisesi 

| = 

| 

(İmam-Hatip Lisesi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 


“İmam Hatip Lisesi 


"İmam Hatip Lisesi 

| 

“İmam Hatip Lisesi 

“İmam Hatip Lisesi (Cumhuriyet 
İmam Hatip Lisesi (Doğankent 
| ., 


30 1995H010200 İmam Hatip Lisesi 


Anadolu İmam Hatip Lisesi 


| 
T 


| Anadolu İmam Hatip Lisesi 


Adana 


Adana 


Adana 


Adana 


Amasya 


Ankara 


“İmam Hatip Lisesi (TOKİ) 

[Anadolu 1тат Hatip Lisesi 

[Asst “as Hatip 
İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 

Imam Hatip Lisesi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


Ankara 


Ankara 


Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Ardahan 
Ardahan 
Aydın 

Aydın 


Balıkesir 
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Çukurova 
İmamoğlu 
Seyhan 
Yüreğir 


Yüreğir 


Afyonkarahisar | Merkez 


Elmali 
Finike 
Manavgat 
Serik 
Çildir 
Merkez 
Efeler 
Nazilli 


Altieylül 


24 


24 


24 


(4734 m2). = і 
16 Derslik+188 Öğr. Pans. (8434 | 


Karakteristik 


24 Derslik 
16 Derslik 


24 Derslik (6197 m2) 


32 Derslik 
24 Derslik 
hə Derslik 
24 Derslik (6493 m2) 


32 Derslik (9924 m2) 
24 Derslik--300 Öğr. Pansiyon 
/m2) 

24 Derslik (6493 m2) 


|22 Derslik*300 Öğr. Pans. 


| 
|24 Derslik (6493 m2) 


(32 Derslik--200 Öğr.Pans. (14084 
m2) 


24 Derslik+200 Öğr.Pans. 


24 Derslik 


24 Derslik (6493 m2) 


24 Derslik+200 Öğr.Pans. (10653 
m2) 

16 Dersilk+200 Öğr.Pans. (5691 
m2) 

24 Derslik+200 Öğr.Pans.+ 
Sp.Sal. (12373 m2) 

24 Derslik--200 Öğr. Pan.* Sp. Sal 
(11352 m2) 

32 Derslik +300 Öğr.Pan.* Sp. SI. 
(15357 m2) 


32 Derslik*200 Öğr. Pans. 
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Başlama 
Bitiş Yılı 


2013-2015 


2014-2015 


2013-2015 


2014-2016 
2014-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014 -2016 


2014 -2016 


2013 -2016 


2014-2016 


2014-2016 


2014-2016 


2014-2016 


2014-2016 


2014-2016 


2014-2016 


2014-2016 


2013-2016 


2014-2016 


2014-2016 


—” 2015 Yıl 2016 Yı (2017 Yılı 
xl Ma een (m = 
Harcama 
5.000 2.000 3.000 
| 3000) 650 2350 
4335 2.700 1.635 
8.500 850 3000) 4.650 
7.500 750 3.000 3750 
8.000 3.600 2400) 2.000. 
8000| 3.600 2.400 2.000 
7.500 850) 3000 3.650) 
| 13.500) 1350 3000) 2150) 
HELEN Hİ 
1500 750 40000) 2750) 
gso 200 3000 sso 
7.500. 150) 4150) 2000) 
14.500) 1300) 4000) 9200 
13.500 1200 3.500 8.800 
8.500. 750 4.000 3.750 
8.500 750 4.000 3.750 
13.500 1200 4.775 7.525 
11.000 5.100 4.000 1.900 
13.700 9.825 2.000 
12.000 2.000 3.900 
13.700 1425 4.000 
13.000 1.300 4.000 
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а че o4 Sonuna 205 yi 2016 Yi 2017 Yil 

sə Proje No Proje Adı Yer Karakteristik трата Proje Tutarı .. "Yatırım Yatırım "Yatırım 

No Bitiş Yılı Tahmini (ödeneği Ödeneği © (Ödeneği 
| | | Нагсата [= | чә 

| 45 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Balıkesir Ayvalik 24 24 Derslik+200 Öğr. Pans. 2014 -2016 12.000 1.200 3.000 7.800 

| 46 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Balıkesir Dursunbey 24 |24 Derslik+200 Öğr. Pans-* 5р. | 2014-2016 13.250 1325 4.000 7.925 


| SI. (5691 m2) 
| ат (19954010200 İmam Hatip Lisesi Bartın Merkez 16 16 Ek Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 6.500 650 3.000. 2.850 
] 24 Derslikli + 300 Öğr. Pans(6493 | я EE | 


ap) çay Anadolu İmam Hatip Lisesi İkiztepe paman , Merkez а 


İ as (19951010200 АРУ кез 2014-2016 13.500 905 5.000 7.595 

49 т99зно1озоо йш. Hatip Lisesi (GAP) (Barun | Merkez 24 ken 200 Öğr.Pans . 2012-2016 7.500 1.500) 3.00 2.500! 
| 50 1995H010200 | Anadolu İmam Hatip Lisesi (GAP) Batman Beşiri 24 24 Desrlik (6493 m2) 2014 -2016 7.500 750 34400. 33350) 
| 5! \19зно1о200 [каш Hatip Lisesi (GAP) Batman Gercüş 16 16 Desrlik (6014 m2) 2014 - 2016 6.500| 650 3.000 2850 
| 2 [1995010200 |= Hatip Lisesi Е Bitlis Güroymak 16 16 Derslik+100 Öğr. Pans, | 2014-2016 | 9500) 950) 4300) aas 

53 (19951010200 Imam Hatip Lisesi Bitlis Mutki 16 16 Derslik+100 Öğr.Pans. 2014 - 2016 10500 636) 4.000) 5.864 
El (19951010200 Anadolu İman Hatip шы Бшш | Bucak | эз 32 Derslik (9924 m2) 2014-2016 | 8500) ко aooo) seso 
| 55 1958010200 İmam Hatip uş I 5 m Karacabey : м 24 Derslik +200 Öğ, Pans. _ | 2014-2016 | 12000) 1200) 5000 ! — sami .. 
| 56 1995H010200 | Anadolu İmam Hatip Lisesi Bursa | Mustafakemalpasa 24 55775 zə 2014 - 2016 10.500) 1.050 4300) 4650 
я 19959010200 Imam Hatip Lisesi Bursa Yildirim 24 |24 Derslik 2014-2016 7.500) 750 3.000! 3.750) 
| Sa 1995010200: ааа inan Han asi Çanakkale Merkez 4 раен бирнн, 010653 | 2013-2016 | 13.500) 3250 ао! 6250) 
İs "1995H010200 [imam Hatip Lisesi Çorum Alaca 24 24 Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 7.500 750 3.500] 3.250 

60 1995H010200 dölü ti Hatip Lisesi Çorum Mecitözü 24 24 Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 7.500 750 3.500 3.250 

61 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Denizli Merkezefendi 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2016 7.500 750 3.000 3750 

62 1995H010200 İmam Hatip Lisesi (GAP) Diyarbakır Ergani 16 16 Derslik + 200 Öğr. Pans. 2013 -2016 12.000 2.000 4.000 6.000 

63 1995H010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi Edirne Kesan 24 24 Derslik+200 Öğr. Pans. 2013-2017 13.500 5.125 5.000 

64 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Edime Uzunköprü 16 16 Derslik 2014 -2017 7.000 1.235 4.200 


32 Derslik+ 200 Öğr. Pans. (14084 


65 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Erzurum Yakutiye ə 2014 - 2016 13.000 1300 4000 2 > 
əə 
66 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Erzurum Çat 16 28. каз 2014-2016 11.000 2.124 
Е ік+ 150 Ó 2 
67 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Erzurum Hinis 16 ре 150 Öğr. Pans. (7250 эд. 2016 10.500 1281 
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21 


s" | an рана 2015 ym 2016 Yılı i 2017 Ya 
Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitis Yılı Proje Tutarı Tahmini ee енен [оше 
= Harcama | | | T 
(1995HO10200 imam Hatip Lisesi Erzurum Karayazi 16 77 +200 Öğr. Pans. (8278 2014 - 2016 11.000 1.481 5.000. 4. 519) 
19951010200 İmam Hatip Lisesi Erzurum | Şenkaya 16 2” + 200 Öğr, Pans. (98517 2014. 2016 11.000 1.481 5.000 4. 519 
70 1995010200 .” Baxsan Eskişehir Tepebaşi 24 24 Derslik+400 Öğr. Pans.+Sp.Sl. 2014 - 2016 17.750 1.775 8.000 1975 
т \ 9955010200 | imam Hatip Lisesi Gaziantep Nizip 24 н Derslik + 200 Öğr. Pans:t SP. | 2014. 2016 15.000 750 azo) 5000 m 
72 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Hakkari Şemdinli 16 ə. +200 Öğr. Pans. 2014-2016 11.000 1.100 5.000 4.900 
| 73 1995H010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkari Yüksekova 16 16 Derslik (12184 m2) 2014 - 2016 6.500) 650 2.500 3.350 
74 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Hatay İskenderun 32 (32 derslik F 6423 m2) 2014-2016 8.000 650 2.925 3.575 
| 1995Н010200 Payas İmam Hatip Lisesi ey | Payas x одре Derslik (6493 m2) m 2014- 2016 : 7.500 750 sən, 3375 
76 1995H010200 imam Hatip Lisesi dir Merkez 16 16 Derslik + 200 Öğr. Pans 2013 - 2016 11.000 4900) 5000 1.100) 
4 325 mamak e pa ei — _ = + = — Е = + + — “—r = Е 
7 İlsəsuurozoo asa Akif Ersoy İHL Istanbul Kartal 40 о derslikli (10617 m2) 2014 -2016 15.000 2.000) 6.000) 7000 
т [19951010200 m a шш kəsəl [КҮ "s | Küçükçekmece Öze Proje | 2013-2016) 4540 saoo 1500) m — o 
|79 lasom Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi Istanbul Sultanbeyli 24 A 5р.51+ 300 Öğr.Pan. | 2013. 2016 17.000 9250) 5.000. 2.750. 
80 1995H010200 İmam Hatip Lisesi (ek (TOKİ) İstanbul Başakşehir 32 32 Derslikt300 Öğr. Pans.*Sp.SI. | 2013-2016 15.750) 7000) 3750 
Гат 19954010200 wam Hatip Lisesi ( (Kız) (TOKİ) İstanbul Başakşehir 32 z Derslik +300 Öğr. Pans.*Sp. | 2013. 2016 15.750 5750) 70001 3000) 
82 (1995HO10200 İmam Hatip Lisesi İzmir Kiraz 16 16 Derslik 2014 - 2016 7.000 650, 3172) 3.178 
83 11995010200 İmam Hatip Lisesi İzmir Menemen 24 24 Derslik 2014 - 2016 8.500 750 3.875 3.875 
84 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Kahramanmaraş Afşin 24 5 Öğr Pans. (10653 зода. 2016 9.000 950 4.025 4025 
85 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Kahramanmaraş Onikişubat 32 5 +200 Öğr.Pans. (11227 2014 -2016 13.000 1.300 5.850 5.850 
86 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Kars Kağizman 24 . = +100 Öğr.Pans (10653 о, 2016 10.000 1.000 6.000 
87 1995010200 Mani Hatp ше YERS kaş Merkez 16 16 Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 4.000 650 2425 
88 1995H010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayseri Develi 36 т 300077 Öğre.Pans. 2014 - 2016 12.500 1.200 5.000 
89 1995H010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayseri Kocasinan 16 A D imam нары 2014 - 2016 6.500 650 3.000 
90 1995H010200 İmam Hatip Lisesi Kırıklareli Babaeski 16 16 Derslik 2014 - 2016 6.500 650 3.000 


[Sira 
N 


| 91 


Proje No 
o 


1995H010200 


Proje Adı 


İmam Hatip Lisesi 


| 92 1995H010200 İmam Hatip Lisesi (TOKİ) 


93 
94 


|95 


| 100 


| 
1 
| 


| 


1995Н010200 
1995Н010200 
1995Н010200 
1995Н010200 
1995Н010200 
1995H010200 
1995H010200 


1995H010200 


101 1995H010200 


Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 


Yer 


Kocaeli 
Kocaeli 


Kocaeli 


Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek Bina Konya 


Anadolu İmam Hatip Lisesi 


Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 

Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek 
Bina 


İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 


Anadolu İmam Hatip Lisesi 


Konya 
Konya 
Konya 
Malatya 
| Mardin 


Mardin 


Mersin 


| 102 "1995010200 Anadolu İmam Hatip Lisesi 


103 1995H010200 


| 104 1995010200 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


lH 


112 


113 


1995Н010200 


1995Н010200 


1995Н010200 


1995Н010200 


1995H010200 


1995H010200 


1995H010200 


1995H010200 


1995H010200 


İmam-Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
Korkut İmam Hatip Lisesi 
İmam-Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 
Kumru İmam-Hatip Lisesi 


İmam-Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi (TOKİ) 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


Mersin 
[Mugia 
İz 

Muş 
Ordu 


Ordu 
Ordu 


Ordu 
Osmaniye 
Osmaniye 
Rize 


Samsun 
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Derince 

| Derince 
İzmit 
Beyşehir 
Doğanhisar 
Selçuklu 
Seydişehir 

— | Darende 
Nusaybin 

| Savur І 


| Silifke 
[Yes — 
| Dalaman 
Hasköy 
Korkut 
Büyükşehir 
Çaybaşi 


Kumru 


Ünye 
Düziçi 
Kadirli 
Merkez 


İlkadim 


Karakteristik 


24 Derslik 
16 Derslik 


24 Derslik (6493 m2) 


24 Derslik+200 Öğr. Pans. (12258 | 


m2) 
24 Derslik + 200 Öğrc. Pans 
(10653 m2) 


32 Ek Derslik (10617 m2) 


24 Derslik (6493 m2) 


16 Derslik--200 Öğr. Раѕп+5р.51 


32 Derslik--200 Öğr.Pans 


24 Derslik (9924 m2) 


24 Derslik (6493 m2) 


24 Derslikli (6493 m2) 


16 Derslik +100 Öğr.Pans (8687 
m) Е 

24 Derslik--300 Öğr. Pans. (11227 
m2) 


16 Derslik (5691 m2) 


24 Derslik 


16 Derslik:-100 Öğr. Pans.*Sp 
Sal. 


32 Derslik*300 Öğr.Pan.*Sp. SI. 
(10298 m2) 
24 Derslik*200 Öğr. Pans. 


24 Derslik*300 Öğr.Pans. (6493 
m2) 


16 Derslik-- 200 Öğr. Pans. 


60 Derslik + 300 Öğr. Pans. 
(28340 m2) 


32 Derslik (15351 m2) 
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Başlama 
Bitiş Yılı 


2014 -2016 
2010-2017 

2014 -2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014-2016 
2013-2016 
2014-2016 
2014-2016 


2014-2016 
2014-2016 


2014-2016 
2012-2016 
2014-2016 
2014-2016 


2014-2016 


Proje Tutarı 


72014 Sonuna 


Kadar 
Tahmini 


Harcama 


7.500 


7.000 


9.500 


14.251 


12.000 


7.500 


11.000 


23.000 


8.500 


2015 Yılı 
"Yatırım 
Ödeneği 
750 


1.000 


3.375 
2000) 
3375 
5400) 
5.400 
3.825 
3.375 
5.000 


5.000 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


3.375 


4.000! 


3.375 


5.400 


5.400 


3.825 


3.375, 


950 


1425 


1.200 


2.500 


3375 
3.600) 
эло 
5.875 


3.223 


2.925 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


5га 
Мо Proje No 


114 1995H010200 


115 11995H010200 


116 1995H010200 


117 1995H010200 


8 1995H010200 


119 1995H010200 


120 1995H010200 


121 1995H010200 


| | 
122 | 1995Н010200 


| 123 | 1995H010200 


124 119954010200 


Proje Adı 


İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


[Kurtalan “Anadolu İmam Hatip 
'Lisesi Ek Binası (GAP) 


Imam Hatip Lisesi 

| Anadolu İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 

[тш Hatip Lisesi (5) 
(imam Hatip Lisesi 

İmam tip Lisesi 


"İmam Hatip Lisesi (DAP) 


125 /1995H010200 
126 (19951010200 
127 1995H010200 
128 19951010200 
129 1995H010200 
130 1995H010200 
131 1995H010200 
132 1995H010200 
133 1995H010200 
134 1995H010200 
135 1995H010200 


136 1995H010200 


"İmam Hatip Lisesi 

Saray İmamhatip Lisesi (DAP) 
İbn Hatip Lisesi 

| İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sivas 
Şırnak 


Tekirdağ 


Tokat 


Trabzon 


Van 


Van 


Van 


Yalova 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Düzce 
Giresun 
İstanbul 


Kastamonu 
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Salipazari 
Tekkeköy 
Vezirköprü 


Kurtalan 


Pervari 


Suşehri 


Merkez 


Saray 


Reşadiye 


Arakli 


Bahçesaray 


Çatak 
Saray 
Merkez 
Akdağmadeni 
Sorgun 
Ereğli 
Çinar 
Dicle 
Merkez 
Bulancak 
Silivri 


Merkez 


24 


(15542 m2) 


Karakteristik 


16 Derslik (6014 m2) 


24 Derslik--200 Öğr. Pans. (6493 
m2) 


32 Derslik (9924 m2) 


p L?ÇTSTKİİ CK туша оге тїр 
Proje) + Çok Amaçlı Salon (640 


m 


24 Derslik + 200 Öğr. Pans. 
(10000 m2) 

24 Derslik+300 Öğr. Pans. (11227 
m2) 


24 Derslik (6493 m2) 


24 Derslik (6493 m2) 
16 Derslik + 200 Öğr. Pans. 


24 Derslik + 200 Öğr. Pans. 
24 Derslik+200 Öğr. Pans. (10452 


(m2) 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 -2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 


2014 - 2016 


2014 - 2016 


m2) 

24 Derslik+ 200 Öğr. Pans. (9313 
m2) 

32 Derslik * 300 Öğr.Pans. * Sp. 
SI. (9924 m2) 

24 Derslik*200 Öğr.Pan. (6493 
m2) 


24 Ders*200 Öğr.Pan. 
32 Derslik (5691 m2) 
24 Derslik (8098 m2) 
16 Derslik * 200 Öğr. Pans. 
24 Derslik (6292 m2) 
32 Derslik (9924 m2) 


32 Derslik+300 Öğr.Pan.*Sp.Sal. 


48 Derslik 200 Öğrenci 
Pansiyonu (12258 m2) 


23 


2014-2016 
2014-2016 
2014 - 2018 
2014 - 2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2017 
2014-2017 
2014-2017 
2014-2017 
2014-2017 


2014-2017 


72014 Sonuna 


Proje Tutarı 


6.500 
12400, 
8.500 
3.000 
12.000 
13.500 
7.500 
8.500 
11.000 
12.000 


12.000; 


Kadar 
Tahmini 
Harcama 


650 


1.200) 


850 


300 
1.200 
1.350 

750) 

750) 
1.100 
1.200) 


1.200 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


12.000 


11.000 


14.250 


10.500 


12.000 


7.500 


9.500 


18.000 


21.724 


1.200 
1.100) 
1425) 
1.200 
1.200 
850 
750 
1.100 
750 
850 
1.575 


1.350 


2016 Yılı 
Yatırım 


(Ödeneği 


3.000 
5.000 
4.000 
2000) 
5.000 


5.000 


2.850 


5.800 


3.650 


2017 Yıl 
Yatırım 
Ödeneği 


Proje No 


1995H010200 
1995H010200 


1995H010200 


1 1995H010200 
2 1995H010200 
3 1995H010200 


4 1995H010200 


5 1995H010200 


6 1995H010200 


İ 
7 (1995H010200 


| 
9 1995H010200 


10 1995H010200 
11 1995H010200 
12 1995H010200 
13 1995H010200 
14 1995H010200 
15 1995H010200 
16 1995H010200 
17 1995H010200 
18 1995H010200 


19 1995H010200 


Proğe Adı 


m Hatip Lisesi 

Yaygın İmam Hatip Lisesi 
[Merkez İmam Hatip Lisesi 
Ев Yeni Projeler 
e Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

"Kız İmam Hatip Lisesi 
İlhan Hatip Lisesi 


“İmam Hatip Lisesi 


Kiz İmam Hatip Lisesi 


“İmam Hatip Lisesi 


Muş 


Nevşehir 


Adana 
Adana 
Adıyaman 
- 7 
е 
| Атазуа 


Amasya 


mam Hatip Lisesi 
"İmam Hatip Lisesi 
Е Навр Lisesi 
İkən Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


Ankara 
Ankara 
pm 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 


Bursa 


Suluova 
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Tufanbeyli 
Seyhan 
Merkez 


Doğubayazıt 


Keçiören-Ovacık 


Mamak 
Sincan 
Kepez 
Ardanuç 
Merkez 
Didim 
Bandırma 
Burhaniye 
Gölpazarı 
Hizan 


İnegöl 


Karakteristik 


24 24 Derslik (5691 m2) 


16 


24 


16 Derslik*300Öğr. Pans. (10425 
m2) 
24 Derslik + Sp. $а1.+200 Öğr 


72014 Sonuna 


Harcama 


Pans. (11352 m2) 


16 16 Derslik+200 Öğr. Pans. 
24 24 Derslik--100 Öğr. Pans. 
24 24 Derslik--200 Öğr. Pans. 
40 ın Derslik--300 Öğr. Pans. 
24 м Derslik*200 Öğr. Pans. 


24 (24 Derslik 

16 [16 Derlsik+100 Öğr. Pans. 
40 40 Derslik | 

54 154 Derslik-:300 Öğr.Pans. 
32 32 Derslik | 

40 40 Derslik--200 Öğr. Pans. 
16 16 Derslik--100 Öğr. Pans. 
24 24 Derslik-200 Öğr. Pans. 
24 24 Derslikt200 öğr. Pans. 
24 24 Derslik*200 Öğr. Pans. 
24 24 Derslik--300 Öğr. Pans. 
16 16 Derslik+100 Öğr. Pans. 


16 16 Derslik+200 Öğr. Pans. 


24 24Derslik 


24 


жул 7 Proje Tutarı 
2014-2016 8.500 
2014-2016 14.000 
2014-2017 15.000 

С 692.250 
2015-2017 12.000) 
2015-2017 12.000 
2015-2017 13.500 
2015-2017 17000 
2015-2017 13.500) 
2015-2017 8.500 
2015-2017 10.500) 
2015:2017 | Б 10.000) 
2015-2017 23000) 
2015-2017 9.500 
2015-2017 15.000 
2015-2017 10.500 
2015-2017 13.500 
2015-2017 13.500 
2015-2017 13.500 
2015-2017 15.500 
2015-2017 10.500 
2015-2017 12.000 
2015-2017 8.500 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


Kadar 
Tahmini 


650 3.000 


950 4.000 
1.275 4.000 
| 103388 
1.800 
1.800 
2.025 
2.550 
2.025 


1.275 


İ 
| 1.575 


1.500 
3450 
1425 
2.250 
1.575 
2.025 


2.025 


12016 Yılı 


Yatırım 
Ödeneği 


3.000] 
4.000. 
4.000) 
294432. 
5.100. 
5.100) 
578 
2225 
эл 
вз 
= 
4250 
"axı 
4038) 
6.375 
4.463 


5.738 


5.738 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 
1.850, 
5.050 
5.725 


294.432, 


5.100 


| Sıra 
İ no Proje No 


20 1995H010200 


21 1995H010200 


[1995010200 
[1995010200 
1995H010200 
1995H010200 


F 
| 26 1995H010200 
| 4 


27 1995H010200 


| 

| 

== 

| 1995H010200 
— 

| 29 1995H010200 
| 30 1995H010200 
E 


| 31 1995H010200 


28 


| 32 İ.şosnorooto 
| эз 1995H010200 


34 1995H010200 


Proğe Adı 


İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


Kız İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
“İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
Kız mam Hatip Lisesi 
an Hatip Lisesi 


“İmam Hatip Lisesi (İkmal İnşaat) 


“İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi (Hanze Akın 


Çolakoğlu) 


İmam Hatip Lisesi 


İstanbul 
İstanbul 


İstanbul 
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Nilüfer 

Biga 

Çan 

Silvan 

Aziziye 
Şahinbey 
‘Şebinkarahisar 
İMerkez Ж 
Yüksekova 


Toroslar 


[Beykoz 


Maltepe 
Ümraniye 


Üsküdar 


Avcılar 


40 


24 


| 24 


24 


6 


32 


40 Derslik 


Karakteristik 


40 Derslik+ 300 Öğr. Pans. 


24 Derslik 


24 Derslik 


24 Derslik 


24 Derslik--200 Öğr. Pans. 


24 Derslikt*Çok Amaçlı SI. 


16 Derslik 


|24 Derslik*-200 Öğr.Pans. 
24 Derslik--200 Öğr.Pans. 


24 Derslik 


24 Derslik 


24 Derslik 


16 Ek Derslik 


32 Derslik 


25 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
20152017 

2015-2017 
О | 20152017 
| 2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


2014 Sonuna 
Kadar 
/Tahmini 
Harcama 


17.000 


Proje Tutarı 


8.500 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 

2.550 

1.275 

1.275 

12751 

2.025 

is 

1.050 


2.025 


2.025 


2017 Yılı 


Yatırım 


| Ödeneği 


725 
3.61 3 
3.613 
3.613 
5.738 
4.463 
2.975 


5.738. 


5.738 


3.613. 


4.250 


3.613 
3613) 


2975 


4.038 


3.613) 


Sıra 
No 


35 
36 
37 
38 


39 


147 
| 48 
| 49 
50 
51 
52 
53 


54 


Proje No 


/1995H010200 
1995H010200 
1995010200 
1995010200 
(1995H010200 
1995H010200 
1995H010200 
| 1995H010200 


11995н010200 


| 
119959010200 


19959010200 


1995H010200 
| 1995Н010200 
1995Н010200 
1995Н010200 
| 1995010200 
1995H010200 
1995H010200 
1995H010200 
1995H010200 
1995H010200 
1995H010200 


1995H010200 


İmam Hatip Lisesi 


Proje Adı 


İmam Hatip Lisesi (Ayrancılar) 
İmam Hatip pan panam 
İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip id 

İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 

İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


Kız İmam Hatip Lisesi 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


Yer 

İzmir Torbalı 
Konya Ladik 
Konya Karapınar 
Konya Yunak 
Malatya Battalgazi 


Kahramanmaraş (Çağlayancerit 
Kahramanmaraş Onikişubat 


Kahramanmaraş Türkoğlu 


İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
İmam Hatip Lisesi 
imam Hatip Lisesi 


imam Hatip Lisesi 


İmam Hatip Lisesi 


Mardin Mazidağı 
Muş Merkez 
Rize Ardeşen 
ip Lisesi Ё [Siirt Eruh I 

sin Merkez 
Tekirdağ Marmara-Ereglisi 
Şanlıurfa Viranşehir 
Şanlıurfa Akçakale 
Yozgat Çekerek 
Zonguldak Alaplı 
Batman Merkez 
Şırnak Cizre 

İmam Hatip Lisesi (Hilal Beldesi) Şırnak Uludere 
Kilis Musabeyli 
Düzce Yığılca 


İmam Hatip Lisesi 


24 |24 Derslik* 200 Öğr. Pans. 


Karakteristik 


16 16 Derslik 
16 16 Derslik 
24 24 Derslik 
24 24 Derslik 
24 24 Derslik--200 Öğr. Pans. 


24 24 Derslik*300 Öğr. Pans. 


100 Derslik--300 Öğr. 
Pans.+Sp.SI. 


24 24 Derslik--200 Öğr.Pans. 


100 


24 24 Derslik+200 Öğr.Pans. 
16 lie Derslik+200 Öğr. Pans. 
2 | 24 Derslik+200 Öğr. Pans. 
24 24 Derslik+ 200 Öğr. Pans. 
24 24 Derslik 

32 32 Derslik*200 öğr. Pans. 
32 32 Derslik+200 Öğr. Pans. 
16 16 Derslik + 100 Öğr. Pans. 
16 16 Derslik+100 Öğr. Pans. 
24 24 Derslik+ 300 Öğr. Pans. 


24 24 Derslik 


24 Derslik-- 300 Öğr. 
Рапз.+$р.$1.+36 Dairelik Loj. 


Ж 


16 16 Derslik--100 Öğr. Pans.*Sp.SI 


12 12 Derslik 


26 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
201 5201 7 
2015-2017 
201 52017 
2015-2017 
2015201 7 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


2014 Ѕопипа 
Kadar 
Tahmini 
Harcama 


7.000 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


Proje Tutarı 


7.000 
8.500 


8.500 


(Ödeneği 


2.975 
2.975 
3.613 
3.613! 
5.738! 


6.588, 


15.725 


5.738 


5.738) 


5.738) 


5.100 


5.738 
5738) 
3.613! 
6.163 
6.163 


4.475 


4.463 


2017 Yılı 


2.975 
2.975 
3.613 
3.613 
5.738 
6.588 

15225] 
sms 
5738) 


5.738. 


Sıra 
No 


Proje No 
| 


Proje Adı 


Yer 


Özel Eğitim ve Rehberlik Okulu İnşaatları ve Rehberlik ve 
“Araştırma Merkezleri 


2012H010020 
2% 1 эно 10020 
2012H010020 
2012H010020 
/2012H010020 
İzo 12H010020 
/2012H010020 
İzo 12H010020 


/2012H010020 


12015 Devam Eden Projeler 


Bilim Sanat Merkezi 


Özel Eğitim Okulu (SERÇEV) 


[TOKİ 

Bilim Sanat Merkezi 

(Otistik Çocuk Eğitim Merkezi 
[Rehberi Araştırma Merkezi 
| Rehberlik Pen Merkezi 
| Rehberlik Araştırma Merkezi 


| 
Özel Eğitim Okulu (DAP) 
| 
| 
| 


Adıyaman 
Ankara 
Konya 
Manisa 
Bayburt 
Denizli 


Şırnak 


JAğrı 


| 
Amasya Bilim ve Sanat Merkezi Amasya 


120121010020 
120129010020 
12012010020 
12012010020 
2012010020 
2012010020 
2012H010020 
2012H010020 


2012H010020 


2012H010020 


2012H010020 


Özel Eğitim Okulu 


| 
| 
“Özel Eğitim Okulu 

|Bilim Sanat Merkezi 


Bilim Sanat Merkezi 


Bilim ve Sanat Merkezi 


Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi 


Eğitim Uygulama Okulu 


Özel Eğitim Okulu 


Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi 


(DAP) 
Özel Eğitim Mesleki 


Merkezi-İştme Engelliler Meslek 


Lisesi 


Eğitim Uygulama Okulu ve İş 
Eğitim Merkezi 


Ankara 
Çorum 
Diyarbakır 
Hatay 
Karabük 
Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 


Malatya 


Mersin 


Mersin 


Merkez 
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Merkez 


Yenimahalle 


Meram 


Yunusemre 


Merkez 


Merkezefendi 


Merkez 


Patnos 


Altindağ 


Merkez 
Bağlar 
Antakya 
Merkez 
Melikgazi 
Merkez 
Gölcük 


Battalgazi 


Anamur 


Silifke 


Karakteristik 


16 lie Derslik (5153 m2) 
34 34 Öğrencilik (5700 m2) 
16 16 Derslik (6292 m2) 
34 34 Öğrencilik (3562 m2) 
Hizmet Binası 
RAM (3562 m2) 


Hizmet Binası (2075 m2) 


2 12Derslik 


2 12 Derslik (3511 m2) 


Özel Pri. (10816 m2) 


16 16 Derslik (2920 m2) 


5 


12 Derslik (3171 m2) 
16 16 Derslik (3161 m2) 


16 16 Derslik (3551 m2) 


= 


16 Derslik (5637 m2) 


2 12 Derslik (3562 m2) 


s 


12 Derslik 


34 34 Öğrencilik (3562 m2) 


6 16 Derslik* 200 Öğr.Pans 


2 12 derslik (2920 m2) 


27 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2013 - 2015 
2013 - 2015 
2013 - 2015 
2013 - 2015 
2013 - 2015 
2014 - 2015 
2013 - 2015 
2014 -2016 
2014 - 2016 
2014-2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 


2013 - 2016 


2014 - 2016 


2014 - 2016 


Proje Tutarı 


2014 Sonuna 
Kadar 
Tahmini 


Harcama 


337.660. 
183.660 
3.000 
4.000 


5.000 


4.950 


24.918 
24918 
2.625 
500 
500 
400 
850 
30 
840 
480) 
450 
380) 
350 
450 
650 
650 
228 
450 
450 


400 


1.100 


450 


2015 Yılı 

Yatırım 

Ödeneği 
87.000 


64.125. 


375 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


"Yatırım 


145.630 


80.067. 


12017 Yılı 


(Ödeneği 


80.113 


14.550 


Sıra 
No Proje No 


21 (2012H010020 
22 20121010020 
23 20124010020 
24 “2012010020 | 
25 12012н010020 
26 (20124010020 
27 (20124010020 


28 2012H010020 


2 


012H010020 


/2012H010020 


31 2012H010020 


32 /2012H010020 
33 20121010020 
| 
1 12012010020 
2 120129010020 
3 120129010020 
4 2012H010020 
5 20129010020 
6 20129010020 


7 20129010020 


Proje Adı 


Bilim Sanat Merkezi 

Özel Eğitim Okulu 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
| Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
[Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Rehberlik Araştırma Merkezi 


[Rehberlik Araştırma Merkezi 


[Rehberlik Araştırma Merkezi (4) 


| 
|İşitme engelliler Okulu 


Özel Eğitim Okulu 

оа Eğitim ve İş Okulu 
(Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
[Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
İ2015 Yeni Projeler 

Özel Eğitim Okulu 

Özel Eğitim Okulu 

Rehberlik Araştırma Merkezi 
Özel Eğitim Okulu 

Özel Eğitim Okulu 

Özel Eğitim Okulu 


Bilim Sanat Merkezi 


İstanbul 


Tokat 
Trabzon 
Çorum 
Gaziantep 
Mersin 
Siirt 
Sivas 
Tekirdağ 
Van 


Yalova 
Düzce 


Yalova 


Adıyaman 
Ağrı 

Ağrı 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 


Bolu 
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Merkez 
Doğubeyazıt 
Patnos 
Etimesgut 
Keçiören 
Karesi 


Merkez 


24 


Karakteristik 


12 Derslik (4513 m2) 

12 Derslik 

Hizmet Binası (2075 m2) 
Hizmet Binası 0075 m2) 
Hizmet binası (2075 m2) 
Hizmet Binası (2075 m2) 


Hizmet Binası (2075 m2) 


Hizmet Binası (2075 m2) 


24 Derslik--200 Öğr. Pans 


32 Derslik (3747 m2) 
8 Derslik (2920 m2) 


Hizmet Binası (2075 m2) 


Hizmet Binası (2075 m2) 


12 Derslik 

12 Derslik 

Hizmet Binası 

12 Derslik Ek Bina 
8 Derslik 

12 Derslik 


24 Derslik 


28 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2014-2016 
2014-2016 
2013-2016 
2014- 2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2013-2017 
2014 -2017 
2014 - 2017 


2013 - 2017 


2013 - 2017 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


Proje Tutarı 


rm 2015 Үш 

Tahmini ече 

Нагсата 
4.500 450 2.000 
4500 450 1.990 
4.000 1.825 1.000 
4600 450 2.000 
4950 450 2000) 
4.500 450 2.000 
4.500 450 1.500 
4500 1.350 1.000 
13.500, sool 1.000 
9.500] 3450 1.000) 
4.000 350 1.000) 
aso ds, 1.000 
7.000 1.800) 1.009) 

154.000 22.875 

5.000 750 
5.000 750 
5.000 750 
5.000 750 
4.000 
5.000 
8.500 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2.050 
2.060 
t, 175 
2.1 sol 
2.500 
2.050 
2.550 


2.150 


6.000 


2017 Yılı 


Ödeneği 
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ə | | : | | b | ааз а os үш ; [2016 Yılı Tər ya nü 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini — — — 
Harcama | | | 
8 120129010020 Özel Eğitim Okulu Bursa Gemlik 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2.125) 2.125 
9 20124010020 [Rehberlik Araştırma Merkezi Bursa Gemlik Hizmet Binası 2015-2017 50001 750) 2.125| 2.125 
| 10 2012H010020 Bilim Sanat Merkezi Edirne Merkez 8 8Derslik 2015-2017 4.000 ви! 1.700 1.700, 
| 11 20121010020 Özel Eğitim Okulu P |=. 12 |12 Derslik 2015-2017 5000] 750 2.125 2.125 
| 12 2012H010020 Rehberlik Araştırma Merkezi Erzurum Yakutiye Hizmet Binası 2015-2017 5.000, 750 2.125 2.125 
| 13 [2012010020 Bilim Sanat Merkezi Gaziantep Sehitkamil 12 12Derslik 2015-2017 5.000, 750 2.125 2.125 
14 20124010020 Rehberlik Araştırma Merkezi Mersin Yenişehir Hizmet Binası 2015-2017 5.000 750! 2.125 2.125 
| 15 İ20124010020 Özel Eğitim Okulu | İstanbul küçükçekmece 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050, 2918) 2.975 
| 16 20121010020 Rehberlik Araştırma Merkezi İstanbul Çatalca Hizmet Binası 2015-2017 5.000 750| 2 5 2.125) 
| 17 2012010020 Özel Eğitim Okulu İzmir [Buca 8 в Derslik | 2015-2017 4000 ii | m 600) m 1100 bi 1 1% 
$ + + 1 ; } } + | 1 
| 18 12012010020 Rehberlik Araştırma Merkezi канааа Merkez Hizmet Binasi | 2015-2017 5000) | 750) 2125) 2.125! 
-———— A ЬЫ — 52—— z = ——— .————- — İl = - == ...— — 
| 19 2012001020 Özel Eğitim Okulu Kırıklareli [Merkez 8 8 Derslik 2015-2017 4000 | 600 т 1.700, 
| t t } I | 
| 20 20121010020 Özel Eğitim Okulu Kocaeli İzmit 12 12 Derslik 2015-2017 5.000. 750) 2.125. 2.125 
Е У 20124010020 Özel Eğitim Okulu Konya {Selçuklu Hizmet Binası 2015-2017 5.000 750, 2: 125 2.125 
| 22 20121010020 Özel Eğitim Okulu Nevşehir Merkez 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2.125 2.125 
23 2012H010020 özəl Eğitim Okulu Sinop Boyabat 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2125 2.125 
24 20129010020 Rehberlik Araştırma Merkezi Sinop Merkez Hizmet Binası 2015-2017 5.000 750 2.125 2.125 
25 2012H010020 . Okulu (İşitme Sivas Merkez 12 12 Derslik: Sp. Sl. 2015-2017 6.500 750 2.875 2.875 
26 2012H010020 Özel Eğitim Okulu Tokat Erbaa 12 12Derslik 2015-2017 5.000 750 2. 
27 2012H010020 Rehberlik Arasurma Merkezi Karaman Merkez Hizmet Binasi 2015-2017 5.000 750 f gs 
28 2012H010020 Bilim Sanat Merkezi Batman Merkez 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 ai 
29 2012H010020 Özel Eğitim Okulu Iğdır Merkez 12 12 DersliktYemekhane 2015-2017 6.000 900 K za 
30 2012H010020 Bilim Sanat Merkezi Osmaniye Merkez 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 Nə 


29 


| p [Proje No Proje Adı Yer 
o | 
| | 
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi уе Çok Programlı Anadolu Lisesi 
(inşaatları 


2015 Devam Eden Projeler 


1 1993H020030 (Şakirpaşa Endüstri Meslek Lisesi Adana 
2 ‘19931020030 етет параи Adana 
| 3 (1993H020030 Endüstri Meslek Lisesi Ağrı 
| 4 [1993020030 равана Lisesi | Ankara 
| 5 1993020030 Cami baasi Тотой Anam 
6 |1993H020030 55 Ankara 
| 7 1993H020030 Tarın Meslek Lisesi Ankara 
| 8 (19931020030 "Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi [шша 
| 9 Гете Teknik Endüstri Meslek Lisesi antalya 
| o. 1993020030 Çok Programlı w. İaydın 
11 1993H020030 cak Pionai Lise (TOKİ) Denizli 
12 1993020030 ə Meslek Lisesi Denizli 


13 1993H020030 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Diyarbakır 


4 1993H020030 Mehmet Akif Ersoy T.E.M.L Gaziantep 


5 1993H020030 Endüstri Meslek Lisesi (TOKİ) İstanbul 


Tepecik Endüstri Meslek Lisesi 


16 1993H020030 (TOKİ) İstanbul 
17 1993H020030 Orhanlı Teknik ve Endüstri Meslek istanbul 
Lisesi 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
5 
18 1993H020030 (TOKİ) İstanbul 
19 1993H020030 Yortan Çok Programlı Lisesi Karabük 


ы 


0 1993H020030 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kayseri 


21 1993H020030 Endüistri Meslek Lisesi Konya 
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Seyhan 


Karakteristik 


24 24 Derslik*3 Atl. (10351 m2) 
Yüreğir 24 24 Dersliklt4 Atl. (11193 m2) 
Eleşkirt 24 24 Derslik + 2 Atölye 
Altindağ 24 24 Derslik + 2 Atölye (11420 m2) 
Etimesgut Özel Proje 
Etimesgut 24 24 Derslik + 3 Atl. (14006 m2) 
Keçib 24 124 Derslik:3 Ай.+200 
[к |бг.Рап.+Коп$1. (15486 m2) 
Aksu 24 |24 Derslik+2 Atl. (7689 m2) 
| | 
I 
Kepez 24 24 Derslik*2 Atölye: (10545 m2) 
Kuyucak 24 24 Derslik (6493 m2) 
Çivril 12 12 Derslik (5674 m2) 
Merkezefendi 3 Atölye (5691 m2) 
; 16 Derslik+ 1 Atl+ Sp.SI, (7688 
Ergani 16 m2) 
Şehitkamil 24 24 Ek Derslik* 2 Atl (9261 m2) 
Başakşehir 32 32 Derslik*3 Atl. (9924 m2) 
Büyükçekmece 24 24 Derslik +1 Atölye (7134 m2) 
2 ik-2 
mə 24 24 Пезіке Atl.+Sp. SI. (11050 
m2) 
Ümraniye 24 24 Derslik + 3 Atölye 
Yenice 12 12 Derslik 
İncesu 16 16 Ek Derslik*3 Atl. (10717 m2) 
Meram 16 16 Derslik + 2 Atl. (7375 m2) 


30 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2013-2015 
2012-2015 
2013-2015 
2014-2015 
2013-2015 
2014-2015 
2011-2015 
2013-2015 
2014-2015 
2014-2015 
2012 - 2015 
2014 - 2015 
2014 - 2015 
2014 - 2015 
2013 - 2015 
2010 - 2015 
2013 - 2015 
2012-2015 
2013-2015 
2013-2015 


2013-2015 


Proje Tutarı 


3.786.318 

PA 
11.000 
mm) 
13.000 
11.500 
35.000 
13.500 
15.650 


7.900 


13.000! 


7.500 
3.000 
6.000 


9.750 


— 2015 Yıl 
Tahmini Ermə 
Harcama | | 
666.882 904.000) 
666.882 576325 
10.000 1.000 
8000 4000 
9.100 3.900 
7.150 4350 
28.000 7.000 
7350) 6.150 
14.650 1.000 
= L 
6.500 1400) 
7.150 5850, 
элю 2780) 
1.000) 2000) 
3.600 2.400) 
5975 3.775 
8.255 3.245 
1.500 5.000 
2.000 3.000 
16.490 1.510 
5.000 3.000 
3.000 1.500 
4.700 4.200 
3.500 2.632 


2016 Yılı 2017 Yılı 


Yatırım Yatırım 
Ödeneği Ödeneği 


326.295) 


İ š 
125208) 953.479 


20.065 
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ja 12014 Sonuna sva oleydi 2017 Ya 
(Sira Proje No | Proje Adı Yer Karakteristik иши» Proje Tutarı Бараг Yatırım Yatırım Yatırım 

No Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği [Ödeneği İödeneği 
{ Harcama | 

22 1993H020030 Çok Programlı Lisesi (TOKİ) Kütahya Çavdarhisar 16 16 Derslik (6311 m2) 2012 -2015 3.500 1.500 2.000 
iz 1199341020030 Endüstri Meslek Lisesi Kütahya Merkez 24 24 Derslik +2 Ай. (10797 m2) | 2013-2015 8.600 8250 350) 

24 |1993H1020030 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi © Mersin Mezitli | 24 24 Dertiks3 Atölye (13630 m2) | 2013-2015 14.300 9.300 5000) 
| 25 |1993H020030 [ше Endistri Meslek Lisesi. Tarsus 24 24 Dersliki3 Atl, (11110 m2) 2012-2015 4840, 2.840 2000) 

26 1993H020030 Endüstri Meslek Lisesi (TOKİ) Sakarya Hendek 16 16 Ek Derslik +2 Atl. 2012-2015 6.000 6.000 
| 2 НОО a Lisesi Samsun Atakum | 24 24 Dersliki3 Atölye (12970 m2) 2013-2015 15.000 2000 6.000] 
| 28 [19931020030 ore Mun Kiz Adana Yüreğir 16 5 Öğr. Pans. (9851 2014-2015 12000 / 6.100) 5.900! 
| 29 (19931020030 ə "ə Meslek Lisesi | Ankara Altindağ 24 24 Derslik + Anaokulu (8226 m2) 2014 - 2015 10.000 2.900 7.100 
| зо |1993H020030 e ekme Мы ш Pasan | 24 |24 Derslik + Anaokulu (8226m2) | 2014-2015 10.000 3.900 6.100 | 
| a 1993020030 zı Kız Meslek Lisesi Balıkesir | Наугап | 16 16 Derslik (6493 m2) | 2014 - 2015 7.000 3.650 = 330) i | 
| 32 (19931020030 Anadolu Kız Meslek Lisesi Bartın | Merkez | 24 [ра Derslikli (6493 m2) | 2014-2015 8500, 2250 6250 | | 
| 33 [199311020030 Kız Meslek Lisesi (GAP) (TOKI) Diyarbakır | Çermik 24 24 Derslikt Anaokulu (8226 m2) | 2012-2015 | sooo) 200 шш o) 
| 34 |i9931020030 Kız Meslek Lisesi (DAP) (TOKİ) Erzurum | Horasan 24 ha Derslik: Anaokulu (8233 m2) 2012 - 2015 | 6.000 3000) 3000) 

35  1993H020030 тше ve Meslek Lisesi л Karaçoban 16 [реш +100 Öğr. Pans. (0157 2013 у | 9.600 5.250 4350) 

36 1993H020030 Ertuğrulgazi Kız Meslek Lisesi U Eskişehir Tepebaşi 24 (24 Derslik + Sp. Sİ. (7192 m2) | 2014-2015 8.750 4875 3875 

37 1993H020030 Kiz Teknik ve Meslek Lisesi (DAP) Hakkari Çukurca 16 куш Öğr.Pans, (12948 013 .2015 12.000 7.500 4.500 

38 1993H020030 Kiz Teknik ve Meslek Lisesi İstanbul Bağcilar 24 2: Öğr Pans+Sp.Sl. 3013 -2015 15.000 10.000 5.000 

39 1993H020030 Kiz Meslek Lisesi (TOKİ) İstanbul Başakşehir 32 in sss Sal; 2013 - 2015 9.500 4.500 5.000 

40 1993H020030 ə Kiz TEKKE Мапа тара Küçükçekmece 24 24 Derslik (6493 m2) 2013 - 2015 9.000 8.000 1.000 

41 1993H020030 © Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Karaman Ermenek 16 16 Derslik + 2 Atölye (5691 m2) 2013-2015 7.250 4.500 2.750 

42 1993H020030 Kiz Teknik ve Meslek Lisesi Kastamonu Taşköprü 16 758 Öğr. Pans. (9851 „у эу, 8.750 5.040 3710 

аз 1993020030 ə зе Meslek Lisesi Kocaeli Dilovasi 24 24 Derslik + Anaokulu (8233 m2) 2012 - 2015 9.000 4.000 5.000 

44 1993H020030 Kiz Meslek Lisesi Kocaeli Gebze 32 32 Derslik 2014 -2015 9.500 4.850 4650 


31 


| Sıra 
No Proje No 


| 45 11993н020030 


46 1993H020030 
47 (1993H020030 


| 48 1993H020030 
| 
| 49 (19931020030 


50 1993H020030 
Lə 
İ 


51 | 1993H020030 


| 
52 1993H020030 


/1993H020030 


11993н020030 


55 11993020030 


56 1993H020030 


= 


57 | 1993Н020030 


| 58 1993H020030 
59 1993H020030 
60 1993H020030 
61 1993H020030 
62 1993H020030 
63 1993H020030 
64 1993H020030 
65 1993H020030 


66 1993H020030 


67 1993H020030 


[Proje Adı 


Kız Meslek Lisesi (TOKİ) 


Kız Meslek Lisesi (TOKİ) 
[Kız Teknik ve Meslek Lisesi 


(TOKİ) 


Kız Meslek Lisesi 


| Kurupelit Mesleki ve Teknik 
| Anadolu Lisesi (Kız Tek.ve 

(Mes. Lis.) 

İ 

Kiz Teknik ve Meslek Lisesi 


| Atakent ÇPL (GAP) (TOKİ) 


Aşçı lar Anadolu Otelcilik Turizm 


_ Meslek Lisesi (TOKİ) 


‘Ticaret Meslek Lisesi Ek Bina 
(ток!) 


Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 


Ticaret Meslek Lisesi (DAP) 
(ток!) 

Ticaret Meslek Lisesi (DAP) 
OK). 


Ticaret Meslek Lisesi 


Ticaret Meslek Lisesi 
Ticaret Meslek Lisesi 


Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi (TOKİ) 

Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi (TOKİ) 

Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi(TOKİ) 

Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi (TOKİ) 


Ticaret Meslek Lisesi (TOKİ) 
Ticaret Meslek Lİsesi (TOKİ) 


Ticaret Meslek Lisesi 
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32 


Yer Karakteristik bəsi š 
Konya Selçuklu 24 (24 DerslikrAnaokulu(8226m2) 2011 - 2015 
Kütahya grm 24 (24 Derslik+Anaokulu (8226 m2) | 2012-2015 
Nevşehir Ürgüp 8 8Derslik (3095 m2) 2012-2015 
Sakarya [aaa 16 16 Derslik 6 153 m2) 2014-2015 
Samsun Atakum 24 24Derslik (6493 m2) (6493 m2) | 2013-2015 
Sivas Merkez 24 (24 Derslik (6493 m2) 2013 - 2015 
Adıyaman | Merkez 16 16 Derslik (1706 m2) ИШЕТҮ 
Bolu Mengen 12 |12 Ek Derslik (5691 m2) 2012-2015 
— 90 589 АЕ İs 
Bolu Merkez 16 16 Ek Derslik (5153 m2) 2011-2015 
— pa =. [ушына os Pans. (10016 2013-2015 | 
gi | Kass 7 ə Öğr.Pans, (852 201) 2015: 
Hakkari Merkez 24 24 Derslik (6940 m2) 2012 - 2015 
YANI RE 24 [ра Derslik (5691 m2) 2013 -2015 
İzmir Aliağa 24 24Derslik 2013-2015 
Kahramanmaraş | Onikişubat 32 32 Derslik (9924 m2) 2013 - 2015 
Karabük Safranbolu 16 20 Öğr.Pans, (10016 213. 2015 
Kırşehir Merkez 12 КОЙ 180 öğrencilik pans. | 2012. 2015 
Kocaeli Kartepe 12 12 Derslik (5674 m2) 2014-2015 
Копуа Ereğli 12 .. 755 Раоа шү» 
Копуа ilgin 12 m OG a Bini 2011-2015 
Копуа Karatay 32 32 Derslik (5856 m2) 2011-2015 
Manisa Turgutlu 32 32 Derslik (5856 m2) 2012-2015 
Osmaniye Merkez 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2015 


Proje Tutarı 


13.000 


11.373 


5.350 


5.500 


- Sonuna 2015 yalı 2016Yih 2017 Yıl 
A.İ Yatırım Yatırım Yatırım 
iaram сас Ödeneği Ödeneği 
3.000 4.500 
2.500 3.500 
1.500 1.000 
3.650 3.350 | 
4.094 4.406 
6.125 2.375 
1.500 2.500 
1.000) 1.500. 
T — 1 
1.700) 3.000) | 
İ İ İ 
8.000) 4.000 | 
= 
из 4.000 | 
2.500) 3.000 | 
[ыша | ə m. 
7.750 2.250 
4.172 4.328 
6.500 3.000 
7.850 4.150 
4.000 3.000 
2.500 2.000 
6.000 7.000 
5.000 
2.350 
3.500 
2.250 


8.000 


Sıra | 


No = Мо 


е 
© 


| 1993Н020030 


1993Н020030 


T 
1993H020030 


1993H020030 


/1993H020030 


11993H020030 


/1993H020030 


1 {19031020030 


| 1199311020030 


7 [19931020030 


78 | 19931020030 


Proje Adı 


Muradiye Çok Programlı Lisesi 
(току ` 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
Uygulama Oteli (TOKİ) 


Ticaret Meslek Lisesi (TOKİ) 
"Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 
(DAP) (TOKİ) 

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 


“Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 
(GAP) (TOKİ ) 
Anadolu Sağlik Meslek Lisesi 
(DAP) (TOKİ) 


Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 


Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 


Atatürk Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi 

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 
(TOKİ) 


79 | 1993Н020030 


| 80 0 119931020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi 


(Teknik Lise ve Endüstri Meslek 


аы Meslek Lisesi 
| 
'Lisesi Atölyeleri 


Çok Programlı Lisesi 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
(DAP) (TOKİ) 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
(DAP) (TOKİ) 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
Ek Binası 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
Endüstri Meslek Lisesi 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
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Yer 

[rize | Merkez 
Sivas | Merkez 
Yozgat Yerköy 
laga | Merkez 
Balıkesir İvrindi 
Diyarbakır Ergani 
Iğdır | Merkez 
Hai Başakşehir 
İzmir Gaziemir 
nlar | | Merkez 

| Ordu | Büyüksehir 


Абанын | | Bolvadin 


Amasya | Merkez 
Amasya Merzifon 
Bartın Amasra 
Bayburt Merkez 
Batman Merkez 
Bingöl Merkez 
Bingöl Solhan 
Bursa Mustafakemalpaşa 
Bursa Nilüfer 
Çanakkale Gökçeada 
Çanakkale Merkez 


m2) 
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2016 Yılı 


Yatırım 


Ödeneği 


72014 Sonuna |, 
š Baslama Kadar 577 
Karakteristik Proje Tutarı Yatırım 
Bitiş Yılı Tahmini İödeneği 
| Harcama | 
16 16 Derslik (7015 m2) (7015 m2) 2012-2015 4.000 2.000) 2.000 
90 Yat.Otl. (5201 m2) 2011 - 2015 4.150 2.750 2.000 
16 16 Derslik 2012-2015 4.000 2.000 2.000) 
24 (24 Derslik (5691 m2) 2012-2015 5.500 2.000 3.500) 
16 16 Derslik (6014 m2) 2014 - 2015 6.500 2.000 4.500. 
24 24 Derslik (10653 m2) 2012-2015 5.500 2.500 3.000 
24 (24 Derslik 2012-2015 5.500 2.000 3.500! 
24 |24 Derslik (6493 m2) 2013 - 2015 10.000) 6.000) 4.000 
32 |32 Derslik 2013 - 2015 8.500) 4.700) 3.800. 
| 
16 16 Derslik (5691 m2) 2013 - 2015 6.800 3.000 3.800 
| 
| | — 
24 224 Derslik 2012 - 2015 6.000 260) 3360 
Б аа Е Еа Б | | | 
24 224 Derslik (6940 m2) 2014 - 2016 7.500. 750 3375 
| 1 1 L 
- х I | 
12 7“7 Oğr.Pans, (8434 2014-2016 9.000. 900, 3.000. 
3 Atölye (3837 m2) 2014-2016 6.000 600 2.700) 
24 24 Derslik (6493 m2) 2014-2016 7.500 750 3.375 
24 Drs.*300 Öğr.pns.*2 
Atölye Spr Sal (10581 m2) 2014 -2016 18.750 1.875 5.000 
52 DISIK тэм) 
32 бёг.Рапз.+$р.$а1.+3 Atöyle 2013 - 2016 21.750 10.262 5.000 
галда ах Q 
16 Derslik+3 Atl.+200 Öğr. е = 
16 Pans.+Sp.Sal. (16297 m2) 2013-2016 15000 00 5000 
16 Dersliks3 Atölye+300 жө 
16: ar Puma: (326402) 2011-2016 13.000 3.000 5.000 
16 16 Derslik Ek Bina (5691 m2) 2014 - 2016 6.500 3.650 2.295 
24 24 Derslik +3 Atl. (13286 m2) 2014-2016 13.500 7.350 4.000 
16 16 Derslik + ТАН. 2014 - 2016 9.250 850 3.500 
ү Desik ANA Sp Sl (10793 оз шун 15.000 1.700 4.000 


3.375 


11.875 


6.488 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


Sıra | 
| Мо (Proje No 


91 


| 92 


1993H020030 


/1993H020030 


3 1993H020030 


| 94 
95 
96 
97 


98 


L 
| 100 
[ 
о! 
| 102 
103 
"104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 


| 1993Н020030 
| 1993Н020030 
|1993H020030 
| 1993Н020030 


\1993Н020030 


99 1993H020030 


—— 


1993H020030 


1993H020030 


— 


(19931020030 
| 


1993Н020030 


| 1993H020030 
| 1993H020030 
1993H020030 
1993H020030 
1993H020030 
1993H020030 
1993H020030 
1993H020030 
1993H020030 


1993H020030 


Proje Adı 


OSB Endüstri Meslek Lisesi 


Küçük Akören ÇPL 


Endüstri Meslek Lisesi (TOKİ) 


| Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - 


(DAP) 
Çok Programlı Lise (Yağan 
Beldesi) 


Endüstri Meslek Lisesi 


Endüstri Meslek Lisesi (GAP) 
(TOKİ) 


Denizcilik Meslek Lisesi 


Endüstri Meslek Lisesi (TOKİ) 
Güllübağlar Teknik ve Endüstri - 
Meslek Lisesi 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 


Endüstri Meslek Lisesi (TOKİ) 


Endüstri Meslek Lisesi 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
(Tavşantepe) (TOKİ) 


Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
Endüstri Meslek Lisesi 
Endüstri Meslek Lisesi 


Endüstri Meslek Lisesi 


Mesleki ve Teknik Anadolu Lises 
(Endüstri Meslek Lisesi) 


Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 


Yıldız Çok Programlı Lise 


Yer 


Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan | 
Erzurum 
Erzurum 
Gaziantep 


İstanbul 


İstanbul 


(İstanbul 


İstanbul 


İzmir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 
Ordu 
Sakarya 
Samsun 
Sinop 


Sivas 
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Köprüköy 
Yakutiye 
Şahinbey 


Büyükçekmece 


Adapazarı 
Vezirköprü 
Merkez 


Merkez 


32 


Karakteristik 


2 Atölye binası (842 m2) 
24 Derslik 


16 Derslik + 2 Atl. (8633 m2) 


16 Derslik--Sp.SI. (6390 m2) 


16 Derslik + 200 Ойт. Pans. (9851 
m2) 


24 Derslik + 2 Atl (8419 m2) 
32 Derslik: 4 Atölyet300 


 Öğr.Pans. (18186 m2) 


32 Derslik (6493 m2) 


24 Derslik +3 Ай, 


24 Derslik “3 Atölye (11387 m2) 


24 Derslikli*2 Atl. (10249 m2) 


24 Derslikl +3 Atölye 


32 Derslikt4 Atl (9924 m2) 


16 Derslik* 4 Atölye 
16 Derslik*4 Atölye 


24 Derslik + 3 Atl. (6493 m2) 


24 Derslikt2 А+ ÇAS (10116 
m2) 


16 Ek Derslik (5691 m2) 
16 Derslik +1 Atölye (8310 m2) 
16 Derslik“ 2 Atölye 


32 Derslik*3 Atölye (11580 m2) 


16 Derslik*2 Atölyet200 öğr. 
pans.tab. (10693 m2) 


16 Derslik (5691 m2) 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2014 -2016 
2014-2016 
2012-2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2014 - 2016 
2009 - 2016 
2014 - 2016 
2012 - 2016 
201 3- 2016. 
2014 - 2016 
2013-2016 
2014 -2016 
2013 -2016 
2014-2016 
2012-2016 
2014-2016 
2013-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 
2014-2016 


2014-2016 


Proje Tutarı 


4.000 
8.500 
8.500, 


3.764 


15.250 
16.500! 
| 14.500) 
14.500 
12.000 
12.750 
5.000 


8.500 


11.500 


ви Sonuna /2015 yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 
еы Yatırım Yatırım “Yatırım 
харти 256. : 
İHarcama İsi Ödeneği | Ödeneği 
400 1.800 1.800 
4.790) 3.400 350 
4.100 2.200! 2.200 
715 2.500 489 
6.112 4.807 1.081 
6.150 5.175 175 
3.500) 6419 6.581 
4.750. 2.583 1.167 
| | | 
3.500. 2.500 
> T 1 
514, 25| 
| 
3.950 3.900 
4.100 2.208| 
7.000 7.850 
4.000 6.000) 
1.450 4.000 9.050 
6.000 3.000 3.000 
446 4.000 8.304 
2.500 1.250 1.250 
850 3.825 3.825 
1.050 4.000 (ЖЕТТИ 
1.500 4.000 ç ? 
t 
1.650 4.000 $ 
š 
650 2.925 Ё 


BAS к 
Ep ər # 


Mə 


[Sira | 
o 


114 1993H020030 


Proje No Proje Adı 


Endüstri Meslek Lisesi 
(GAPXTOKİ) ` 


| 115 1993H020030 Eyüpnebi Çok Programlı Lise 


| 116 1993020030 


117 (1993H020030 


119 1993H020030 (Endüstri Meslek Lisesi 


120 


Endüstri Meslek Lisesi (3) 


Endüstri Meslek Lisesi 


"Namik Kemal Teknik ve Endüstri 


118 (1993H020030 (Meslek Lisesi Ek Bina(DAP) 


ток) 


Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek 


1993H020030 |. 
[Lisesi 


121 11993н020030 
122 11993020030 


123 


| Kız Meslek Lisesi (DAP) 


[Kiz Meslek Lisesi (TOKİ) 


4. — pe 
(1993H020030 Kız Meslek Lisesi (TOKİ) 


127 (1993H020030 


129 1993H020030 
130 1993H020030 
131 1993H020030 
132 1993H020030 
133 
134 


135 


İ Р 
124 1993H020030 | Yuva Mah.Kız Teknik ve Meslek 
| — Lisesi 
125 1993H020030 к Meslek Lisesi 
126 1993H020030 Kiz Meslek Lisesi (TOKİ) 


Kiz Meslek Lisesi (TOKİ) 
8 1993H020030 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
Kız Meslek Lisesi (DAP) 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 


Kız Meslek Lisesi (TOKİ) 


1993H020030 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
1993H020030 Kiz Teknik ve Meslek Lisesi 
1993H020030 Kiz Meslek Lisesi (TOKİ) 


Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Tekirdağ 


Trabzon 
Tunceli 


İyozgat 
Zonguldak 
pes 
Ankara 
Ankara 
İN 
wa 
Аза 
Вигѕа 
Denizli 
Erzurum 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kırıkkale 
Kırıkkale 


Kocaeli 
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Akçakale 
Viranşehir 
Çorlu 


Ortahisar 
Merkez 


Yerköy 
Kozlu 
| Hamur 


Keçiören 


--————— 


Kizilcahamam 


Yenimahalle 


Alanya 
Nazilli 

| Osmangazi 
Acipayam 
Hinis 
Pasinler 
Samandağ 
Ümraniye 
Keskin 
Merkez 


Gebze 


Karakteristik 


16 Derslik*3 Atölye (11010 m2) 


12 Derslik +2 Atölye (7857 m2) 


24 Derslik*2 Atl. 


16 Ek Derslikt4 Atl.(3660 m2) 
(10699 m2) 


24 Ders+200 Öğr. Pans. 


8 Ek Derslik (5469 m2) 

116 Derslik+200 Öğr.Pans. (11182 | 
m2) 

|24 Derslik--Anaokulu (9924 m2) 


li —— 


24 Derslik” Anaokulu (8226 m2) 


|24 Derslik + Anaokulu (8226 m2) 


24 Derslik (6493 m2) 
136 Derslik+400 

| Öğr.Pans:*Anaokulu (19020 m2) | 
24 Derslik--Anaokulu (8233 m2) 
(8226 m2) 


24 Derslik--Anaokulu (8233 m2) 


24 Derslik * Anaokulu 
12 Derslikli (5469 m2) 
32 Derslik* 3 Atl. 

24 Derslik*Anaokulu 
8 Derslik (3961 m2) 
16 derslik (7022 m2) 


16 Derslik (7015 m2) 
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ime "i Proje Tutari 
2008 - 2016 10.100 
2014-2016 8.500 
2014-2016 14.000 
2014 -2016 11.500, 
2011 -2016 10.780 
2014-2016 13350. 
2014-2016 3.500 
2014-2016 | 8000 
2013-2016 | 8.500) 
2011-2016 | 7800 
2014-2016 10000) 
05 
2014 - 2016 8.500 
2012-2016 11.000 
2012-2016 6.000 
2014-2016 9.500 
2014-2016 10.000 
2014-2016 5.000 
2014-2016 16.500 
2010-2016 5.500 
2014-2016 4.000 
2013-2016 7.000 
2013-2016 6.500 


[014 Sonuna еу oleydi 2017 Yi) 
Kadar 
ты m т ë 
Нагсата | 
5.000 3.000 2.100) 
850 4.000 3.650 
2.000 4.000 3.000] 
1150) 4000) 6350 
1.000. 3.000 6.780 
кыны k= + 
1200) 4.000 8.550 
380, 1575. 1518) 
HE 30 — КЕ 
2000) 3.000 3300 | 
w юшщ w | 
2.900 4000 3.100. | 
О эш aooo — ол 77 
1000 2000 2.000 
1.000) 3.000. 2.000 
3.900 3.100 2500 
5.300 3.000 1.700 
2.450 1.550 1.000 
6.450 4.000 
1.500 2.000 
315 20 
3.000 20 
1.500 2500, 
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2014 Sonuna сүн, 2016 Yh 2017 Yıl 
Sıra | 2 Başlama Kadar | 
Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Proje Tutarı Yatırım Yatırım Yatırım 
No | Bitiş Yılı тїш. ğe İsa (İde 
| Ё Нагсата ый | 
136 |1993H020030 Kiz Meslek Lisesi Osmaniye Düziçi 16 16 Derslik (7015 m2) 2014 - 2016 7.000 585 3415 3.000 
Е 1 _ = = n 1 + = — ım —p 
Yunus Emre Mesleki ve Teknik R 
| 137 1993020090 Арм Lisesi (Kiz Meslek Lisesi) Зате Çarşamba 32 32 Derslik (6493 m2) 2014 - 2016 9.500 3650 3.000 2.850 
[= | | 
| | 
| 138 1993H020030 Karaağaç Kız Meslek Lisesi (2) Tekirdağ Kapakli 24 24 DersliktAnaokulu (9597 m2) 2014 - 2016 10.000 6250, 3.000 750 
| 139 1993H020030 Kiz Teknik ve Meslek Lisesi Tokat Merkez 24 224 Derslik (12986 m2) 2013-2016 8.500 3.500 2.500 2.500 
140 (1993H020030 | Kız Meslek Lisesi (TOKİ) Yalova Çiftlikköy 24 (24 DersliktAna Okulu 2012 -2016 7.000 1.750 2.625 2.625! 
(Жыз! an [Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi |, o ER ©). 16 Derslik+180 Öğr. Pans.*60 | ом | 
141 1993802000 току Апкага Gölbaşi б ye em 2012 -2016 10000 2000) 3.000 5.000 
| 142 1993H020030 Ticaret Meslek Lisesi (TOKİ) Ankara Keçiören 32 32 Derslik (9924 m2) 2013 - 2016 8.500 2.000 3.000 3.500 
kaz ana | | ЛЕ sə. “ic — | | 
| 143 1993H020030 Turzim Meslek Lisesi Aydın Söke 12 |12 Derslik+Sp. SI. (6168 m2) 2014 - 2016 6.500 2.575) 2.000) 1925 
| 4 + 4 4 4 
| | ili n = 5 f | 
| 144 1993H020030 Anadolu Oteleilik ve Turizm mim m 1) 8.000 4200 1.900) 1.900] | 
ə bə — — —— — III — — _ — = ———.— = 
| | | 
| 145 |1993H020030 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 32 Derslik (9924 m2) 2014 -2016 2500) 3.50) 3.000. 2.650 
zl | | 
| İ 
| 146 |1993H020030 Ticaret Meslek Lisesi 24 Derslik (6493 m2) 2014-2016 элзо 3.875) 875| 
—- — — — —— — — — - 6 | 
| 147 1993H020030 | Anadolu Ticaret MeslekLisesi Karaman Merkez 24 24 Derslik (6940 m2) 2014 - 2016 750) 3.000 4.7501 
I і — | 
148 1993H020030 Ticaret Meslek Lisesi Manisa Salihli 32 5” + Spor Salonu (21246, 2014. 2016 11.000) 975 3.000 7.025 
149 1993H020030 Ticaret Meslek Lisesi Ordu Fatsa 12 12 Derslik (5469 m2) 2014 - 2016 4.500 450 2.025 2.025 
150 1993H020030 Anadolu Otelcilik ve Turizm Siirt Merkez 16 |16 Derslik+200 Öğr. Pans. (12604 2013 2016 12.000 4.675 4.000 3.325 
Meslek Lisesi (GAP) m2) 
151 1993H020030 ai) ye Tanam Meslekkikisesi İni Merkez 12 12 Derslik--180 Öğr. Pans. 2012 - 2016 9.000 2700 3.150 3.150 
152 1993H020030 Kapaklı Ticaret Lisesi (1) Tekirdağ Kapakli 24 24 Derslik (5691 m2) 2014 - 2016 8.500 4250 2250 2.000 
153 1993H020030 Ticaret Meslek Lisesi Trabzon Ortahisar 24 24 Derslik 2014 - 2016 8.500 3.750 2.750 
154 1993H020030 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Adana Yüreğir 24 24 Derslik (6493 m2) 2013 - 2016 8.000 4.750 2.000 
155 1993H020030 Sağlık Meslek Lisesi Erzurum Yakutiye 24 24 Derslik (6493 m2) 2014 - 2016 6.061 1.500 3.000 
156 1993H020030 ə алый Şağlik Мена irsin Merkez 24 24 DersliK (5691 m2) 2013 - 2016 6.983 2.375 2.550 
157 1993H020030 ieni SARE Melekit ый Esenler 24 24 Derslik (6292 m2) 2009 - 2016 5.800 1.800 2.000 
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Sıra 
No 


158 

159 

160 

161 

162 

163 
| 


| 164 


| 165 


166 | 


[Proje No 


1993H020030 
1993H020030 
| 1993Н020030 
| 1993 H020030 
| 1993H020030 
| 1993H020030 
| 1993Н020030 
| 1993Н020030 


| 
/1993H020030 


167 —.. "Ticaret Meslek Lisesi 


Proje Adı 


Sağlık Meslek Lisesi 
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 


Büyükbakkalköy T.E.M.L 


Gültepe Teknik ve Endüstri Meslek | 


Lisesi 
Endüstri Meslek Lisesi (DAP) 
(ток) 


Kız Meslek Lisesi 
Kız Meslek Lisesi (TOKİ) 
Kız Meslek Lisesi (DAP) (TOKİ) 


Ticaret Meslek Lisesi 


168 | 1993020030 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 


| 
| 
E 169 
| 


| 1993H020030 
f 


N 


| 1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


1993H020030 


Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 


| 2015 Yeni Projeler 


Mesleki ve Teknik Lise (Mithatpaşa | 
Mah.) 


Mesleki ve Teknik Lise 
Mesleki ve Teknik Lise 
Mesleki ve Teknik Lise 
Mesleki ve Teknik Lise 
Çok Programlı Lise (Işıklar) 
Çok Programlı Lise 
Mesleki ve Teknik Lise 
Mesleki ve Teknik Lise 


Mesleki ve Teknik Lise 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


Yer Karakteristik 

Konya Selçuklu 32 32 derslik (9924 m2) 

Sinop Merkez 24 e Öğr. Pans.+Sp.SI 
İstanbul Maltepe 24 24 Derslikt3 Atl+Sp.SI. 

İstanbul | Kağithane 40 (40 Derslik+3 atölye (15529 m2) 
Muş Bulanik 24 25” 2 
Diyarbakir Silvan 24 24 Derslik (8098 m2) 

Düzce Merkez 24 24 Derslik“ Anaokulu (7202 m2) 
Elazığ Е | 16 16 Derslik (0015 т2) 

İzmir | Bergama 24 24 Derslik 

İzmir | Виса 24 R Derslik I 
İstanbul | Bahçelievler | 40 İso Derslik (6292 m2) 

[вес 9 Гай 16 16 Derslik+200 Öğr. a, 

| | l | 

Адапа Ceyhan м 24 Derslik : | 

Адапа $еуһап 24 24 Derslikt2 Atl. 

Адапа Yüreğir 24 24 Derslikt2 Atl. 

Adıyaman Kahta 24 24 Derslikt2 Atl. 

Adanın Male 24 ön пе Yat. Uyg. Ой.+200 
Afyonkarahisar Merkez 16 16 Derslik 

Afyonkarahisar Сау 24 24 Derslik 

Ağrı Doğubeyazıt 24 24 Derslik--100 Öğr. Pans. 

Ağrı Patnos 24 24 Derslik +200 Öğr. Pans. 

Ağrı Merkez 24 24 Derslik 
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ə ч Proje Tutarı 
2014 - 2016 8.500 
2013 - 2016 15.000 
2014 - 2017 16.750 
2014 - 2017 16.750 
2011 - 2016 14.500 
2014 - 2017 8.500 
2012-2017 7.500 
2011-2017 7.000 
2014-2017 8.500) 
u Y ЭШЕ е 
2014-2017 8.500 
2010 - 2017 10.000, 
2014-2017 12400 

2196750 
2015-2017 m 8.500. 
2015-2017 13.000 
2015-2017 13.000 
2015-2017 13.000 
2015-2017 17.500 
2015-2017 7.000 
2015-2017 8.500 
2015-2017 12.000 
2015-2017 13.500 
2015-2017 8.500 


2014 Sonuna 
Kadar 
Tahmini 
Harcama 


1.500) 
8.194| 
6.475 
6.500 
1.500 


2.750| 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 
3.500. 3.500. 
3.403 3.403 
5.092 5.092 
5083 5.083 
3.000 4.000 
3.400 1.800 
2.000! 1.000, 
3000) 2.000! 
2.000. 3000) 
eres]: “sə 
2000) 3.000 
3000) 220) 
3400) 3400) i 
121615 933414 
1275 3.613 
1950) 5.525 
1.950 5.525 
1.950 5.525 
2.625 7.438 
1.050 2.975 
1.275 
1.800 
2.025 
1.275 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


933.414 


3.613 


5.525 


5.525 


5.525 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


2014 Sonuna оуу [2016Y — |2017Yih 
Sıra ə н Başlama Kadar 
Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Proje Tutarı ñ Yatirim Yatırım Yatırım 
No | Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği Ба dinci 
| | Harcama | 
| 11 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Amasya Merzifon 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 
| 12 1993H020030 КИШ ve Menik Hiss ез Вав ага Yenimahalle 24 24 Derslik+3 Atl.+Sp. 51. 2015-2017 16.750 2.513 7.119 7.119 
| . | 
| 13 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise (Ege Mah.) Ankara Mamak 24 24 Derslik+2 Atl. 2015-2017 13.000 1.950 5.525 5.525 
14 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise (Fatih) Ankara Sincan 24 24 Derslik+2 Atl.+Sp.SI. 2015-2017 14.500 2.175 6.163 6.163 
| 15 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise (Yenikent) Ankara Sincan 24 24 Derslik-Sp.SI. 2015-2017 10.000 1.500 4250 4250 
[ | s İ 
| 16 1993020030 Mesleki ve Teknik Lise Ankara Çankaya 20 e a 2015-2017 13.250 1988 5.631 5.631 
| „Чур. Ой. 
| 17 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Ankara Beypazarı 24 (24 Derslik + | Ай. 2015-2017 10.750 1275 3.613) 3.613 
| 18 119939020030 Mesleki ve Teknik Lise (Dodurga) Ankara Çankaya 16 16 Derslik*2 Ай.+$р.81. 2015-2017 13.000 1.950 5.525. 5.525 
İ İ İ а | | | | 
| 19 (1993020030 | Mesleki ve Teknik Lise Ankara Elmadağ 32 (32 Derslik*200 Öğr.Pans.*2 Ай. | 2015-2017 19.000 2.850) 8075 8.075. 
F I —— h - —— t — - I - ——— —— ——— | 
| 20 (1993H020030 рш ve Teknik Lise Ankara Polatlı 24 24 Derslik Anaokulu 2015-2017 10.000 1.500 4250 4250) 
| | | L 4 1 — | il 
| 21 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Ankara Akyurt 24 24 Derslikt Anaokulu 2015-2017 10.000 1.500 
T Gİ ER ŞİR OP "= A ER aks аа T re == "ЕР “ku ГРЕЕ: F° məli а ka T T — 
| 22 |1993н020030 eg Terk ОКЫР а Altındağ 24 24 Derslik" Anaokulu 2015-2017 10.000 1.500 
51 „Маһ. | | | | 
| | İ | 
| 23 1993H020030 [Mesleki ve Teknik Lise Ankara (Gölbaşı 24 24 Derslik+ Anaokulu 2015-2017 10.000, 1.500) 
24 (1993H020030 (Mesleki ve Teknik Lise Ankara Çubuk 24 24 Derslik+ Anaokulu 2015-2017 10.000 1.500! 
25 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise (Batikent) Ankara Yenimahalle 24 24 Derslik+200 Öğr. Pans.*Sp.Sl. 2015-2017 15.000 2.250 6.375 6.375 
26 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Ankara Pursaklar 24 24 Derslik+200 Öğr.Pans.+Sp.Sl. 2015-2017 15.000 2.250 6.375 6.375 
27 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Ankara Keçiören-Ovacık 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 
28 1993H020030 7 ve Teknik Tise (Pinarbasi аа Sincan 24 24 Derslik-Sp.SI. 2015-2017 10.000 1.500 4250 4250 
29 1993020030 - ve Teknik Lise (Ekin д Mamak 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050 
зо 19934020030 | Mesleki ve Teknik Lise (Hüsnü „л Kepez 24 24 Derslik-2 Atl. 2015-2017 13.000 1.950 
Karakaş Mah.) 
31  1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Antalya Aksu 24 24 Derslik*200 Pans.+Sp. SI. 2015-2017 15.000 2.000 
32 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Antalya Alanya 24 24 Derslik+200 Pans. 2015-2017 13.500 2.000 
33 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Antalya Kumluca 24 24 Derslik+200 Öğr. Pans.+Sp.Sl. 2015-2017 15.000 1.550 я 
və 
kr 
Sər ^ 


38 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


бн a eni horsyd 2016 Yli 2017 Yi 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini са ... бо 
Е и Harcama | | 

34 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Antalya Konyaaltı 24 (24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 
| 35 1993H020030 ме ve Teknik Lise Aydın Nazilli 24 24 derslik+2 Atl. | 2052017 13.000 ШШШ” 5525 5.525 
36 19931020030 ‘Mesleki ve Teknik Lise Aydın Efeler 24 24 Derslik*200 Öğr. Pans. 2015-2017 13.500 | 2.025 5.738 5.738 
| эт [1993H020030 E ve Teknik Lise (Mimar Bilecik | Bozüyük 24 24 Derslik 2015-2017 | 8.500| [ы 1.275 3.613 3613) 
| 38 (1993H020030 ve Teknik Lise(Hayme м Merkez 20 20 Derslik 2015-2017 7.750 1163) 3.294 3.294 
| 39 (1993H020030 Çok Programlı Lise Bilecik Osmaneli 22 (22 Derslik 2015-2017 8.125 1219 3.453| 3.453 

40 1993H020030 İMesleki ve Teknik Lise Bilecik Pazaryeri 16 (16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050 2975 2975 

41 1199341020030 İMesleki ve Teknik Lise Bingöl — İkariova | 16 İ16 Denlik 2015-2017 7.000 1050) 2975 2975 
azi | | | | 
| 42 1993H1020030 Mesleki ve Teknik Lise Bitlis Hizan |66 Derslik+ 200 Öğr. Pans. | 2152017 | 12000 | 1.800) 5.100 5.100. 
| 43 (1993020030 | Mesleki ve Teknik Lise Bitlis Tatvan | 16 (16 Dersliks200 Öğr. Pans. 20152017 | 12000 | 1.800) 5100 5100 
| 44 1993H020030 [Mesleki ve Teknik Lise Bursa [Gemlik | 24 24 Derslik+3 Atl. 2015-2017 15.250) | şəni 6481| 
| 45 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise — Ba (Niate Е в Derslik O20527 9, 1425. 4038) І 4038) 
| |. і | | | 1 | i 
| 46 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Bursa Kestel 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275. 3.613 3.613 
| 47 1993H020030 [Mesleki ve Teknik Lise Bursa Yenişehir 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1225. 3613. 3.613 

48 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Çanakkale Gelibolu | 16 16 Derslik+200 Öğr. Pans.+Sp.Sl. 2015-2017 13.500 2.025 5738 5.738 

49 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Çanakkale Lapseki 16 16 Derslik--100 Öğr. Pans. 2015-2017 10.500 1.575 4463 4.463 

50 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Çorum Osmancık 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 

51 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Diyarbakır Bismil 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613 

52 1993020030 Mesleki ve Teknik Lise Diyarbakır Kulp 24 24 Derslik*200 Öğr.Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5.738 5.738 

53 1993H020030 Çok Programlı Lise Diyarbakir Çermik 16 16 Ek Derslik 2015-2017 7.000 

54 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Diyarbakır Çınar 24 24 Derslik-2AtI, 2015-2017 13.000 

55 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Diyarbakır Sur 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 

56 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Diyarbakır Yenişehir 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 
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N. Proje No Proje Adi Yer 
57 1993H020030 (Mesleki ve Teknik Lise Diyarbakır 
| 58 |1993H020030 | Mesleki ve Teknik Lise Diyarbakır 
59 |1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Erzurum 
60 |1993H020030 й меле v. Teknik Lise Brum I 
61 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Erzurum 
62 1993H020030 (Mesleki ve Teknik Lise Erzurum 
63 [19931020030 [Mesleki ve Teknik Lise Erzurum 
64 познозоозо меле уе Текпік Lise. asum | 
65 1199311020030 (Mesleki ve Teknik Lise Erzurum 
| % | 1993H020030 j мела уе Teknik Lise “Eskişehir 
u.: —u.. 
68 19931020030 [Mesleki ve Teknik Lise Gaziantep 
| 69 (1993H1020030 Ea ve Teknik Lise (Taşlıca Gaziantep 
70 [1993020030 ат Li (nan PY 
| 71 (1993H020030 Çok Programlı Lise (Yeşilyurt) Gaziantep 
72 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Gaziantep 
73 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Gaziantep 
74 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Gaziantep 
75 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Gaziantep 
76 1993H020030 Çok Programlı Lise Hakkari 
77 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Hakkari 
78 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Hatay 
79 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Hatay 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


Kayapınar 


Silvan 


Uzundere 
ot 
Hinis 
inönü 
овен 
İŞahinbey 
Şehitkamil 
İşehirkamil 
Islahiye 
Islahiye 
Şahinbey 
Araban 
Şehitkamil 
Merkez 
Şemdinli 
Dörtyol 


Antakya 


Karakteristik 


24 24 Derslik 


24 |24 Derslik 


24 24 Derslik--200 Öğr.Pans.*Sp. SI. 


16 16 Derslik 


16 16 Derslik--100 Öğr. Pans. 


16 16 Derslik--100 Öğr. Pans. 


16 16 Derslik 
24 24 Derslikt2 Atl. 


12 12 Ek Derslik 


8 8 Ek Derslikt2 Atl*Sp.SI. 


12 12 Derslik 


32 32 Derslik+4 Atl. 

24 м Derslik*2 Atl. 

12 12 Derslik 

16 16 Derslik 

24 24 Derslik 

32 32 Derslik 

24 24 Derslik+2 Atl.+ Sp.SI. 
24 24 Derslik-2 Atl. 

8 8 Derslik--100 Öğr. Pans. 
12 12 Derslik-1 Atl. 

32 32 Derslik+2 Atl. 


24 24 Derslik+3 Atl.+Sp. SI. 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
201 5201 7 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


Proje Tutarı 


8.500 
8.500 
15.000 


7.000 


7.000 


9.500 
14.500 
13.000 

7.500 

7.250 
13.000 


16.750 


72014 Sonuna | 


Kadar 
Tahmini 
Harcama 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2017 Yılı 


Yatırım 
Ödeneği 

3.613 3.613 
3.61 3 3.613 
6375 6375) 
2975| 2975 
4.463 4.463 
4.463 4.463 
2.975 2.975 
5.550 5.550 
2.125] 21 25 
4250 { 4250 
29 25 2I 25 
7363| | ЕЯ 
5525, 5525 
2125 2. 125 
2.975 2.975 
3.613 3.613 
4.038 4.038 
6.275 6.275 
5.525 5.525 
3.188 3.188 


4 Е 
орен а 


а 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


əl | -— qis 2015 Yılı 2016Yl 2017 Yi 
| No (Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini уш — ear 
| | Harcama | 
| 80 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Hatay Reyhanlı 24 24 Derslik+1 Atl. 2015-2017 10.750 1.613 4.569 4.569 
81 11993020030 Mesleki ve Teknik Lise Hatay Defne | эз |32 Derslik | 2015-2017 9.500 1425 4.038 4.038 
82 11993020030 Mesleki ve Teknik Lise Hatay Antakya 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3613 3.613 
83 [1993020030 (Mesleki ve Teknik Lise ааа І меке 24 ра резйкн1АЧ. | 2015-2017 10790) | 1.613 4569! 4.569 
84 [19931020030 Mesleki ve Teknik Lise Isparta Şakikaraağaç 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.25) 2.863 2.863. 
85 11993020020 Mesleki ve Teknik Lise Mersin Silifke 24 |24 Derslik+2 Atl. 2015-2017 13.000 | 1.950 5525 5.525 
| 86 119939020030 Mesleki ve Teknik Lise Mersin Anamur 24 |24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3613 3.613 
87 1993H020030 [Mesleki ve Teknik Lise [Mersin Mezitli 24 24 Derslik+100 Öğr. Раз, 2015-2017 | 12.000 | 1.800) 5100 5.100 
| 88 | 1993Н020030 (Mesleki ve Teknik Lise İstanbul ağrılar 24 |24 Derslik-2 Atl. | 2015-2017 | 1950) 5525 5525 
[Жай уа е 2 [сеги bi o a s | : 24 
во | 1993Н020030 5” - İstanbul (Üsküdar 20 20 Ek Derslik 2015-2017 1163) 3 2 3294 
| 30: — Ko ə Tor ə Al barı Sancaktepe | 24 24 Derslikt2 — m 2015201 Е Н 199) . 5525 ni эз 
| 91 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İstanbul [Silivri 24 (24 Derslik Ek Bina 2015-2017 1.275 3.613| 3613 
| 92 [1993020030 İMesleki ve Teknik Lise İstanbul Küçükçekmece 24 24 Derslik+2 At, 20152017 1950) 5525 5225) 
93 (19934020030 Mesleki ve Teknik Lise İstanbul Arnavutköy 24 (24 Derslik Ek Binat2 АЧ. 20152017 13.000 1950) ssis 5.525 
94 (1993H020030 Çok Programlı Lise İstanbul Çatalca 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3613) 3.613 
95 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İstanbul Beykoz 24 24 DersliktAnaokulu 2015-2017 10.000 1.500 4.250 4.250 
96 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İstanbul K.Çekmece 24 24 DersliktAnaokulu 2015-2017 10.000 1.500 4.250 4.250 
97 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İstanbul Ümraniye 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 
98 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İstanbul Sultanbeyli 12 12 Derslik Ek Bina 2015-2017 5.000 
99 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise(Selimiye) İstanbul Üsküdar 24 24 Dersliks2 Atl. 2015-2017 13.000 
100 19939020030 © Mesleki ve Teknik Lise İstanbul Silivri 24 24 Derslik Ek Bina 2015-2017 8.500 
101 1993H020030 © Mesleki ve Teknik Lise İzmir Aliağa 16 16 Derslik+100 Öğr. Pans. 2015-2017 10.500 
102 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İzmir Bayındır 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 
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Sıra 


No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik 
оз (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İzmir меда 24 24 Derslik 
104 19031120030 Meski ve Teknik Lise İzmir ödemiş 24 ра Dersliki2 Ац, 
105 | 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İzmir Selçuk 12 12 Ek Derslik 
106 | 1993H020030 Mesleki 5 Teknik Lise İzmir İsanı 24 m Ek Derslik 
| 
107 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise İzmir Kınık 12 12 Ek Derslik 
| 108 [199зно20о30 Mesleki ve Teknik Lise İzmir Bergama 32 32 Derslik 
109 | 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Kars Sarıkamış 16 16 Derslik+3 Atl. 
| 110 199311020020 Mesleki ve Teknik Lise Kırklareli Lüleburgaz 24 ız Derslik +200 Öğr. Pans. + Sp. 
111 119931020030 Mesleki ve Teknik Lise İkocasli Darıca 24 24 Ek Derslik 
| 112 1993H020030 İMesleki ve Teknik Lise Kocaeli ћ | м м Derslik Ek Bina m 
| | | | | 
из 119931020030 Mesleki ve Teknik Lise Kocaeli Kandıra 16 16 Ek Derslik 
114 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise (Kocaeli Körfez | 24 24 Dirilik кВа 
| 115 |!993u020030 Mesleki ve Teknik Lise Kocaeli [Basiskele 24 24 Derslik 
| 116 |1993H020030 Mesleki m. Teknik Lise Kocaeli Gebze 32 32 Derslik 
117 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Kocaeli İzmit 40 Ea Derslik+5 Atl.+Sp.Sl.+Konf. 
118 1993H020030 alur, Teknik Lise (Uzunçiftlik | ын Kartepe 24 124 Derslik+1 Atl.+Sp. SI. 
119 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Kocaeli Basiskele 24 24 Derslik 
120 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Kocaeli Gölcük 24 24 Derslik 
121 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Kocaeli Başiskele 24 24 Derslik 
122 1993020030 аи Кееш Нз Манева иш Akşehir 32 32 Ek Derslik-2 Atl.+Sp.Sl. 
123 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Konya Beyşehir 16 16 Derslik 
124 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Konya Meram 32 32 Derslik+2 Ай. 
125 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Konya Karatay 24 24 Derslik--100 Öğr. Pans. 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 
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Başlama 
Bitiş Yılı 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2014 Sonuna | 
2015 ү 
Kadar 2015 Yılı 


Yatırım 
Tahmini ^ 
Harcama | 57 


Proje Tutarı 


1.275 
1950) 

750 
1295. 


750 


1.050 
2.100 


1.800 


2016 Yılı 


Ödeneği 


3.613 
5525 
2. 125] 
3613 
2.125 
4.038 


5.844, 


6.750) 
1 


3.625 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


3.613 
5.525 
2.125 
3.613 
2.125 
4.038) 


5.844 


3.613! 
2915 
3613 
3613) 


4.038 


10.519 


2015 YILI MİLLİ EĞİ 


İM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


н A — horvin 2017 Yi 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini [тк — 
| |Нагсата l 
| 126 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Konya Selçuklu 32 (32 Derslik*t2 Atl. 2015-2017 14.000 2.100 5.950) 5.950 
| 127 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Konya Selçuklu 24 24Derslik 2015-2017 8.500 1273) 3.613 3.613 
128 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Konya Meram 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275| 3.613 3.613 
129 1199311020030 Mesleki ve Teknik Lise Kütahya Tavşanlı 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613, 3.613 
130 (1909341020030 Mesleki ve Teknik Lise Malatya Battalgazi 16 16 DersliktAtl.*Sp.SI. 2015-2017 10.750 1.613 4.569. 4.569 
| 131 |1993H020030 İMesleki ve Teknik Lise Malatya Yeşilyurt 24 24 Derslikt2 Atl. 2015-2017 13.000 1.950 3525) 5.525 
| 132 199311020030 [Mesleki ve Teknik Lise Manisa Alaşehir 32 32 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 14.500 2175 6.163 6.163 
| 13 119931020030 [Меле уе Teknik Lise Manisa marmara 32 32 Derslik:2 a, 2015-2017 | 14000 2.100 5.950 5.950 
134 1993020030 Mesleki ve Teknik Lise Manisa |ы 32 |32 Derslik 2015-2017 9.500) 1425. 4.038 4.038 
İm 1 - - l _ x ЕЕ 1 = =d —ї- — 
135 1993H020030 ‘Mesleki ve Teknik Lise Manisa Turgutlu 24 |24 Derslik+2 Ай. 2015-2017 13.000! | 1.950, 5.525! 
! f z = T T t t | 1 T 
| 136 1993020030 ke m Lise (Baydemirli Kahramanmaraş |Dulkadiroğlu 20 20 Derslik*1 Ай. +10 Daireli Loj. 2015-2017 11.875) | 1781, 5047 
| 137 19934020050 Mesleki ve Teknik Lise (Kahramanmaraş | Elbistan 24 24 Derslikti Atl. 2015-2017 10.750) | 1.613. 4.569, 4.569, 
| | | | | l | 
| 138 1993020030 ‘Mesleki ve Teknik Lise İ Kahramanmaraş ‘Dulkadiroğlu 8 8 Ek Derslik+2 Atl. 2015-2017 8.500 | 1275 3.613 3.613 
139 | 1993Н020030 [Mesleki ve Teknik Lise Kahramanmaraş | Afşin 16 16 Derslik m 2015-2017 7000 | 1050) 2.975 2.975 
140 [1993020030 Mesleki ve Teknik Lise Mardin Artuklu 24 24 Derslik*-200 Öğr. Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5.738 5.738 
141 [199311020030 Mesleki ve Teknik Lise Mardin Dargeçit 24 24 Derslik+2 Atl. 2015-2017 13.000 1.950 5.525 5.525 
142 1993H020030 Çok Programlı Lise Mardin Derik 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 3.613 
143 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Mardin Kızıltepe 32 32 Оегѕіік+2 Atl. 2015-2017 14.000 2.100 5.950 5.950 
144 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Mušla Fethiye 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 зи" оја 
145 19939020030 Mesleki ve Teknik Lise Muğla Milas 16 16 Ek Derslik 2015-2017 7.000 1.050 ba , N 
146 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Muğla Yatağan 24 24 Derslik+2 Atl. 2015-2017 13.000 1.950 Š š Ə i 
147 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Muş Bulanık 24 24Derslik 2015-2017 8.500 1.275 С г 
148 1993H020030 Çok Programlı Lise (Bostan Kent) Muş Merkez 12 12Derslik 2015-2017 5.000 1.950 “ə E 
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| 
| çə Proje No Proje Adi 
| 


| 149 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
150 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
| 151 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
| 152 1993020030 Mesleki ve Teknik Lise 
153 |1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 


| 154 1993H020030 [Mesleki ve Teknik Lise 


| | 
155 /1993H020030 | Mesleki ve Teknik Lise 


156 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 


| 157 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 


| 158 1993020030 | Mesleki ve Teknik Lise 


| 159 1993H020030 С̧ок Programlı Lise 


Çok Programlı Lise 


161 (1993H020030 
162 | 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
163 | 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
164 [199311020030 Mesleki ve Teknik Lise 
165 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
166 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
167 1993H020030 Çok Programlı Lise 
168 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
169 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 
170 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 


171 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise 


| 160 1993H020030 С̧ок Programlı Lise (Bağgöze) 
| 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


Yer Karakteristik 

Ordu Korgan 16 16 Derslik 

Ordu Ünye | ж 24 Derslik 

Rize Merkez 24 24 Derslik Anaokulu 
ə š кый 16 ре ARAN Öğr. 
Samsun Terme 16 16 Ek Derslikt2 Atl. 
Samsun İlkadım 32 |32 Derslikt3 Atl. 

Samsun scan 24 .... Öğr. Pans.+2 
Samsun Tekkeköy 24 24 Derslik 

зїп Maka | 32 | Ë ə Öğr. Pans.*2 
Siirt Kurtalan 24 24 Derslik+200 Öğr. Pans. 
Siirt İpervari 16 lie Derslik 

Siin İnin Е 16 16 Derslik 
İsivas İüneykaya 16 16 Derslik-1 Atl. 

Sivas Merkez 24 4 Derslik+2 Atl. 

Sivas Suşehri 24 24 Derslik 

Tekirdağ Çorlu 24 24 Derslik 

Tekirdağ Süleymanpaşa 16 16 Derslik 

Tekirdağ Süleymanpaşa 40 40 Derslik 

Tokat Artova 16 16 Derslik 

Tokat Reşadiye 24 24 Derslik“2 Atl. 

Trabzon Beşikdüzü 16 16 Derslik 

Trabzon Merkez 24 24 Derslik+2 Atl. 

Trabzon Merkez 24 24Derslik 


2014 Sonuna 
— 2 Proje Tutarı кзн йн 
Harcama 

2015-2017 7.000 
2015-2017 8.500 
2015-2017 10.000 

l 2015-2017 13.500 
2015-2017 11.500 
2015-2017 6.250 
2015-2017 19.500 
20 15-201 17 8.500 
2015-2017 20.500 
2015-2017 j 13.500) J 
2015-2017 | 7000) 

2015-2017 . 7000) 
2015-2017 9250) 
2015-2017 13.000) 
2015-2017 8.500 
2015-2017 8.500 
2015-2017 7.000 
2015-2017 10.000 
2015-2017 7.000 
2015-2017 13.000 
2015-2017 7.000 
2015-2017 13.000 
2015-2017 8.500 


2017 Yılı 


2015 Yılı 
| Yatırım | Yatırım 
Ödeneği Ödeneği 
1.050 2.975 2.975 
1.275 3.613 3613 
1.500 4.250 4230 
u 2035 smi s38) 
1.725 4.888. 4.888 
2438 6.906 6.906 
2.925 8.288 8.288 
1275 3.613 3613) 
3075, un 8713) 
| 2025 5738 лз 
Tasal 2975 2975) 
: 1050) 2975 295 
1388 3931 3931, 
1950 5525, 5.525 
1.275 3.613 3.613 
1.275 3.613 3.613 
1.050 2.975 2.975 
1.500 4.250 4.250 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 
= e. mn nı ek... 2014 Sonuna Doisy 2016 yük 2017 vm 
No iProje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini еже нне] [ае 
2 — Harcama | | 
172 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Şanlıurfa Akçakale 24 24 Derslikt2 Atl. 2015-2017 13.000 1.950 5.525. 5.525 
| 173 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Şanlıurfa [sss 24 ba Derslik-1 Ай: 2015-2017 I 10750 | 1613] 4.569) 4.569 
| 174 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Şanlıurfa Karaköprü 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613, 3613) 
| 175 |1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Sanliurfa | Siverek | 32 э› Derslik+200 Öğr.Pans:H1 АЧ. | 2015-2017 16.750 2513) 7119) | 1119 
| 176 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Şanlıurfa Haliliye 32 32 Derslik--200 Öğr.Pans. 2015-2017 14.500 2.175 6.163 6163) 
| 177 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Şanlıurfa Karaköprü 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1.275 3.613 266] 
178 19931020030 Mesleki ve Teknik Lise İsanlıurfa Viranşehir 24 24Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 3.613. 
| | —— > = —. —.——. 4 | | 
| 179 (1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Şanlıurfa Siverek 32 (32 Derslik+200 Öğr. Рапѕ.+1 Atl. 2015-2017 16.750 2.513 7.119, 7119 
180 11993н020030 [Mesleki ve Teknik Lise Şanlıurfa (Haliliye 32 32 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 14.500) | 2175 616 6163) 
181 (19984020080 Mesleki ve Teknik Lise — анына Haliliye (Simm) | 24 24 derslik+200 Ögr. Pans, | 2015-2017 13300 | мю зз sasl 
| эч | | | | | | } | | 1 
| 182 11993020030 КЕ ve Teknik Lise (Altınova оруса Birecik 24 224 Derslik + 2 Atl. 2015-2017 13.000 | 1413 5.794 5.794) 
o. - —— ər — ке } е L = = ЕН = — 
183 1993H020030 (Mesleki ve Teknik Lise Uşak Eşme 12 12 Derslik 2015-2017 5000) 750) 2125, 2.125] 
| 184 1993H020030 İMesleki ve Teknik Lise маа ә 24 24 Derslik+200 Öğr. Рапѕ.+2 Atl. | 2015-2017 18.000) 2100 1650) 7650 
| 185 | 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Van Başkale | 24 |24 Derslik+200 Öğr. е Ай. i 2015-2017 І 18.000 эло 1650 7.680, 
186 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Van Çaldıran 24 24Derslikt2 Atl. 2015-2017 13.000 1950 5.525 5.525 
187 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Van Gürpınar 24 24 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5.738 5.738 
188 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Van İpekyolu 24 24 Derslik*2 Atl.+200 Öğr. Pans. 2015-2017 18.000 2.700 7.650 7.650 
189 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Van Muradiye 24 24 Derslik* 200 Öğr. Pans. 2015-2017 13.500 2.025 5.738 səv N 
190 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Yozgat Kadışehri 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050 
191 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Aksaray Merkez 32 32 Derslik+3 Atl. 2015-2017 16.250 2.438 
192 1993H020030 Çok Programlı Lise (Yücabağ) Batman Sason 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050 
193 1993H020030 Çok Programlı Lise (Kayapınar) Batman Gercüş 12 12Derslik 2015-2017 5.000 750 
194 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Batman Kozluk 24 24Derslik 2015-2017 8.500 1.275 
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2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


== ni 


| 2014 Sonuna /2015 yı (2016Yh 2017 Yili 
Sıra є > È Başlama Kadar | 
| Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Proje Tutarı Yatırım "Yatırım Yatırım 
22 ишш Tahmini ödeneği Ödeneği (Ödeneği 
| _ | Harcama | | 
195 | 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Batman Merkez 24 24 Derslik-2 Atl. 2015-2017 13.000 1.950 5.525 5.525 
| 
196 96 1993020030 | Mesleki ve Teknik Lise Simak Cizre 32 32 Derslik+3 Atl.+Sp.SI. 2015-2017 17750 2.300 7725 775 
197 1993H020030 Çok Programlı Lise Simak Güçlükonak 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050 2975 2975 
—— — - — т — - ——— — — ——- - ~ — — —— - + —— 
| x 
| 198 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Şımak İsilopi | 32 (32 Derslik+200 Öğr. Pans. 2015-2017 14.500 2.175 6.163 6.163 
| 199 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Iğdır ‘Tuzluca | 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 1275 3.613 34613, 
| 200 Zz Çok Programlı Lise Karabük Ovacık 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050! 2.975 2.975 
| R | | | 
| 201 1993H020030 Mesleki ve Teknik Lise Osmaniye Merkez pq, Pepa ra ORT pam as, 2015-2017 20.250 3.038. 8.606. 8.606 
| | heş HanetAtl.*Sp.SI. | 
БЕ] р | : | `_Нале+Ай. dee š | ol zi | 
| 202 С Mesleki ve Teknik Lise Düzce Merkez 24 24 Derslik 2015-2017 8.500. 1275 34613, 3.613 
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2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


“5 | am 5— 2015 Yu uva [түй 
No Еч № Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini əz kei ön 
-— |Нагсата - İ 
| Halk Eğitim Merkezi + Çıraklık Eğitim Merkezi İnşaatları 221.000 20.542 42.000. 98.02: 60.437 
| — üiSDenim Eden Реја | 55 525. 94250 20512 22987 мз вә 
1 |1990н021260 ə MESAGAR Adiyaman Kahta 16 16 Derslik (3968 m2) 2012 - 2015 5.000 2.000 3.000 
2 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi (TOKİXDAP) | Ardahan Merkez 16 (16 Derslik (4833 m2) 2011-2015 4.500 1.500 3.000 
3 19904021260 Halk Eğitim Merkezi(TOKİ) Balıkesir Bandirma 8 8 Derslik (3095 m2) 2011 - 2015 2.850 1.000 1.850 
4 1990H021260 Halk Eğitimi Merkezi Hakkari Merkez 8 8 Derslik (3961 m2) 2012-2015 3.000 2.370 630 
5 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi аката Beypazari 12 |12 Derslik (4107 m2) 2014 - 2016 4.500 302 1.000 3.198 
6 19904021260 İHalk Eğitim Merkezi үне Demre 8 8 Derslik (3961 m2) 2014-2016 | 4000| 350 1.000 2.650 
7 1990H021260 "Halk Eğitim Merkezi (TOKİ) Bursa İnegöl 16 16 Derslik (4833 m2) 2011-2016 4.500 1.000) 1.000) 2.500 
в İ1990H021260 | Halk Eğitim Mea laiant І | Şahinbey | 21 İzi Derslik (4833 m2) 2014-2016 6400 asol О мю 4950 | 
ә 1990H021260 (Halk Eğitim Merkezi Gümüşhane İ Merkez 24 224 Derslik (9346 m2) | 2014-2016 | 7500) 450) 400, 6650) 
— o İİ a m MM |; — İ Gs mam e e A e ai | lı 
10 1990021260 Halk Eğitim Merkezi йг лаш 8 Е Derslik (4107 m2) 2014 -2016 3.500) 350 1.000 2.150) 
11: 1990H021260 Halk Eğitimi Merkezi Kırıkkale Bahşili 8 8 Derslik (3961 m2) 2014 - 2016 3.500. 380 1.000) 2.150) 
12 1990H021260 Mesleki Eğitim Merkezi Kırklareli Lüleburgaz | 8 Derslik (3961 m2) | 2014-2016 3.500 350 1.000) 2.10 
| 13 1990H021260 [Halk Eğitim Merkezi Osmaniye Merkez 12 (12 Derslik (4513 m2) 2014-2016 4.500 450 1.000 3.050 
14 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi (GAP) Siirt Merkez 12 16 Derslik+ 1000 Kişilik ÇA.S 2012 - 2016 15.000 7.620 2.000 5.380 
| 15 1990H021260 Mesleki Eğitim Merkezi Zonguldak Ereğli 12 12 Derslik (10204 m2) 2014-2016 4.500 450 1.000 3.050 
16 1990H021260 Mesleki Eğitim Merkezi İstanbul Eyüp 12 12 Derslik (3171 m2) 2014-2017 5.000 450 1.000 2.100 1.450 
17 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi İstanbul Küçükçekmece 016 16 Derslik 2014 - 2017 7.000 650 1.107 
18 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Yalova Merkez 12 12 derslik (4107 m2) 2014 - 2016 5.500 450 1.000 
2015 Yeni Projeler 126.750 19.013 
1 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Ankara Beypazarı 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 
2 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Ankara Keçiören 16 16 Derslik 2015-2017 7.000 1.050 
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2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


| Sira Böğlama İlam [zors vn | 2016 Yal 12017 Үш 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini — 2. esa 
| | Нагсата 
| 3 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Balıkesir Bigadiç 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2.125 2.125 
4 [19901021260 мела Eğitim Merkezi Bingöl А Merkez 8 8 Derslik At, I 2015-2017 | 6.250 938| 2656 r 2656 
5 1990021260 Mesleki Eğitim Merkezi Burdur Gölhisar 8 8 Derslik 2015-2017 4.000 600 1.100 1.700 
6 "1990021260 Halk Eğitim Merkezi Diyarbakır Ergani 2 2 Derslik | = 2015-2017 1 5.000 750) 2125 2125 
7 11990н021260 Halk Eğitim Merkezi Erzurum Palandöken 8 8Derslik 2015-2017 4.000 600 1.700 1.700, 
| 8 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Eskişehir Seyitgazi 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2.125 2.125] 
| 9 (19901021260 Halk Eğitim Merkezi Eskişehir Tepebaşı 24 |24 Derslik 2015-2017 8.500 1275) 3.613 
4 | ————— .5——— ы | L= = s == m - — 288 —İ 
| 10 | 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Giresun Görele 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750| 2.125 
| | | 1 | | 
| М | | 12991021260 [Eak Pium Merkezi Е Hakkari ame | 12 12 Derslik | 20152000 i Sü | 750 2125 2.125] 
| 12 (19904021260 Gr Макед (Буа İstanbul Tuzla 24 24 Derslik 2015-2017 8.500 | 1275 3 613 | 
— | N I | 1 | ! 1 ! | 
| 13 [19901021260 Halk Eğitim Merkezi Konya Cihanbeyli 12 12 Derslik" Sp.SI, | 2015-2017 6.500 | 975| 2163 
| 14 | 1990H021260 [Halk Eğitim Merkezi Mersin Toroslar 12 (12 Derslik ı 2015-2017 5.000 ; 750. I 225 2.125! 
| 15 11990H021260 Halk Eğitim Merkezi Muğla Datça 12 12 Derslik 2015-2017 5.000, 750 2125) 2.125 
16 11990н021260 Halk Eğitim Merkezi Muş Bulanık 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2.125 225 
| 17 (1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Sakarya Adapazarı 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2.125 2.125 
18 1990H021260 Mesleki Eğitim Merkezi Samsun Çarşamba 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2. 125 2.125 
19 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Tokat Turhal 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 2.125 2.125 
20 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Tunceli Mazgirt 8 8 Derslik 2015-2017 4.000 600 1.700 1.700 
21 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Uşak Merkez 12 12Derslik 2015-2017 5.000 750 
22 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Şırnak İdil 8 S$Derslik 2015-2017 4.000 600 
23 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Iğdır Merkez 12 12 Derslik 2015-2017 5.000 750 
24 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi Osmaniye Toprakkale 8 8Derslik 2015-2017 4.000 600 
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| 
Sıra | 
No İProle No 


Proje Adı 


Öğretmenevleri + Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri 


| 2015 Devam Eden Projeler 


007H020040 Diyarbakır Öğretmenevi(GAP) 


© Hakkari Öğretmenevi (DAP) 
(ток!) 


3 2007H020040 Tunceli Öğretmenevi(DAP) 


2 2007H020040 


4 2007H020040 Nevşehir Öğretmenevi 


Yer 


Diyarbakır 
Hakkari 
Tunceli 


Nevşehir 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAK. 


Yenişehir 


Karakteristik 


250 Yataklı (16306 m2) 
200 Yataklı (5201 m2) 
40 Yataklı (3660 m2) (3660 m2) 


210 Yataklı (5000 m2) 
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LIĞI YATIRIMLARI 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2007 - 2016 
2013 - 2016 
2008 - 2016 


2011 - 2016 


Proje Tutarı 


43.375 


43.375 


11.600 


10.000 


8.500 


13.275 


72014 Sonuna yi 


2017 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2016 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


2015 Yılı 
Yatırım 
Ödeneği 


Kadar 
Tahmini 
Harcama 


22.780 5.000, 15.595 


22.780 5.000. 15.595. 


9.200 1.000 1.400 


4.000 2.000 4.000 


4.080 1.000 3.420 


5.500 1.000 


6.775 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


E m > Pimi 2015 үт 2016 Yh 2017 yin | 
No Proje No Proje Adı Yer Karakteristik Bitiş Yılı Proje Tutarı Tahmini di kiran [эн 
| ЖЕ Нагсата | 
Okul Spor Salonları İnşaatları | 91.950 23.158 34.980 21.062 12.750 
| — l» 2015 Yılında Bitenler | | 00 1 О a 23.158 30480 8312 0 
1 2006H050010 рпа Най! Anadola Lisesi Spor л, Doğubeyazit МЕВ.2004.63 (699 m2) 2014 - 2015 1.250 520 730 | 
2 (2006050010 5 Anadolu Lisesi Spor Ankara | Сапкауа | МЕВ.2004.63 (699 т2) 2013-2015 1500) 925 515) 
з 2006050010 ankle ан Бро СТ Gölbaşi МЕВ.2004.63 (699 m2) 2013 - 2015 1.500 1.250 250 
4 2006050010 Gülveren Lisesi Spor Salonu Ankara Mamak |МЕВ.2004.63 (699 m2) 2013 - 2015 1.500 636 864 
5 (2006Hosoo1o [Hüseyin Girenes Fen Lisesi Spor Antalya Alanya İMEB.2004.63 (699 m2) 2013-2015 2.180 925 1.255 
в İ2006H050010 Adaklı Lisesi Spor Salonu Bingöl Adakli MEB.2004.63 (699 m2) 2014 - 2015 1.300 520. 780 
1 0068050010 Kapalı Spor Salonu вш Merkez МЕВ.2004.63 2014 - 2015 650 520 130 
8 2006105001 Atatürk Lisesi Spor Salonu Bitis Tavan — MEB2004.63 (699 z) 2014-2015 760 520) 240) 
9 2006050010 Imam Hatip Lisesi Spor Salonu Denizli Merkezefendi | мев 2004.63 (699 т2) | 2014-2015 1000) 520 480) | | 
10 2006050010 MKE Kiz Teke Mes Lisesi Spor yenii | merkezefendi | MEB 20046(699m2) | 2014-2015 | мй ж эю || 
11 |2006H050010 Mahmudiye Lisesi Spor Salonu “Eskişehir Mahmudiye МЕВ.2004.63 (699 m2) 2014 - 2015 1300) РА 780, 
12 2006H050010 e aaa aqa Spor irosin İ Merkez MEB.2004.63 (699 m2) 2012-2015 3.500 187 3313 | 
13 2006H050010 İmam Hatip Lisesi Spor Salonu Giresun Tirebolu МЕВ.2004.63 (699 m2) 2012-2015 3.500 160 3.340 
14 2006H050010 Pertevniyal Lisesi Spor Salonu İstanbul Fatih Özel Proje ile Sp.SL+Konf.SI 2013 - 2015 3.500 1.325 2.175 
15 2006H050010 аып Öğretmen Lisesi Spor kahramanmaraş | Afşin Küçük Tip Spor Salonu (699 m2) 2014-2015 910 520 390 
16 2006H050010 Spor Salonu (TOKİ) Konya Ereğli MEB.2004.64 (2860 m2) 2011-2015 1.000 750 250 
17 2006H050010 Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu Rize Pazar MEB 2004.63 (699 m2) 2014 - 2015 1.500 520 980 
18 2006H050010 ə Anadolu Lisesi Spor р... Pazar MEB.2004.63 (699 m2) 2014-2015 1.500 520 980 
19 2006H050010 ak Anadolu Lisesi Spor Ааа Çankaya MEB.2004.63 (699 m2) 2014-2016 1.500 520 900 
20 20069050010 Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu Ankara Kazan MEB.2004.63 (699 m2) 2014 - 2016 1250 520 400 
21 2006H050010 Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu Ankara Sincan MEB.2004.63 (699 m2) 2014 -2016 1.500 520 900 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


ч Başlama 5 2015 Yk 2016 Yi 2017Yili 
N Proje No Proje Adi Yer Karakteristik a Yılı Proje Tutarı а Yalın авна танна 


аши Ödeneği Ödeneği (Ödeneği 


Harcama 
22 2006H050010 dö Anadolu Lisesi Sor Ankara Yenimahalle МЕВ.2004.63 (699 m2) 2014 - 2016 1.500 520 900 80 
23 2006H050010 77 Meslek Lisesi | Antalya Konyaalti Spor Salonu (1798 m2) 2014 - 2016 2.900 520 1.000 1.380 
24 2006H050010 | Meydancık Çok Programlı Lisesi Ап Şavşat MEB.2004.63 (699 m2) 2014-2016 1250 520 400 330 
| Spor Salonu | _ = = | 
25 2006H050010 (İMKB Anadolu Lisesi Spor Salonu Iğdır Merkez MEB 2004.63 (699 m2) 2014-2016 1.500 520 400 580 
| | 
| 26 (2006H050010 Spor Salonu İzmir Bergama MEB.2004.63(699m2) 2014-2017 1.400 670 400 330 
27 2006H050010 "Keskin Lisesi Spor Salonu Kırıkkale Keskin MEB 2004.63 (699 m2) 2014-2016 1.250 520 400 330 
| 
28 (2006H050010 | Anadolu Lisesi Spor salonu Kırşehir Merkez MEB 2004.63 (699 m2) 2014 -2016 1.250 520 600 130 
29 (2006H050010 Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu Kütahya Merkez MEB.2004.64 (2860 m2) 2012 - 2016 3.000 1.250 900 850 
| зо (2006H050010 кезей Anadolu Lisesi Spor Aya Yeşilyurt MEB 2004.63 (699 m2) 2014 - 2016 1.250 520 450 280 
| 31 (2006H050010 İSelendi Anadolu Lisesi Spor Salonu Manisa Selendi İMEB 2004.63 (699 m2) 2014 - 2016 1.250 520 450 280 
L + + і + 1 + + 4 + 
z — İ İ 
| 32 2006H050010 2 Öğretmen Lisesi Spor оа Büyükşehir MEB 2004.63 (699 m2) 2014 -2016 1250 520 400) 330 
sədi — [al ildn.) r — ЖЕ 80 din 2 | тк e тд = | ə 
33 2006H050010 7 Anadolu Lisesi (oydu Büyükşehir İMEB 2004.63 (699 m2) 2014 -2016 1.250 520 400, 330) 
| | кок | | | 
| 34 2006H050010 iə “.. -. Sakarya Adapazari MEB 2004.63 (699 m2) 2014 - 2016 1250 520) 450 280, 
| 35 2006H050010 Fen Lisesi Spor Salonu Samsun Bafra MEB 2004.63 (699 m2) 2014-2016 1250 520 400 330 
| 
| ЕЕ 
| зв 2006H050010 | Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Samsun Vezirköprü MEB 2004.63 (699 m2) 2014 - 2016 1.250 520 400 330 
| Lisesi Spor Salonu 
37 2006H050010 Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu Siirt Merkez MEB 2004.63 (699 m2) 2014 -2016 1.250 520 400 330 
38 (2006H050010 Spor Salonu Şanlıurfa Halfeti MEB 2004.63 (699 m2) 2014 -2016 1.250 520 400 330 
эв 2006H050010 Sebahat Cemil Ulupınar Anadolu zonguldak Devrek MEB 2004.63 Konf.SI 2014 -2016 3.000 520 1488 992 
Öğretmen Lisesi Spor Salonu 
2015 Yeni Projeler 30.000 4.500 12,750, ..., 12.750 
Eee Š 
1 2006H050010 ə İmam Hatip Lisesi Spor Adana Kozan MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 
2 20061050010 Bağlum Anadolu İmam Hatip Lisesi Ankara Keçiören MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 
Spor Salonu 
3 20069050010 İmam Hatip Lisesi Spor Salonu Balıkesir Edremit MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 
4 2006H050010 Тектік ve Endüstri Meslek Lisesi ыш Merkez MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 


Spor Salonu 
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2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


8 dal Pse: Sonuna ül yılı 2016 Yilı 2017 Yih 
е Proje No Proje Adı Yer Karakteristik эраны Proje Tutarı иі à Yatirim Yatirim Yatırım 
No Bitiş Yılı Tahmini Öden, eği Öden eği Öden: eği 
| | Нагсата 
5 2006H050010 .. İmam Hatip Lisesi Spor: iz sı Karlıova MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
6 2006H050010 imam Hatip Lisesi Spor Salonu Çorum Osmancık MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
7 2006H050010 | Eğitimciler Spor Lisesi Spor Salonu Eskişehir Tepebaşı MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
| ‚ Beyhan Rıfat Çıkılıoğlı Anadolu Mz | i x 
8 2006H050010 Lisesi Spor Salonu Eskişehir Tepebaşı MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
9 (2006H050010 Anadolu Lisesi Spor Salonu Eskişehir Çifteler MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
10 2006H050010 755 Anadolu Lisesi Spor İp şehir Mihalgazi MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
1 | 
11 |2006Н050010 ja Ahmet Ersöz Anadolu İmam | Merkez MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
"Hatip Lisesi Spor Salonu | 
12 (2006H050010 Anadolu Lisesi Spor Salonu Isparta Şakikaraağaç MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
| | | 
| 
13 2006H050010 |$йтег Anadolu Lisesi Spor Salonu Kayseri Kocasinan MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
14 2006H050010 7 İmam Найр Lisesi арув Merkez MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
| | + і | | | $ 
| 5 |2006H050010 Kız İmam Hatip Lisesi Spor Salonu Malatya Battalgazi MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638. 638: 
| 16 2006H050010 Сман Anadolu Lisesi Spor (малад Soma MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638: 
| 17 |2006Н050010 Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu Kahramanmaraş (Onikişubat MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638. 
18 (2006H050010 İspor Salonu Yozgat Akdağmadeni MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
19 2006H050010 Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu Karaman Merkez MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
20 2006H050010 Fen Lisesi Spor Salonu Şırnak Cizre MEB 2004.63 (699 m2) 2015-2017 1.500 225 638 638 
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2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


ИЫ SEESE a 5 m + 
özəl öh ж Sonuna мусу, 2016 Yi (207ү 
Proje No Proje Adı Yer Karakteristik a Proje Tutarı .. Yatırım Yatırım Yatırım 
No | Bitiş Yılı Tahmini бага. eği Öden eği Öden eği 
| Ë | Нагсата 
Atölyeler | 326.000 | 39.800) 143.100 143.100 
1 (2015020160 Wi Çok Programlı Anadolu | Adana Aladağ | 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
2 2015H020160 əş Cok programi Anadolu ia Ceyhan 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
з 2015H020160 İmamoğlu Mesleki ve Teknik Adana İmamoğlu 2 Atölye 2015-2017 4.500 549 1975 1975 
| Anadolu Lisesi | 
| 4 2015H020160 (Kozan Bucak Çok Programlı Adana Kozan 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
==. Anadolu Lisesi | | - 
Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve z 
5 2015H020160 Teknik Anadolu Lisesi Adana Seyhan 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
Gölbaşı Belören Çok Programlı R т Я 
| 6 2015H020160 аы Lisesi Adıyaman Gölbaşı 1 Atölye 2015-2017 | 2.250 25 988 988 
| 7 2015H020160 |Sandikh Mesleki ve Teknik Afyonkarahisar Sandıklı 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
| | Anadolu Lisesi | | | | 
| | | 
8 (20154020160 .. Çok Programlı Anadolu |ды, Hamur |1 Atölye 2015 - 2017 2250 | 275 988: 988 
š nı ala ii Мы za — ıı sesi | 
| 9 2015H020160 w Çk Brograliyasada |ы (Tutak 11 Atölye 2015 - 2017 2.250 | 275 988 988) 
— HİSSİ... .....10 — ——I | 5 A н, 
то |2015H020160 (Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik | Ankara Altındağ 2 Atölye 2015 -2017 4.500. 549 1975, 1.975 
Anadolu Lisesi İ | | | | | | 
11 (2015H020160 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara Beypazarı 2 Atölye 2015 - 2017 4.500 549 1.975 1975. 
İ 1 = 7 f T İ f | 
12 2015H020160 Sat Kadın Mesleki ve Teknik Ankara Etimesgut 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988: 
— ” ” Anadolu Lisesi. 1 a i —— 
| 13 2015H020160 жы Mesleki ve Teknik Anadolu и г, Keçiören 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 88 988. 
14 2015H020160 |Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve | Ankara Mamak 2 Atölye 2015 -2017 4.500 549 1975 1975 
Teknik Anadolu Lisesi | 
Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki уе R = 
15 [2015Н020160 | Anadolu Lisesi Ankara Sincan 2 Atölye 2015 -2017 4.500 548 1.976 1.976 
16: 2015H020160 Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Ankara Yenimahalle 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
Anadolu Lisesi 
Necati Dölen Mesleki ve Teknik ss 
17 2015H020160 280 нр Antalya Muratpasa 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
18 2015H020160 əə Programlı Anadolu дају Serik 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
19 2015H020160 dəə Mesleki veri ekil Ападан aa Demre 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 
20 2015H020160 ш Programlı Anadolu Ardahan Posof 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 
21 2015H020160 ə Çek Programlı Anadolu An Efeler 1 Atölye 2015 - 2017 275 
Korucu Şehit Bülent Emen Çok š бы x 
2 2015 - 2 22 2 
22 2015Н020160 Programlı Anadolu Lisesi Balıkesir İvrindi 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 
23 2015н020160 Organize Sanayi Mesleki ve Teknik kesir Altieylül 2 Atölye 2015 - 2017 4.500 549 


Eğitim Anadolu Lisesi Atölyesi 
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Sıra | 
No Proje No 


24 2015H020160 


25 2015H020160 
26 2015H020160 
27 2015H020160 

| 28 2015020160 
29 2015H020160 
30 2015H020160 
31 2015H020160 
32 /2015H1020160 


/2015H020160 


34 2015H020160 
| | 


35 2015H020160 
| 36 2015H020160 
37 2015H020160 


| эв 2015H020160 
39 2015H020160 
40 2015H020160 
41 2015H020160 
42 2015H020160 
43 2015H020160 
44 2015H020160 
45 2015H020160 
46 2015H020160 
47 2015H020160 


48 2015H020160 


Proje Adı Yer 

Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik R 

Mesleki ve Tek. Eği, Lisesi 755 

Beşiri Mesleki ve Teknik Anadolu Бейпай 

|Шзе!___ 

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Barom 

Murat Mesleki ve Teknik Anadolu n. .. 
дм Bingöl 

Lisesi 

Solhan Mesleki ve Teknik Anadolu |. .. 
"qan Bingöl 

Lisesi 

Kızılkaya Hacı İbrahim Çelik Çok 

Programlı Anadolu Lisesi Бий 

А. Necati Yılmaz Mesleki уе Bima 

Teknik Anadolu Lisesi 

Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Bisa 

Teknik Anadolu Lisesi 

Yenişehir Osmangazi Mesleki ve Bursa 

Teknik Anadolu Lisesi əs 

Lapseki Atatürk Mesleki ve Teknik 

“Eğitim Merkezi — Çanakkale 

Eldivan Çok Programlı Anadolu Çankırı 

Lisesi | 

Gülay Kaynak Sarıkaya Teknik ve Denizli 


Endüstri Meslek Lisesi 


"Burhanettin Yıldız EML Ek Atölye Diyarbakır 


500 Evler Kız Meslek Lisesine Ek б 
Atölye . Diyarbakır 
Nafiye-Ömer Şevki Cizrelioğlu ч 
Di kı 
EML Ek Atölye iyarbakır 
Alacakaya Mermer Cemil Yaşlı Çok Elazığ 
Programlı Anadolu Lisesi 
Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi uag 
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu ,. . 
in Erzincan 
Lisesi 
İspir Mesleki ve Teknik Anadolu E 
т rzurum 
Lisesi 
Akşar Çok Programlı Anadolu Benim 
Lisesi 
Turgut Reis Mesleki ve Teknik нА 
Anadolu Lisesi Si 
Beylikova Çok Programlı Anadolu Eskişehir 
Lisesi 
Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Çok MO 
Programlı Anadolu Lisesi Eskişehir 
Şehit Murat Tuzsuz Teknik ve Eskişehir 
anadolu Lisesi 
NizipTeknik ve Endüstri Meslek Gazi 
aziantep 


Lisesi Atölye Binası (GAP) 


Ayvalik 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


Karakteristik 


Salonu 

Beşiri 2 Atölye 
İMerkez , Atölye 
Genç 1 Atölye 
Solhan 2 Atölye 
Bucak 1 Atölye 
Orhaneli 1 Atölye 
Osmangazi 1 Atölye 
Yenişehir 1 Atölye 
İLapseki nuz 2 Atölye 
leian | [Айе 
[Pamukkale 1 Atölye 
Bağlar |2 Atölye 
Kayapınar 2 Atölye 
Kayapinar 2 Atölye 
Alacakaya 1 Atölye 
Merkez 1 Atölye 
Merkez 1 Atölye 
İspir 1 Atölye 
Şenkaya 1 Atölye 
Odunpazarı 2 Atölye 
Beylikova 1 Atölye 
Mihalgazi 1 Atölye 
Tepebaşı 1 Atölye 
Nizip 2 Atölye 


1 Atölye + 200 Öğr. Pans.*Spor 


Başlama 
Bitiş Yılı 


2015 -2017 
2015 -2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


2015-2017 


шы 2015 Ylı 2016 Yılı 
Proje Tutarı Tahmini —. —- 

Harcama İ 
8.750 1.068 3.841 
4.500 sə | 1.975 
4.500 549 | 1975 
2.250 275 988 
4.500 s49 1.975 
2.250 р 25 988 
2.250 275 988 
2.250 275 988 
2.250 275 988 
4.500) | 549 l — 1975 
2250 m EA [бр 988 
2.250 25 988 
4.500. 549| 1975) 
4.500 549 1975 
4.500 549) 1975 
2.250 275 988 
2.250 275 988 
2.250 275 988 
2.250 
2.250 
4.500 
2.250 
2.250 
2.250 
4.500 


12017 Үш 


Yatırım 
Ödeneği 


3.841 
1.975 


1.975 


1.975 


2015 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARI 


aa nal -— Sonuna 2015 Yan 2016Y 2017 Yi 
Proje No Proje Adi Yer Karakteristik иа Proje Tutarı ег Yatırım Yatırım Yatırım 
| No Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği Ödeneği Ödeneği 
| Нагсата ша d наьа 
| 49 (2015но20160 | Merkez Karkamış Çok Programlı ао Karkamış 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
"bazalı "Anadolu Lisesi = рсе — 1 — > ! = | 
Abdulkadir Konukoğlu Mesleki уе R > R s > 
| 50 2015020160 “Teknik Anadolu Lisesi s Gaziantep Şehitkamil | ПА m 2015-2017 2250 25 988, 988 
51 2015H020160 ə Çok Programlı Anadolu ыы, Çamoluk 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
52 2015H020160 əə Mesleki ve/Féknik Anadol. Тыс a Yüksekova 1 Atölye 2015 - 2017 2250 275 988 988. 
53 |2015н020160 / Gözcüler Mesleki ve Teknik Hatay Arsuz 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
| Anadolu Lisesi 
54 2015H020160 əl Mesleki va Tekmk'Anaqoli ra a Hassa 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988: 988 
İ "Yenişarbademli Çok Programlı > а = | 
| 55 2015Н020160 | Anadolu Lisesi Isparta Yenişarbademli 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve g m 
56 2015H020160 Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Büyükçekmece 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
57 2015H020160 |Sudi Özkan Mesleki ve Teknik |. альщ Büyükçekməss 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988. 
m = йд Anadolu Lisesi, | , | ` ' _ | kg BUM sə аы ГСС РЕ r a. еге) 
| Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve : | 
58 (2015H1020160 Teknik Anadolu Lisesi (Ek Atölye) | stanbul Çatalca 1 Atölye 2015-2017 229) 275 988: 988 
59 2015H020160 Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı ц Amavutköy | İL Atölye 2015-2017 2250| 275\ 988. 988| 
s — Anadolu Lisesi ə кш үш en | 1 1] L — ЧЗВ | | 
во 2015H020160 Nuri Cingiflioğlu Mesleki ve Teknik |. Ataşehir 2 Atölye 2015-2017 4.500) 549 1975 1975 
| — Anadolu Lisesi | = шыгы шыш уш | —— | ер as bei —İ 
| өт 2015H020160 Hə ешеш vg; Teknik Anadolu baa Bağcılar 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988. 988, 
62 2015H020160 үк" Çok Programlı Anadolu iy bul Bahçelievler 1 Atölye 2015 -2017 2250 275 988 988. 
| 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki уе az R 
63 2015H020160 Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Beylikdüzü 2 Atölye 2015 - 2017 4.500 549 1.975 1.975 
Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve š š 
64 2015H020160 Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Çekmeköy 2 Atölye 2015 -2017 4.500 549 1.975 1.975 
Kardelen Mesleki ve Teknik - 7 
65 20159020160 Analoli Hibesi İstanbul Gaziosmanpaşa 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
Ahmet Sani Gezici Mesleki ve = P > 
66 2015H020160 Teknik Anadolu Lisesi istanbul Kadıköy 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet m 
2015H02 2015-2 225 2 
67 2015020160 HMəsleki se Teknik Anadolu Lisesi | (stanbul Kağıthane 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
өв 20154020160 Medine Tayfur Sökmen Mesleki ve | Kartal 1 Atölye 2015-2017 2250 275 
Teknik Anadolu Lisesi 
вә 20159020160 Halkalı Toplu Konut Mesleki ve аныц Küçükçekmece 2 Atölye 2015-2017 4.500 549 
Teknik Anadolu Lisesi 
то 2015н020160 Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik „рү Maltepe 1 Atölye 2015-2017 2250 275 
Anadolu Lisesi 
Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki R “ 
2 2 2015-2 22 
71. 2015H020160 ÇET Anadolu Lisesi İstanbul Pendik 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 
72 2015H020160 Bergama Zeytindağ Çok Programlı |. Bergama 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 
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s .. == Sonuna “üs Yılı 2016 Ylı 2017Yih 
ү Proje No Proje Adı Yer Karakteristik apama Proje Tutarı aa Yatirim Yatirim Yatırım 
| No | Bitiş Yılı Tahmini Ödeneği Ödeneği Ödeneği 
| | Harcama gəl 
| Konak Beştepeler Mesleki ve кН" — 5 a 5 | 
73 2015H020160 |та Anadolu а İZMİT Konak | TAtiye | 2015-2017 | 2.250 | X әв 988 
|14 2015H020160 r Mesleki ve Teknik Anadolu hr amanmaraş | Türkoğlu 2 Atölye 2015-2017 549 1.975 1.975 
| 75 2015H020160 Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Kahramanmaraş Afşin |] ПАШ; — 2015-2017 275 988 988 
| Elbistan Mesleki ve Teknik Ë | R 
| 76 2015H020160 Anadolu Lisesi Kahramanmaraş | Elbistan 1 Atölye 2015 -2017 / I 275 988 988 
Şehit İdari Ataşe Galip Özmen “əə 
177 oolsH20160 Teknik ve Endistri Meslek Lisesi  apromanmaraş Onikişubat 1 пабе 2015 - 2017 2.250 275 ə. 988 
| 78 2015H020160 Hartlap Çok Programlı Lisesi Kahramanmaraş | Onikişubat 1 Atölye 2015 -2017 2250. | 275 988. 988. 
= Şehit Adem Seyfioğlu Çok š | 
2 75 ” 
| 79 2015H020160 programi Anadolu Lisesi Kahramanmaraş | Andırın 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
| 80 2015H020160 Doğansitesi Çok Programlı Anadolu kahramanmaraş | Elbistan 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
| | 
| 81 2015H020160 ə Çok Programlı Anadolu İan Merkez 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
| | elim Şehit Teğmen Gökhan 
82 (2015HO20160 | Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Kars Selim 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988. 988 
| [Lisesi | | | | | | 
83 2015H020160 e Çok Programlı kastamonu Ağlı 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988| 988| 
(7 Ашы Еа == НЕ — — — — I | J Жано ЕЕРЕЕ: ЕНЕН 
| (Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz š Ж $ | | 
Ы т е терте aman Peek | əbə 0. XUM e  ç # s НО. 
85 2015H020160 рге Çok Programlı Anadolu апор İlhsangazi 1 Atölye 2015-2017 2.250. 275| 988: 988| 
86 2015H020160 2781191 Mesleki ve Teknik Kayseri Kocasinan 1 Atëlye 2015-2017 2.250 275 988. 988 
| | Anadolu Lisesi | | 
| | Himmetdede Piyade Er Kemal 
| 87 2015H020160 Ergen Çok Programlı Anadolu Kayseri Kocasinan 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
Lisesi 
вв 2015H020160 Kocasinan Yemliha Çok Programlı seri Kocasinan 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
Anadolu Lisesi 
Sarıoğlan Palas Çok Programlı R & 
вә 2015H020160 | Lisesi Kayseri Sarıoğlan 1 Atölye 2015-2017 2250 275 988 988 
90 2015H020160 Həə Programlı Anadolu аге Demirköy 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
91 2015H020160 a Programlı Anadolu к. Akçakent 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
92 2015H020160 ə Çok Programlı Anadolu Konya Beyşehir 1 Atölye 2015 - 2017 2250 
Konya Ereğli Zengen Çok ani “s 
2015H02 2015-2 33 
emye e Konya Ereğli 1 Atölye 2015-2017 2250 
Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik * 
2 \ e 2015-2 22 
94 20151020160 Anadolu Lisesi Konya Meram 1 Atölye 015-2017 50 
Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz 
95 20159020160  Özbağrıaçık Çok Programlı Konya Taşkent 1 Atölye 2015-2017 2250 
Anadolu Lisesi 
әв 2015Ho20160 Dumlupinar Çok Programlı Kütahya Dumlupınar 1 Atölye 2015-2017 2250 
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Sra Y 2 > Sonuna 2015 yılı 2016 Yılı (2017 Yık 
Proje No Proje Adı Yer Karakteristik арама Proje Tutarı „эт Yatırım Yatırım "Yatırım 
Bitis Vali Tahmini Ödeneği (Ödeneği Ödeneği 
zi | Harcama eği | sss 
97 2015H020160 Ваші Çok Programlı Anadolu alaya Akçadağ 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 988. 988 
ifaya 720 Mayıs Vakfi Turgut Özal т | İs > ë w | — ен > | | 
| 98 20159020160 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Malatya [Battalgazi | (1 Atölye | 2015-2017 2250| | I .. 988 
99 2015H020160 = Mesekive-Teknib Anadolu т Derik 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
Kasım Ekenler Çok Programlı s | x 2 9 2250! | 
| 100 2015020160 — Anadolu Lisesi Mersin (Çamlıyayla 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
| Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan l m 
| 101 2015H020160 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mersin Silifke | пле 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
| 102 [20158020160 (Cemile Hamdi Ongun Mesleki ve | | Toroslar 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
“Teknik Anadolu Lisesi E ke 
Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki ve = 
| 2 2 = 
103 20159020160 Трк Egitim Merkezi Muğla Datça | 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
| Mus Rekabet Kurumu Mesleki ve = h | 
| 104 2015H020160 “Teknik Anadolu Lisesi Mus Merkez 1 Atölye 2015-2017 | 2.250 275 988 988 
| 105 [20154020160 Sungu Eğitimciler Çok Programlı Maş Merkez 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988) 988 
| —: 2. ok Programlı Anadolu | (Osmaniye Hasanbey 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988) 988 
} — заана. —— Баана ———— ... . + —___ 1 =F 
| 107 2015H020160 [Sumbas Çok Programlı Anadolu Osmaniye İSumbas 1 Atölye 2015 - 2017 2250 275 088) 988 
Mehmet Akif Ersoy Endüstri | | i Б | | 
| 108 — İM (Sakarya | Adapazari 2 Atölye | 2015-2017 | 4300 | 549 1975 1.975 
Yaşar Doğu Çok Programlı Lisesi | İ а Е 
|19 [2015020160 [муе (DOKAP) — — Samsun Kavak ПАБЕ | © | 2015-2017 | 2250 275 988| 988) 
110 2015H020160 Recep Tanrıverdi Mesleki ve Teknik gam gun Atakum 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
| кйш» Anadolu Lisesi | | e= == ЧИНИ ад) а: 250 | | 
[Maraşal Fevzi Çakmak Mesleki ve = 
2 - 
111 2015H020160 Teknik Anadolu Lisesi Samsun İlkadım 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
Mimar Sinan Çok Programlı ° а xi Е: 22 
112 2015020160 Anadolu Lisesi Sinop Türkeli 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 275 988 988 
Merkez Kısas Çok Programlı ə =” o 
113 2015H020160 — Anadolu Lisesi Şanlıurfa Haliliye 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
11 Nisan Kemal Kiliç Çok > 
3 25 
114 2015H020160 Programlı Anadolu Lisesi Şanlıurfa Suruç 1 Atölye 2015 -2017 2.250 275 988 988 
Beytüşşebap Çok Programlı в £ * 
m 2 = 22 2 
115 20159020160 Anadolu Lisesi Sirnak Beytüssebap 1 Atölye 2015-2017 2.250 275 988 988 
116 2015H020160 b Tokat Merkez 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 
117 20154020160 (Sin Mesleki ve Teknik Anadolu терор Arsin 1 Atölye 2015 -2017 2.250 
118 2015H020160 əə Mesleki ye ml aran of 1 Atölye 2015-2017 2.250 
es 
119 20154020160 C'emisgezek Çok Programlı Tunceli Çemişgezek 1 Atölye 2015 - 2017 2.250 


Anadolu Lisesi 

Yalova Altınova Tersane 
120 2015H020160 Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Yalova Altınova 2 Atölye 2015 -2017 4.500 
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